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Einleitung 


Seitdem die Moskauer Archive für die Historiker zugänglich geworden 
sind, hat die Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei Auschwitz die 
Aufmerksamkeit der Fachleute auf diesem Felde erweckt, was vor allem 
dem französischen Forscher Jean-Claude Pressac zu verdanken ist.' Die 
Zentralbauleitung wird heute von Historikern und Journalisten immer wie- 
der erwähnt, doch abgesehen von den spärlichen Informationen, welche 
Pressac über diese außerordentlich wichtige, seinerzeit für die Planung und 
den Bau des Lagerkomplexes Auschwitz zuständigen Organisation liefert, 
verfügte man bisher über so gut wie keine Quellen zu diesem Thema. Die 
Bedeutung einer spezifischen Studie über die Zentralbauleitung der Waf- 
fen-SS und Polizei Auschwitz liegt nicht nur in der Erhellung eines zuvor 
weitgehend in Dunkel gehüllten Aspekts der Lagergeschichte, sondern 
noch mehr darin begründet, dass die Kenntnis der Organisation sowie der 
Aufgaben der Zentralbauleitung ein besseres Verständnis der Archivdoku- 
mente und zugleich das Erkennen der zahlreichen Fehldeutungen ermög- 
lichst, welche sich selbst Fachleute auf dem Gebiet der Geschichte von 
Auschwitz immer und immer wieder zuschulden kommen lassen. 

Die vorliegende Studie beruht zum größten Teil auf bisher unveröffent- 
lichten Dokumenten, die wir in Moskauer Archiven vorgefunden haben. 
Sie stellt den ersten Versuch dar, die Geschichte der Zentralbauleitung von 
Auschwitz zu rekonstruieren. Mag sie eben aufgrund ihres Pioniercharak- 
ters auch längst nicht vollkommen sein, zeichnet sie doch auf organische 
Weise die Struktur, die Aufgaben sowie die hauptsächlichen Aktivitäten 
dieser Organisation nach. 


! Jean-Claude Pressac, Les crematoires d’Auschwitz. La machinerie du meurtre de masse, 


CNRS Editions, Paris 1993. Die deutsche Ausgabe erschien 1994 beim Piper Verlag, Mün- 
chen, unter dem Titel Die Krematorien von Auschwitz. Die Maschinerie des Massenmordes. 
Ebd., S. 132-135 (Seitenangaben nach der französischen Originalausgabe). Die nach der Ver- 
öffentlichung von Pressacs Buch erschienenen spezialisierten Werke zum KL Auschwitz ent- 
halten noch weniger Informationen zu diesem Thema als ersteres. Als Beispiele wären etwas 
zu nennen: Franciszek Piper, Arbeitseinsatz der Häftlinge aus dem KL Auschwitz, Verlag 
Staatliches Museum in Oswiecim, Auschwitz 1995; Robert van Pelt, Deborah Dwork, 
Auschwitz: 1270 to the present, Yale University, New Haven /London, 1996; Robert Jan van 
Pelt, The Case for Auschwitz. Evidence from the Irving Trial. Indiana University Press, 
Bloomington and Indianapolis 2002. Sogar das fünfbändige Großwerk des Auschwitz- 
Museums handelt die ganze Angelegenheit auf wenig mehr als fünf Seiten ab: Aleksander 
Lasik, “Die Organisationsstruktur des KL Auschwitz,” іп: Wacław Dlugoborski, Franciszek 
Piper (Hg.), Studien zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, 
Verlag des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau, Auschwitz 1999, Bd. I, S. 300-305. 
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Am 27. Januar 1945 zogen die sowjetischen Soldaten der 60. Armee der 
Ersten Ukrainischen Front in Auschwitz ein. Die verschiedenen Untersu- 
chungskommissionen, welche ihre Arbeit im Februar und März desselben 
Jahres in Angriff nahmen, bemächtigten sich einer Unmenge von Urkun- 
den, die von der SS im Lager zurückgelassen worden waren. Darunter be- 
fand sich auch das Archiv der Bauleitung. Der Hauptteil dieser Urkunden 
wurde alsbald nach Moskau verbracht; der Rest verblieb in Auschwitz und 
stand dem polnischen Untersuchungsrichter Jan Sehn zur Verfügung, des- 
sen Aktivitäten im Mai 1945 einsetzten. 

Das Archiv der Zentralbauleitung befindet sich im Moskauer Rossiiskii 
Gosudarstvennii Vojennii Archiv (Staatliches Russisches Kriegsarchiv, zu- 
vor bekannt als Tsentr Chranenija Istoriko-documental’nich Kollektsii — 
Aufbewahrungszentrum für historisch-dokumentarische Sammlungen) an 
der Viborg-Straße und ist nach folgendem System katalogisiert: Fond 
(Findbuch), Opis (Verzeichnis), Delo? (Band). Ein Fond umfasst mehrere 
Opisi, ein Opis mehrere Dela. Die Dokumente der Zentralbauleitung gehö- 
ren zum Fond 502, welcher vier Opisi enthält; letztere sind mit arabischen 
Ziffern gekennzeichnet (1, 2, 4 und 5). Opis 1 besteht aus 452 Dela, die 
von 1 bis 450 durchnummeriert sind (23a und 59a sind Doubletten) und 
zählt ca. 62.800 Seiten Dokumente. Opis 2 umfasst 164 Dela, welche von 
1 bis 154 durchnummeriert sind (10 Bände sind doppelt, dreifach oder 
vierfach vorhanden: 1а, 1b, 1v; 34a; 60a, 60b; 60v, 60g; 84а; 124a); die 
Gesamtzahl der Dokumentenseiten beläuft sich auf etwa 22.800. Von Opis 
4, welches ursprünglich die Sterbebücher von Auschwitz enthielt — diese 
wurden später dem Staatlichen Auschwitz-Museum abgetreten —, sind noch 
6 Dela geblieben, die zusammen ungefähr 300 Dokumentenseiten enthal- 
ten. Opis 5 enthält 23 von 1 bis 23 durchnummerierte Dela mit gesamthaft 
vielleicht 2.300 Seiten. 

Insgesamt sind im Archiv an der Viborg-Straße demnach ca. 88.200 
Seiten Dokumente der Zentralbauleitung aufbewahrt. Für jedes Opis exis- 
tiert ein Nachschlagregister, in dem die einzelnen Dela mit einer kurzen 
Beschreibung ihres Inhalts, der Seitenzahl und manchmal dem Entste- 
hungsjahr der betreffenden Dokumente angeführt werden. Die Opisi sind 
nicht nach einem konkreten, logischen System angeordnet und enthalten 
Dela zu den unterschiedlichsten Themen; hingegen sind die Dela im Opis- 
Verzeichnis nach ihrem Inhalt (z.B. Rechnungen, elektrotechnische Instal- 
lationen, Kanalisation, Verwaltung, Werkstätten, Entseuchung und Ent- 
wesung etc.) geordnet. Dieses System spiegelt freilich nur in geringem 


3  Ungefähre Aussprache: “Djela”. 
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Maß die Archivierungsmethode der Bauleitung selbst wider. Zahlreiche 
Dokumente weisen eine doppelte Nummerierung auf, wobei die erste ver- 
mutlich der ersten, von den Sowjets vorgenommenen Katalogisierung ent- 
spricht, während die gegenwärtig gültige wohl Ende der fünfziger Jahre er- 
stellt worden ist. 

Beim Zitieren verwende ich die Abkürzung TCIDK für das erwähnte 
Moskauer Archiv; anschließend nenne ich den Fond, als nächstes das Opis 
und schließlich das Delo mitsamt der Nummer, unter der das betreffende 
Dokument dort katalogisiert ist (außer in jenen seltenen Fällen, wo die 
Zahl auf den mir zur Verfügung stehenden Photokopien nicht lesbar ist, 
beispielsweise im Fall TCIDK, 502-1-11, S. 55-57). Bei etlichen Doku- 
menten ist auch die Rückseite des Blattes beschrieben; diese trägt dann 
dieselbe Nummer wie die Vorderseite und wird mit der Abkürzung “ob” 
(obratnaja storona, Rückseite) gekennzeichnet. Ich wähle aber stattdessen 
den Buchstaben “a”. Um der größeren Klarheit willen erwähne ich auch 
den Typ des Dokuments oder die darauf befindliche Überschrift. 


Carlo Mattogno 
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1. Aufbau und Aufgaben der Zentralbauleitung 


1.1. Entstehung und Entwicklung der Zentralbauleitung 


Im März des Jahres 1940, als die ersten Häftlinge nach Auschwitz über- 
stellt wurden, unterstand der administrative Sektor “Bauten der Konzentra- 
tionslager” dem Amt II des Hauptamts Haushalt und Bauten (HHB), an 
dessen Spitze sich der SS-Oberführer Dr. Ing. Hans Kammler befand. Das 
Amt II umfasste sieben Hauptabteilungen sowie zwei Abteilungen:* 
Hauptabteilung П/1: Allgemeine Bauangelegenheiten, unterteilt in 5 
Abteilungen. 
Hauptabteilung П/2: Rechnungswesen, unterteilt in 5 Abteilungen. 
Hauptabteilung П/3: Allgemeine Bauaufgaben, unterteilt in 5 Abtei- 


lungen. 

Hauptabteilung П/4: Sonder-Bauaufgaben, unterteilt in 5 Abteilun- 
gen. 

Hauptabteilung П/5: Zentral-Bauinspektion, unterteilt in 6 Abteilun- 
gen. 


Hauptabteilung П/6: Planung, unterteilt in 5 Abteilungen. 
Hauptabteilung П/7: Technische Fachgebiete, unterteilt in 6 Abtei- 


lungen. 
Abteilung W/Ro: Rohstoffstelle. 
Abteilung П/К: Kraftfahrwesen. 


Am 1. Februar 1942 wurde das SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt ins 
Leben gerufen (WVHA; siehe Organigramm in Dokument 2) durch die Fu- 
sion des Hauptamts Verwaltung und Wirtschaft mit dem Hauptamt Haus- 
halt und Bauten, dessen Amt II nun zur Amtsgruppe C wurde, jedoch wei- 
terhin dem SS-Oberführer Hans Kammler unterstellt war. 

Amtsgruppe С zerfiel in 6 Ämter (siehe Tabelle Ш im Anhang): 

СЛ: Allgemeine Bauaufgaben. 

СЛ: Sonderbauaufgaben. 

С/Ш: Technische Fachgebiete. 

СЛУ: Künstlerische Fachgebiete. 

C/V: Zentralbauinspektionen. 

C/VI: Bauunterhalt, Betriebswirtschaft, Vorprüfung. 
Die Verantwortung für den Einsatz der KL-Häftlinge, der Vorrang besaß 
und früher beim Amt II-C des Hauptamtes Wirtschaft und Bauten gelegen 
hatte, oblag nun einer eigens zu diesem Zwecke geschaffenen neuen Amts- 
gruppe innerhalb des WVHA, der Amtsgruppe D, die dem SS-Brigadefüh- 


* Siehe Dokument 1 im Anhang. 
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rer und Generalmajor der Waffen-SS Richard Glücks unterstand.’ Das 
WVHA befand sich unter dem Kommando des SS-Gruppenführers und 
Generalleutnants der Waffen-SS Oswald Pohl. 


Am 30. Juni 1941 beschloss Kammler kraft seiner Befugnis als Chef 


des Amtes П im Hauptamt Haushalt und Bauten, die SS-Ämter, welchen 
die SS-Baudienststellen zugeteilt waren, zu reorganisieren, wobei er fol- 
gende Anordnungen traf:° 


„1) Die bisherigen Außenstellen werden dem Amt П in jeder Hinsicht 
unterstellt. Sie tragen die Bezeichnung: Zentralbauleitung der Waffen- 
SS und Polizei (Ortsnamen einsetzen). 


2) Die bisherigen Neubauleitungen und SS-Bauleitungen werden in Zu- 
kunft als Bauleitung der Waffen-SS und Polizei bezeichnet (Ortsnamen 
einsetzen). 


3) Die Organisation der Zentralbauleitungen hat nach dem in der An- 
lage 1 beigefügten Organisationsplan ab 1.7. 1941 zu erfolgen. 


4) Die Organisation der Bauleitungen ist bis zum 1.7. 1941 nach dem in 
der Anlage 2 beigefügten Organisationsplan durchzuführen. 


5) Ab 1.7. 1941 ist zum 10. eines jeden Monats von den Zentralbaulei- 
tungen und den Bauleitungen eine Personalbestandmeldung nach dem 
in der Anlage 3 beigefügten Muster einzureichen. Um einen laufenden 
Überblick über den Stand der Bauarbeiten zu erhalten, ist in Zukunft 
zum 10. eines jeden Monats ein Baubericht nach dem in der Anlage 4 
beigefügten Muster einzureichen. 


Bezüglich der Anlagen ist folgendes zu beachten: 
Anlage 1: Organisation einer Zentralbauleitung. 


Die zentrale Beschaffung von Baustoffen erfolgt im Sachgebiet I" — 
Allgemeine Bauangelegenheiten — unter 3 Baustoffe. Die Zentralbaulei- 
tung umfasst mehrere Bauvorhaben, jedes Bauvorhaben mehrere Bau- 
werke. Mehrere Bauwerke, die innerhalb eines bestimmten Zeitab- 
schnittes ausgeführt werden sollen, bilden einen Bauabschnitt. Die bis- 
her innerhalb der einzelnen Bauvorhaben als Bauabschnitte bezeichne- 
ten Einzelobjekte heißen also ab 1.7. 1941 Bauwerke. Umstellung im 
Schriftwechsel und in der Rechnungslegung hat mit gleichem Datum zu 


5. 
6 


7 
8 


NO-111. 

“Hauptamt Haushalt und Bauten, Amt П — Bauten. Amtsbefehl 3, Der Chef des Amtes П — 
Bauten, SS-Oberführer Kammler”, 30. Juni 1941. RGVA, 502-1-11, S. 55-57. 

Es handelt sich hier um die Hauptabteilung I des Hauptamts Haushalt und Bauten. 

Der Ausdruck bezieht sich auch auf die Baustellen. 
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erfolgen. Der Leiter der Zentralbauleitung wird mit “Leiter der Zent- 
ralbauleitung” bezeichnet. 


Anlage 2: Organisationsplan einer Bauleitung. 


Bezüglich Beschaffung von Baustoffen — siehe wie bei Zentralbaulei- 
tungen. Die Bauleitung umfasst ein Bauvorhaben mit mehreren Bau- 
werken. Der Leiter der Bauleitung wird mit Bauleiter bezeichnet. 


Anlage 3: Die Personalbestandsmeldung wird gegliedert in folgende 
Abschnitte: 


Abschnitt 1 Bauleiter und Bauleiterstellvertreter 

a) technische Angestellte 

b) technische Hilfskräfte (ohne abgeschlossene Fachschulbildung) 
c) Verwaltungsangestellte 

d) Schreibkräfte 


e) Lohnempfänger (Regiearbeiter, Kraftfahrer, Scheuer-, Kochfrauen 
usw.) 


Abschnitt 2 

a) zum Wehrdienst eingezogene technische Kräfte 

b) zum Wehrdienst eingezogene Verwaltungskräfte 

Abschnitt 3 

a) abkommandierte technische Kräfte (unter Bemerkung ist die Stelle 
anzugeben, zu der bzw. von welcher das Personal abkommandiert ist). 
b) abkommandierte Schreibkräfte. 


Anlage 4: 

In das Formular “Baufristenplan” [siehe Kapitel 2.3.] sind nur diejeni- 
gen Bauwerke aufzunehmen, die für das 2. Kriegswirtschaftsjahr ge- 
nehmigt sind. Bauwerke, die darüber hinaus mit Sondergenehmigung in 
der Ausführung begriffen sind, sind besonders zu bezeichnen. Die Dau- 
er der Baudurchführung ist graphisch, da geplant, in rot einzutragen. 
Anlage 5: Zu dem Baufristenplan sind noch folgende Angaben geson- 
dert gem. Muster Anlage 5 — Baubericht — zu machen: 

I) Verzeichnis aller vorhandenen Bauwerke mit Angaben des Prozent- 
satzes der Fertigstellung, Datum der vorläufigen oder endgültigen 
Übergabe. 


2) Verzeichnis aller geplanten Bauwerke, die noch nicht im 2. Kriegs- 
wirtschaftsjahr, d.h. bis zum 1.10. 1941 zur Ausführung befohlen sind. 
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3) Angaben über veranschlagte Baukosten. Angaben in den einzelnen 
Rechnungsjahren, Bauleitungskosten, Haushaltsmittel des laufenden 
Rechnungsjahres und vorliegende Restzahlungen. “ 


Am 12. November 1941 vervollständigte Kammler diese Anweisungen, 
indem er das Organigramm einer Zentralbauleitung (siehe Dokument 3) 
sowie einer Bauleitung der Waffen-SS und Polizei erstellte (siehe Doku- 
ment 4). Am 17. November erstellte er den Dienstplan für den Chef einer 
Zentralbauleitung” und einer Bauleitung, wobei der diesbezügliche Plan 
der Aufgabenverteilung beigefügt war.'' 

Nach der alten Hierarchie war der Bauleiter dem Leiter der Zentralbau- 
leitung unterstellt und letzterer dem Leiter der Bauinspektion der Waffen- 
SS und Polizei, welcher seinerseits dem Amt П des Hauptamts Haushalt 
und Bauten unterstand. Laut dem von Kammler am 12. November erarbei- 
teten Organigramm war eine Bauinspektion in 4 Abteilungen und 16 Un- 
terabteilungen untergliedert (siehe Tabelle V). Zu jener Zeit übte das Amt 
II des HHB die Kontrolle über die Bauaktivitäten im Reich, in den ange- 
gliederten Gebieten sowie den okkupierten Regionen über elf Bauinspekti- 
onen aus, von denen jede eine oder mehrere Zentralbauleitungen und Bau- 
leitungen umfasste (siehe Tabelle VD). 

Der Bauleitung von Auschwitz kam ursprünglich die Einstufung als SS- 
Neubauleitung zu.” Im Juni 1940 war dieses Amt, das damals lediglich 
über sechs Männer verfügte, bereits verhältnismäßig bedeutsam, umfasste 
es doch vier Sektionen: Die Registratur, die sich um die Korrespondenz 
kümmerte; die Kaufmännische Abteilung, der die Anschaffung von Mate- 
rial oblag und der das Materiallager mitsamt der “Buchführung für das Ma- 
teriallager” unterstand; die Buchhaltung und Rechnungslegung sowie 
schließlich die Planung, die mit dem Entwurf der Bauprojekte beauftragt 
war. 

Die Bauabschnitte, auf welche die Aktivitäten der SS-Neubauleitung 
abzielten, waren nur vier an der Zahl, nämlich: 


° “Hauptamt Haushalt und Bauten: Dienstanweisungen für den Leiter einer Zentralbauleitung 


der Waffen-SS und Polizei.” Wojewödzkie Archiwum Panstwowe w Lublinie (nachfolgend 
als WAPL abgekürzt), Zentralbauleitung, 3, S. 19f. 

“Hauptamt Haushalt und Bauten: Dienstanweisung für den Leiter einer Bauleitung der Waf- 
fen-SS und Polizei, der der Zentral-Bauleitung der Waffen-SS und Polizei unterstellt ist.” 
WAPL, Zentralbauleitung, 3, S. 22f. 

“Hauptamt Haushalt und Bauten: Geschäftsverteilungsplan für eine Zentralbauleitung der 
Waffen-SS und Polizei” sowie “Geschäftsverteilungsplan für eine Bauleitung der Waffen-SS 
und Polizei.” WAPL, Zentralbauleitung, 3, S. 21 und 23. 

Dies geht aus dem Briefkopf der von diesem Amt versandten und empfangenen Korrespon- 
denz hervor, beispielsweise eines am 27. Mai 1940 der Erfurter Firma Topf & Söhne zuge- 
stellten Schreibens. RGVA, 502-1-327. S. 230. Die Bezeichnung auf dem Stempel lautet: 
“Der Reichsführer SS, Hauptamt Haushalt und Bauten. SS-Neubauleitung. K.L. Auschwitz.” 
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I. Um- und Ausbauten in den bestehenden Gebäuden. 

IH. Verpflegungslager. 

HI. Desinfektionsgebäude. 

IV. Krematorium.” 

Chef der SS-Neubauleitung war der SS-Unterscharführer Schlachter,'* der 
im September 1941, zu Beginn seines Dienstes, den Grad eines SS-Unter- 
sturmführers bekleidete." Als Mitarbeiter standen ihm zur Seite: Walter 
Urbanczyk, der zu jenem Zeitpunkt vermutlich SS-Rottenführer gewesen 
sein dürfte und später stellvertretender Bauleiter wurde 15 Willibald Arloth, 
im Dezember 1942 SS-Oberscharführer, Johann Wolter, im Juni 1941 SS- 
Unterscharführer, Paul Wilk, im Januar 1941 SS-Unterscharführer,!” sowie 
zwei andere SS-Unteroffiziere, deren Namen mir unbekannt sind. 

Im September 1941 wurde der Bestand der SS-Neubauleitung um drei 
Einheiten erhöht, so dass es deren nun neun gab. Ein paar Monate später 
wurde die Vermessungsabteilung gegründet, deren Aufgabe in Landver- 
messungsarbeiten sowie in der topographischen Beschreibung des Interes- 
sengebiets des Lagers bestand. $ 

Ab dem 1. Juli 1941 trug die SS-Neubauleitung in Übereinstimmung 
mit dem Kammler-Erlass vom 30. Juni 1941 die Bezeichnung Bauleitung 


13 Schlachters Tätigkeitsbericht vom 20. Juni 1940 über den Zeitraum vom 14. bis zum 20. 6. 
jenes Jahres, sowie Schlachters Tätigkeitsbericht vom 27. Juni 1940 über den Zeitraum vom 
21. bis zum 27.6. RGVA, 502-1-214, S. 103 und 101. 

14 Wie Pressac hervorgehoben hat (aaO., Anm. 1, Fn 17 auf S. 98), erscheint der Name Schlach- 

ter in einem undatierten Telegramm der SS-Neubauleitung an die Firma Topf (RGVA, 502-1- 

327, S. 223). Am 29. Juni 1940 bestätigte die Topf den Empfang dieses Telegramms, dessen 

Text sie wiedergab (RGVA, 502-1-327, S. 218). Daraus lässt sich schließen, dass das Tele- 

gramm wohl zwei oder drei Tage zuvor abgesandt worden war. Schlachters — fast immer un- 

leserliche — Unterschrift erscheint in lesbarer Form auf dem “Kontrollzettel für die Firma J.A. 

Topf & Söhne, Erfurt” vom August 1940 (RGVA, 502-1-327, S. 215). 

Schlachter wird in einem am 4. September 1942 vom Gebietsbeauftragten des Generalbe- 

vollmächtigten für die Regelung der Bauwirtschaft im Wehrkreis VIII an den Kommandanten 

des K.L. Auschwitz geschickten Brief erwähnt, in welchem ihm durch ein Versehen der — 
nicht existierende — Grad eines SS-Sturmführers zugeschrieben wird, ein offenkundiger Feh- 

ler (RGVA, 502-1-319, S. 57). 

Am 24. September 1941 sandte die Firma Topf der SS-Bauleitung von Auschwitz einen Brief 

zu, in welchem Urbanczyk (fälschlicherweise “Urbanczek” geschrieben) als SS- 

Oberscharführer bezeichnet wird (RGVA, 502-2-23, S. 270). Anfang November 1941 war 

Urbanczyk SS-Untersturmführer und stellvertretender Bauleiter. (“Bericht über die Dienstrei- 

se des SS-Unterscharführers (S) Urbanczyk mit SS-Strm. Böhm als Vertreter der Komman- 

dantur K.-L. Auschwitz zur Bau-Chemie nach Berlin wegen Zustellung von Rohstoffen”, 

RGVA, 502-1-233, S. 77). Im Juni 1940 hatte Urbanczyk als Untergebener des SS- 

Unterscharführers Schlachter vermutlich noch den Grad eines SS-Rottenführers bekleidet. 

Der Name Wilk erscheint in einem vom 13. Januar 1941 stammenden Telegramm Schlachters 

an die Topf. RGVA, 502-1-312, S. 130. 

Tätigkeitsbericht Schlachters vom 10. Februar 1941 über den Zeitraum vom 2. bis zum 8. 

Februar jenes Jahres. RGVA, 502-1-214, S. 71. Die Vermessungsarbeiten waren bereits im 

November 1940 beendet. Tätigkeitsbericht Schlachters vom 27. November 1940 über den 

Zeitraum vom 17. bis zum 27. November desselben Jahres. RGVA, 502-1-214, S. 79. 
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der Waffen-SS und Polizei Auschwitz, und ihr Chef übernahm die Position 
eines Bauleiters. Im Oktober 1941 wurde eine “Sonderbauleitung für die 
Errichtung eines Kriegsgefangenenlagers der Waffen-SS in Auschwitz 
O.S.” (Oberschlesien) ins Leben gerufen, welche mit der Ausarbeitung der 
ersten Pläne für das Lager Birkenau betraut war, darunter dem “Lageplan 
des Kriegsgefangenenlagers Auschwitz OS" der am 7. Oktober 1941 
vom SS-Rottenführer Ertl gezeichnet wurde.” Der nächste Lagerplan 
stammte vom 14. Oktober und war vom Häftling Nr. 471, Alfred Brzybyl- 
ski erstellt worden.” Es folgten am 7. November 1941 die “Zusamenste- 
lung [sic] der Dränagerohrlängen”, gezeichnet vom Häftling Nr. 115, Ka- 
simir Jarzembowski,”' sowie der “Höhenplan vom Kriegsgefangenenlager, 
Dränageplan”, gezeichnet vom Häftling Jarzembowski.”' Im November 
1941 wurde die Leitung der Bau- und Erweiterungsarbeiten für das Lager 
vom damaligen SS-Sturmmann Josef Janisch übernommen.” Kraft seines 
Amtes wurde er im Monat darauf ermächtigt, zu Händen des HHB im La- 
ger Photographien herzustellen.” 

Am 1. Oktober 1941, als das dritte Kriegswirtschaftsjahr begann,” 
wurde Schlachter durch den SS-Hauptsturmführer Karl Bischoff ersetzt, 
der die Funktion des Bauleiters übernahm. Der Ersatz eines Leutnants 
durch einen Hauptmann lässt sich mit den neuen Bauaufträgen erklären, 
welche die Bauleitung durchzuführen hatte. 

Im November 1941 fanden gewichtige Umstrukturierungen statt. Die 
Bauleitung, der inzwischen rund 50 SS-Männer angehörten, wurde neu in 
vier Hauptabteilungen untergliedert: Die Abteilung Rechnungslegung, die 
Abteilung Hochbau, die Abteilung Tiefbau sowie die Abteilung Landmes- 
ser. Diese Unterteilung erscheint auf dem in jedem Monat eingeführten of- 
fiziellen Stempel für eingehende Post (siehe Kapitel 2.5.2). 

Die Bauleitung war nun so umfangreich und hatte dermaßen wichtige 
Aufgaben übernommen, dass Bischoff am 8. November an Kammler das 
Gesuch richtete, sein Amt in den Rang einer Zentralbauleitung zu erheben. 
Zur Begründung führte er unter anderem ins Feld, dass das Interessenge- 
biete des KL eine Oberfläche von nicht weniger als 15 km? aufwies, auf 
der große Bauarbeiten vorgesehen waren, dass die Errichtung eines 


19 АРМО, BW 21, neg. Nr. 21135/1. Veröffentlicht von Pressac in Auschwitz: Technique and 
Operation of the Gas Chambers, The Beate Klarsfeld Foundation, New York 1989, S. 185. 

20 APMO, BW 2/2, neg. Nr. 21135/2. Veröffentlicht von Pressac, ebd., S. 186. 

21 RGVA, 502-2-24, S. 226. Zeichnung Nr. 1244. 

2 RGVA, 502-1-57, S. 366 (Beurteilung einiger Angehöriger der Zentralbauleitung, zusam- 
mengestellt von Bischoff im Januar 1943). 

23 Bescheinigung von Bischoff, 22. Dezember 1941. RGVA, 502-1-44, S. 3. 

24 Das erste Kriegswirtschaftsjahr entsprach dem Zeitraum vom 1. Oktober 1939 bis zum 30. 
September 1940. 
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Kriegsgefangenlagers für 125.000 Mann in vollem Gange war und dass 
sein Amt für den Bau einer Fabrik der Deutschen Ausrüstungswerke 
G.m.b.H., Berlin, die Verantwortung trug.” Dem Gesuch wurde stattgege- 
ben, und am 14. November wurde die Bauleitung in “Zentralbauleitung der 
Waffen-SS und Polizei Auschwitz” umbenannt. 26 

Am 25. November 1941 traf in Auschwitz ein Schreiben von Kammler 
ein, in welchem er auf die Notwendigkeit des sparsamen Umgangs mit Ei- 
sen verwies. Die von den einschlägigen Anweisungen betroffenen SS- 
Männer befinden sich auf einer Namensliste, welche sie zum Beweis dafür, 
dass sie von dem Schreiben Kenntnis genommen hatten, unterzeichnen 
mussten. Auf der Liste finden sich 62 maschinengeschriebene Namen so- 
wie 34 Unterschriften (siehe Dokument 5 und Tabelle VII). Von diesen 
SS-Männern gehörten wenigstens 52 mit Sicherheit der Zentralbauleitung 
an. Von Bischoff abgesehen verfügte diese noch über mehrere andere Zi- 
vilangestellte (Z.A.), darunter den Angestellten Nowak.” Die “Sonderbau- 
leitung für die Errichtung eines Kriegsgefangenenlagers der Waffen-SS in 
Auschwitz O.S.” operierte bis Ende Januar 1942 unter dieser Bezeich- 
nung.”® Anschließend erhielt sie den kürzeren Namen “Bauleitung des 
Kriegsgefangenenlagers”. 

Am 1. Februar 1942 wurde die Zentralbauleitung neu in zehn Abteilun- 
gen untergliedert: 

1) Hochbau-Abteilung. Ihr oblag die Errichtung aller Gebäude (Bara- 
cken, Wäschereien, Küchen, Entlausungseinrichtungen, Wohnungen etc.) 
für die Häftlinge sowie die SS. Im Mai des Jahres 1942 war der Leiter die- 
ser Abteilung der SS-Untersturmführer Ertl,” und der SS-Unterscharführer 
Kirschnek hatte den Posten eines Bauführers inne. Der SS-Schütze Werner 
Jothann gehörte schon im Februar 1942 dieser Abteilung an, als er Baufüh- 
rer von neun Bauwerken war, darunter der Wohnung für die Zivilarbeiter 
der Zentralbauleitung (Haus 24). 

2) Tiefbau-Abteilung. Zu ihren Aufgaben gehörten der Straßenbau, die 
Wasserversorgung, die Vermessung für die in ihren Bereich fallenden Bau- 


25 RGVA, 502-1-295, S. 203. 

26 “Hauptamt Haushalt und Bauten. Übersichtsplan der Bauinspektionen und Zentralbauleitun- 

gen der Waffen-SS und Polizei.” WAPL, Zentralbauleitung, 3, S. 24. 

Der Name Nowak erscheint in der Transkription eines Topf-Telegramms an die Bauleitung 

vom 11. November 1941. RGVA, 502-1-312, S. 102. 

Das letzte bekannte Projekt ist ein am 5. Januar 1942 von SS-Unterscharführer Karl Ulmer 

fertiggestellter “Lageplan des Kriegsgefangenenlagers Auschwitz-Ober-Schlesien”. APMO, 

BW 2/6, neg. nr. 21135/4. Publiziert von Pressac in Auschwitz: Technique..., aaO. (Anm. 19), 

S. 189. 

29 Der Rang Ertls geht aus dem “Reisebericht über die Dienstfahrt nach Berlin vom 11.-17. Mai 
1942” hervor, den Ertl selbst am 18. Mai jenes Jahres verfasst und am 3. Juni protokolliert 
hat. RGVA, 502-1-43, S. 14. 


27 


28 
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ten einschließlich der topographischen Karten des Interessengebietes des 
Lagers, der Eisenbahnbau sowie schließlich die Entwässerung. Ende 1942 
stand der SS-Untersturmführer Ewald Schenk dieser Abteilung vor. Der 
Abteilung Straßenbau war im Dezember 1942 der SS-Rottenführer Walter 
Schuhknecht zugeteilt. Im November 1942 wurden die Dränagearbeiten 
von der Unterabteilung Kulturbau durchgeführt, welche dem SS-Unter- 
sturmführer Bernhard Wallergang unterstand. 

3) Planung. Leiter dieser Abteilung war der SS-Untersturmführer Wal- 
ter Dejacco. 

4) Vermessungsabteilung. Sie arbeitete eng mit der Tiefbau-Abteilung 
zusammen. 

5) Technische Abteilung. 

6) Kaufmännische Abteilung. 

7) Buchhaltung. Hier arbeiteten der SS-Unterscharführer Heinz Gies- 
enberg und der Zivilangestellte Heinrich Teichmann, der ab April 1942 
auch Bauführer für sechs Bauwerke war, darunter das Aufnahmegebäude 
für neu eingetroffene Häftlinge, die Wäscherei sowie das Schlachthaus. 
(Siehe Kapitel 2.4. und diesbezügliche Dokumente.) 

8) Rohstoff Abteilung. Sie unterstand dem SS-Unterscharführer Paul 
Wilk.” 

9) Materialverwaltung. 

10) Fahrbereitschaft. Diese Abteilung wurde im Februar 1942 vom SS- 
Unterscharführer Wolter geleitet, wobei der SS-Sturmmann Gertl die Ver- 
antwortung für den Einsatz der Gespanne trug! Im Mai 1942 wurde das 
Amt des Fahrbereitschaftsleiters vom SS-Scharführer Kurt Kügel beklei- 
det, der im Januar 1943 zum SS-Oberscharführer befördert wurde und sei- 
ne Funktion bis Juli 1943 innehatte. Im Jahre 1942 war der SS-Unterschar- 
führer Georg Bergmann sein Stellvertreter. 

Die erste uns bekannte offizielle Liste der zur Zentralbauleitung gehö- 
renden SS-Leute datiert vom 15. Dezember 1942. Auf Geheiß der “Bauin- 
spektion der Waffen-SS und Polizei, Reich-Ost, Posen” mussten sich sämt- 
liche SS-Angehörigen — SS-Führer, SS-Unterführer und SS-Männer — einer 
medizinischen Untersuchung unterziehen, bei der ihre körperliche Eignung 
zum Fronteinsatz ermittelt wurde. Zu Händen des Truppenarztes erstellte 
Bischoff eine vollständige Liste der für die Zentralbauleitung tätigen SS- 
Männer. Die Liste umfasst 70 Namen mit Grad und Geburtsdatum (siehe 
Dokument 6 und Tabelle IX). 


30 In Ertls Reisebericht (siehe Anmerkung 29) wird Wilk als Leiter der Rohstoffstelle bezeich- 
net. 
31 Tätigkeitsbericht Gertls, auf den 23. Februar 1942 datiert. RGVA, 502-1-24, S. 409. 
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Im Januar 1943 wurde die Zentralbauleitung in 5 Bauleitungen und 14 
Sachgebiete unterteilt. Die Einzelheiten gehen aus folgendem Organi- 
gramm Һегуог:?? 


A. ZENTRALBAULEITUNG DER WAFFEN-SS UND POLIZEI AUSCHWITZ 
Leiter: SS-Hauptsturmführer Bischoff 

Vorzimmer: Arbeitsgebiet 

SS-Unterscharführer Thoma, Kauf- Persönl. Sachbearbeiter u. z.b.V. 
mann 

SS-Sturmmann Kofler, Bauleitungsan- Personalsachbearbeiter. 

gestellter 


1) Sachgebiet Hochbau: 

SS-Ustuf (Fachmann) Ertl, Bauing. Bearbeitung aller Hochbauangelegen- 
heiten für die Bauleitungen K.L., KGL, 
Landwirtschaft, Industriebauten 
(Krupp, Deutsche Ausrüstungswerke, 
Deutsche Erd- und Steinwerke, Bau- 
hof, HWL (44) Auschwitz, TWL (45) 
Oderberg, Werk und Gut Freundenthal, 
Gut Partschendorf, 

SS-Ustuf (F) Wolter, Bauing. Bauwirtschaft: Baupolizei, Bauanträge, 
Kontingentierungsunterlagen, G.B.Bau 
(46) und B.f.H. [Bevollmächtigter für 
den Holzbau] Angelegenheiten für 
oben angeführte Bauleitungen. 


2) Sachgebiet Tiefbau: 
SS-Ustuf. (F) Schenk, Tiefbautechn. Bearbeitung und Ausführung für Stra- 


(dzt. Lazarett) ßenbau, Kanalisation, Kläranlage mit 

SS-Oscha. Fränzen, Pflasterer Faulgasgewinnungsanlage einschließl. 

(dzt. in Haft) der Hauptsammelkanäle für Schmutz- 

SS-Uscha Gerhard, Pflasterer und Regenwasser, Brückenbau, Gel- 

SS-Strm. Krausse, Maurer eisanlagen für oben aufgeführte Bau- 
leitungen. 


Bauvolumen: 4,7 Millionen 


3) Sachgebiet Bewässerung: 
SS-Ustuf. (F) Eggeling, Kulturbauing. Bearbeitung und Ausführung für Brun- 


SS-Schütze Schwab, Tiefbautechn. nengalerie, Aufbereitungsstation, Pro- 
(z.Zt. Ausbildung Dachau) vis. Druckkesselanlage, Hochbehälter, 
SS-Rottf. Schuhknecht, Steinhauer Versorgungsnetz sowie der provis. 

Z.A. Wolf, Schlosser Wasserversorgung der oben angeführ- 


ten Bauleitungen. 


32 “Geschäftsverteilungsplan der Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei Auschwitz und 
der unterstellten Bauleitungen”. Undatiertes, aber jedenfalls im Januar 1943 entstandenes Do- 
kument. RGVA, 502-1-57, S. 312-317. 
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4) Sachgebiet Meliorationen und Vermessung: 
SS-Ustuf. Wallerang, Kulturbaumeis- Bearbeitung und Ausführung von Me- 


ter liorationen, Wasser- und Teichbewirt- 
SS-Ustuf. (F) Töfferl, Bauing. (zur schaftung im Interessenge- biet des 
Verfügung gestellt) K.L. Auschwitz, Aufstellung eines 
SS-Rottf. Schmid, Vorarb. für Draina- Wasserwirtsch.planes, Ausbau einer 
ge Stauanlage in der Sola u. eines Was- 
SS-Rottf. Dragoni, Vorarbeiter für serzubringers für die Fischteichanlagen 
Entwässerung im Interessengebiet, Drainierung und 
SS-Schtz. Fischer, Vermessungsing. Entwässerung im K.G.L., Bauvermes- 
(vorübergehend kommandiert) sung für alle Bauvorhaben, Erstellung 


einer neuen Grundkarte 1:2000, Fest- 
legung des trigonometrischen Netzes, 
Tachymetrierung und Polygonisierung 
des Interessengebietes. 

Bauvolumen: 14,7 Mill. 


5) Sachgebiet Planung: 


SS-Ustuf. (F) Dejaco, Architekt Planung bzw. Entwurf, Ausführungs- 
SS-Schtze. Gierisch, Architekt zeichnungen, Detail- und Konstrukti- 
SS-Schtze. Splitt, Bauzeichner onszeichnungen Aufnahme bestehen- 
Z.A. Werkmann, Architekt der Gebäude und Anfertigung der Be- 
(scheidet am 31.12. aus) standszeichnungen für die Bauleitun- 
Z.A. Schimmel, Bautechniker gen KL, KGL, Landwirtschaft, Indust- 
Z.A. Walther, Architekt riebauten (DAW, Krupp, Dte. Erd- und 


Steinwerke) HWL-Auschwitz [Haupt- 
wirtschaftslager], TWL [Truppenwirt- 
schaftslager] Oderberg sowie Bauten 
des Bauhofes Auschwitz. 


6) Rohstoffstelle und Einkauf: 


SS-Uscha Wilk, Kaufmann Rohstoffbeschaffung und Einkauf, 
SS-Oscha Arloth, techn. Kaufmann Rohstoffanträge, Kennzifferzuteilung, 
SS-Uscha Bracht, Kaufmann Transportraum für sämtl. Bauvorhaben 


SS-Uscha Pruchnik, Beamter 
SS-Strm. Kunert, Lebensmittelhändler. 


Bauhof I: 

SS-Oscha Stiller, Kaufmann Übernahme, Lagerung und Verwal- 

SS-Uscha Holz, Kaufmann tung, Ausgabe von Materialien, Ma- 
schinen und Geräten für sämtliche 

EE Bauvorhaben. __ — 

Bauhof II: 

ZA. Niendorf, Landwirt I U Verwaltung des Bauhofes Posen. ` 

7) Verwaltung: 

SS-Scharf. Betzinger, Kaufmann Rechnungsanlegung, Buchhaltung, 


SS-Uscha Giesenberg, Kaufmann Wehrbetreuung. Unterkunftsangele- 
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Registratur: 

SS-Uscha Putzker, Hotelangestellter 
(abkommandiert nach Russl.) 

Z.A. Uttinger, Kaufmann. 


Fernsprechvermittlung: 

SS-Rottf. Cerne, Gauleitungsangestell- 
ter 

SS-Uscha Nitsche, Steinschleifer 


"Schlosser. 


8) Fahrbereitschaft: 

SS-Scharf. Kögel, Kraftfahrer 
SS-Strm. Seitner 

SS-Uscha. Bermann, Kraftfahrer 
SS-Uscha Olschar, Kraftfahrer 
SS-Uscha Kling, Kraftfahrer 
SS-Strm. Bärwolf, Kraftfahrer (z.Zt. 
im Lazarett) 

SS-Schtz. Depta, Kraftfahrer 
SS-Strm. Rosenauer, Kraftfahrer 


9) Technische Abteilung: 
SS-Uscha Swoboda, Elektrotechn. 
Z.A. Bendorff, Elektrotechn. 

Z.A. Jährling, Heiz.Techn. 
SS-Strm. Beck, Masch.Techn. 


10) Arbeitseinsatz: 

SS-Uscha Hochscherf, Kontroll- 
angestellter 

SS-Uscha Pantke, Betriebsleiter in ei- 
gener Möbelfabrik 

SS-Rottf. Steinstrasser, Gärtner 


11) Werkstätten 

SS-Uscha Kywitz, Werkleiter 
SS-Schtz. Blanke, Schreiner 

SS-Rttf. Dengler, Maler 

Z.A. Wachs, Innenarchitekt (wird Ver- 
setzung beantragt) 
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Einsatz, Unterhaltung sowie Reparatu- 
ren von 

11 LKW 

2 Zugmaschinen 

2 PKW 

72 Baumaschinen 

außerdem Einsatz von 45 Pferdefuhr- 
werken 


Ausarbeitung und Ausführung der 
elektr. Installationen, Trafostationen, 
Übergabestation, Heizungsanlagen, 
Fernheizwerk, Maschinenbau für KL, 
KGL, Landwirtschaftl. Bauten, Indust- 
riebauten, Installationskolonne und 
Elektrowerkstatt: 165 Häftl. 


Betreuung, Unterkunft und Einsatz von 
vorerst 1000 Zivilarbeitern 
Häftlingseinsatz (ca. 800 H.) für KL, 
KGL usw. 


Leitung und Überwachung der Häft- 
lingswerkstätten 

(Schlosserei: 232 Häftlinge) 
(Tischlerei: 190 " ) 

(Glaserei: 22" ) 

(Malerei: 76" ) 

Abrechnungen, Entwürfe und Details 
für Innenausbau für sämtl. Bauvorha- 
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ben 
12) Zimmereibetrieb- und Dachdeckerbetrieb: 
SS-Uscha Vieth, Zimmerer Zimmerer in eigener Regie: 77 
SS-Rottf. Lugert, Zimmerer Häftlinge: 1919 


Ausführung von Zimmerarbeiten, Un- 
terhaltungsarbeiten, Barackenaufstel- 


13) Gartengestaltung: 
SS-Uscha Kamann, Gärtner Erstellung der gärtnerischen Anlagen 
für sämtl. Bauvorhaben. 


14) Sachgebiet Statistik: 
Unbesetzt. 


B. BAULEITUNGEN 
I. Bauleitung der Waffen-SS und Polizei Auschwitz, K.L. Auschwitz und 
Landwirtschaft Auschwitz. 


Bauleiter: 

SS-Ustuf (F) Kirschneck, Hochbau a) KL Auschwitz Ausbau der restl. 
techn. Neubauten und Aufstockung von 6 
Z.A. Teichmann, Bauführer Häftlingsunterkünften, prov. Wä- 
SS-Scharf. Jäger, Bautechn. schereibaracke im alten Schutzhaftla- 
SS-Uscha Oschinksi, Maurer (vo- ger 15 Häftlingsneubauten 5 Häftlings- 
rübergehend kommandiert) sicherungswerkstätten, Wäscherei- und 
SS-Strm. Lubitz, Hilfsbauführer Aufnahmegebäude mit Entlausungsan- 
Z.A. Lehmann, Schreibkraft lage und Häftlingsbad, Schlacht- 
SS-H.scharf. Wiechmann, Tischler hauserweiterung, Bäckereigebäude, 
SS-Schütze Genur, Zeichner Fernheizwerk mit Kanälen, Notstrom- 


aggregat, Hundezwinger für die Hun- 
destaffel, 3 Führerunterkunftsbaracken, 
Kommandantur- und Kommandantur- 
unterkunftsgebäude, Kommandan- 
turgaragen, Eingangsgebäude, Wirt- 
schaftsgebäude, Unterkünfte für 1 Batl. 
Wohnsiedlung. 

Bauvolumen: 22,03 Mill. 

b) Landwirtschaft Auschwitz 


П. Bauleitung des Kriegsgefangenenlagers Auschwitz 
(Durchführung der Sonderbehandlung). 


Bauleiter: 
SS-Ustuf. (F) Janisch, Dipl. Ing. Neubau, Errichtung bzw. Aus- d Un- 
SS-Ustuf. Peetz, Architekt terkünfte (343 Stck) desgl. Wirt- 


SS-Ustuf. Kastner, Bauing. schafts-, Wäscherei-, Vorrats-, Entlau- 
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SS-H.scharf. Böttjer, Zimmerer sungs-, Wasch-, Abort-, Revier- und 
SS-Oscha Kayser, Bauaufseher Blockführerbaracken (158 Stck), 4 
SS-Uscha Ulmer, Zeichner Krematorien, 4 Leichen- hallen, Ent- 
SS-Schtz. Sihorsch, Maurer wesungsanlage, Eingangsgebäude, 
SS-Strm. Scheffel, Maurer Wachgeb., Lagerhaus, Kommandan- 
Z.A. Uhl, Zeichner turgebäude, Sicherungsanlagen, La- 
Z.A. Lippert, Schreibkraft gerunterteilung, Wachtürme, 16 Mann- 


schaftsbaracken, 6 Wasch- und 6 Abor- 
tbaracken, 11 Kammer-, Schreibstu- 
ben- und Revierbaracken, Entlausungs- 
und Saunaanlage. 2 Notstromaggregate 
und 2 Trafogebäude. 

Bauvolumen: 18,7 Mill. 


Ш. Bauleitung Industriegelände Auschwitz 

(Krupp, Werkhallen, Deutsche Ausrüstungswerke, Werk Auschwitz, Deutsche 
Erd- und Steinwerke, Auschwitz) sowie Bauten des Bauhofs Auschwitz.) 
Bauleiter: 

SS-Strm. Jothann, Hochbautechniker 2 Werkhallen, Wohngebäude, Büroge- 


SS-Uscha Penn, Bauunternehmer bäude und sonstige Nebenanlagen für 
SS-Rottf. Wolff, Maurer Krupp, 1 Stapel und 1 Trockenhalle, 4 
Z.A. Götsch, Schreibkraft Werkhallen, 4 Werkstättengebäude und 


Nebenanlagen, Baracken, Silos usw. 
für Deutsche Erd- und Steinwerke 
Auschwitz. Baustofflagerschuppen, 
Anlage des neuen Bauhofes mit 7 La- 
ger- hallen und Werkstätten, Zivilar- 
beiterlager I und II mit Unterkunfts-, 
Wirtschafts-, Wasch- und Abortbara- 
cken usw. 

Bauvolumen: 6,7 Mill. 


IV Bauleitung Hauptwirtschaftslager der Waffen-SS und Polizei Auschwitz 

und Truppenwirtschaftslager Oderberg. 

Bauleiter: 

SS-Ustuf (F) Pollok 1 Magazinbaracke mit Unterkellerung. 
1 Bürobaracke, Kartoffelbunker für 
HWL, Lagerausbau bzw. Erweiterung 
für TWL Oderbersg, ferner fachtechn. 
Betreuung der hausverwaltenden 
Dienststelle. 
Bauvolumen: 0,24 Mill. 


V. Bauleitung Werk und Gut Freudenthal und Gut Partschendorf. 

Bauleiter: 

SS-Uscha Mayer, Bauführer Errichtung von 2 Lagerbaracken für 

Z.A. Partsch, Schreibkraft. Maschinen und Fruchtsäfte, 2 Wohn- 
baracken für ausländ. Arbeitskräfte, 
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verschied. Ergänzungs- und Umbauten 
im Werk, 4 Doppelwohnhäuser für 
Landarbeiter, Um- und Ergänzungs- 
bauten für die Güter Freudenthal, 
desgl. für Gut Pertschendorf und da- 
selbst 9 Doppelwohnhäuser für Land- 
arbeiter. 

Bauvolumen: 1,03 Mill. 


In diesem Organigramm sind 74 SS-Männer und 16 Zivilangestellte ver- 
zeichnet (siehe Tabellen VII und X). 

Im Januar 1943 drohte der Zentralbauleitung ein massiver Personalab- 
bau: Einerseits hatte Kammler Bischoff mitgeteilt, er plane 44 “kriegsver- 
wendungsfähige” SS-Männer von der Zentralbauleitung an die Front zu 
schicken 27 Andererseits hatte Höß beschlossen, alle in der Zentralbaulei- 
tung tätigen polnischen Häftlinge anderswo einzusetzen (siehe diesbezüg- 
lich Kapitel 3.2.). Zweifellos hatte Kammler von Bischof obiges Organi- 
gramm im Hinblick auf eben diesen Personalabbau verlangt. Beunruhigt 
durch die Folgen, welche letzterer für die Aktivitäten der Zentralbauleitung 
nach sich gezogen hätte, versuchte Bischoff, wenigstens die wichtigsten 
Männer zu behalten, und er erstellte zu Händen Kammlers eine Übersicht 
über die Funktion der von ihm als unentbehrlich erachteten Untergebenen, 
nämlich: SS-Untersturmführer Pollok (F), SS-Untersturmführer Eggeling, 
SS-Oberscharführer Strang, SS-Unterscharführer Wilk, SS-Unterscharfüh- 
rer Bracht, SS-Unterscharführer Vieth, SS-Unterscharführer Swoboda, SS- 
Sturmmann Beck, SS-Scharführer Betzinger, SS-Unterscharführer Pankte, 
SS-Untersturmführer (F) Kirschnek, der Zivilangestellte Teichmann, SS- 
Untersturmführer Janisch und SS-Sturmmann Jothann.”* 

Die Kammler schließlich zugestellte Liste der unersetzlichen Männer 
war dann freilich wesentlich kürzer und umfasste nun nur noch die Namen 
der Bauleiter Eggeling, Kirschnek, Janisch und Jothann sowie den Chef der 
Schreinerei Vieth.” Am 1. Februar 1943 wurde Bischoff zum SS-Sturm- 
bannführer befördert. Anfang Juli desselben Jahres zählte die Zentralbau- 
leitung wenigstens 63 Mann — SS-Leute und Zivilangestellte —, wie aus ei- 
ner vom 2. Juli stammenden Liste jener Angehörigen der Organisation her- 
vorgeht, welchen ein Dienstfahrrad zur Verfügung stand.” Allerdings be- 
saß sogar Bischoffs Ehefrau ein solches, ohne deswegen der Zentralbaulei- 
tung anzugehören. 


33 In den Dokumenten wird dieses Adjektiv gewöhnlich mit “KV” abgekürzt. 


34 RGVA, 502-1-57, S. 306-311. 
35 Brief Bischoffs an Kammler, 27. Januar 1943. RGVA, 502-1-28, S. 247-250. 
36 Aufstellung Kirschneks vom 2. Juli 1943. RGVA, 502-1-201, S. 596, 597. Siehe Tabelle ХІ. 
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Am 1. Oktober 1943, als das fünfte Kriegswirtschaftsjahr begann, wur- 
de der SS-Sturmbannführer Bischoff durch den SS-Obersturmführer und 
Fachmann Jothann ersetzt. Aus lokalen bürokratischen Gründen wurde die 
Neubesetzung der Funktion offiziell auf den 1. Januar 1944 gelegt.’ Bi- 
schoff wurde zum Leiter der “Bauinspektion der Waffen-SS und Polizei 
Schlesien” befördert. Auch Jothann machte rasch Karriere, stieg er doch 
innerhalb von zehn Monaten vom SS-Sturmmann zum SS-Obersturmführer 
auf. 

Für das Jahr 1944 verfügen wir nur über sehr spärliche Unterlagen. Am 
17. Juli wurde der SS-Oberscharführer Pollok einer operativen Einheit zu- 
geteilt und durch den SS-Obersturmführer (F) Krauss ersetzt" Eine vom 1. 
September 1944 stammende Liste über die den Mitgliedern der Zentralbau- 
leitung zur Verfügung stehenden Dienstfahrräder umfasst 72 Namen (61 
SS-Männer und 11 Zivilangestellte).” 


1.2. Die hierarchische Stellung der Zentralbauleitung 


Das Konzentrationslager Auschwitz entsprach anfangs dem “Bauvorhaben 
SS-Unterkunft und Konzentrationslager Auschwitz” der Waffen-SS und 
Polizei und unterstand somit bezüglich sämtlicher technischen, finanziellen 
und administrativen Aspekte dem Amt II-Bauten des HHB unter dem SS- 
Oberführer Kammler. Da sich das Lager zur Kriegszeit nach damaliger 
deutscher Auffassung auf dem Territorium des Deutschen Reiches — in 
Oberschlesien — und nicht, wie oft fälschlich angenommen, im General- 
gouvernement befand, war es der Bauinspektion der Waffen-SS und Poli- 
zei Reich Ost unterstellt, jenem Organ des Amtes II, das in diesem Gebiet 
die Jurisdiktion ausübte. Sitz der Bauinspektion war Posen. Im November 
1941 stand es den Zentralbauleitungen von Auschwitz, Danzig, Posen und 
Breslau vor (siehe Tabelle VD. 

In bauwirtschaftlicher Hinsicht war das Bauvorhaben Auschwitz dem 
Gebietsbeauftragten für die Regelung der Bauwirtschaft im Wehrkreis VIII 
unterstellt, der seinen Sitz in Kattowitz hatte. Als Generalbevollmächtigter 
für die Regelung der Bauwirtschaft (G.B.-Bau) war er der Stellvertreter des 


37 Brief Bischoffs zum Thema “Übergabe der Zentralbauleitung durch SS-Sturmbannführer (S9 


Bischoff an SS-Obersturmführer (F) Jothann” sowie das diesbezügliche “Verzeichnis der Ak- 
ten” vom 5. Januar 1944. RGVA, 502-1-48, S. 42-49. Siehe Dokument 7. 
38 Übergabeniederschrift Polloks, auf den 17. Juli 1944 datiert. RGVA, 502-1-48, S. 14. Von 
diesem Dokument ist bloß die erste Seite erhalten. 
“Aufstellung über die an die SS-Angehörigen und Zivilangestellten der Zentralbauleitung 
ausgegebenen Dienstfahrräder nach Z.B.Nr. geordnet”, 1. September 1944. RGVA, 502-1- 
201, 8. 565f. Siehe Tabelle XII. 
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Reichsministers Albert Speer (siehe Tabelle D. Die Verwirklichung eines 
Bauvorhabens erforderte als erste Stufe einen Verwaltungsakt, nämlich die 
Aufnahme in die Listen des jeweiligen Kreises, den sogenannten “Wehr- 
kreisrangfolgelisten”. Dafür bedurfte es einer sogenannten “Baufreigabe”. 
Letztere wurde ursprünglich, laut den Anordnungen des G.B.-Bau vom 12. 
Juli 1941 für das dritte Kriegswirtschaftsjahr, von der Prüfungskontroll- 
kommission des Wehrkreises VIII ausgestellt, einem Organ des Gebietsbe- 
auftragten für die Regelung der Bauwirtschaft im Wehrkreis УШ. Der 
Baufreigabe war enthielt ebenso eine umfassende Dokumentation, welche 
eine Lageskizze (Dokument 8), eine Baubeschreibung (Dokument 9) und 
einen Kostenüberschlag (Dokument 10) umfasste.” Letzterer wurde dann 
durch einen Kostenvoranschlag ersetzt (Dokument 10a). Die Baubeschrei- 
bung konnte auch die Form eines Erläuterungsberichts aufweisen (Doku- 
ment 11). Der G.B.-Bau (Speer) teilte das Bauvolumen für das betreffende 
Projekt zu. Dieser Ausdruck wurde auch verwendet, um die diesbezügli- 
chen Kosten anzuzeigen. 

Zu Beginn des dritten Kriegswirtschaftsjahres, am 1. Oktober 1941, 
wurde das Bauvorhaben “SS-Unterkunft und Konzentrationslager Ausch- 
witz” unter der Kennnummer “2 U Kattowitz 1” in die Listen der Speer- 
schen Bauvorhaben aufgenommen.*” Am 20. Januar 1942 wurde die Ziffer 
in “2 Kattowitz 3001” abgeändert.*' Das Bauvorhaben für das künftige La- 
ger Monowitz”” wies anfänglich die Kennnummer “O.Wo-E (Chem) Кай. 
3009” аш, doch wurde sie später in “УШ Е wo 19” umgeändert.** Im Ju- 
ni 1942 bekam das KL Auschwitz abermals eine neue Kennnummer, näm- 
lich “VII Up a 1”, wobei den Abkürzungen folgende Bedeutung inne- 
wohnte: 

УШ = Wehrkreis; 

Up = Kontingentträger; 

a = Sektor. Es gab vier Sektoren: 

a) Rüstungseinrichtungen und Bauten für Militärkrankenhäuser 
b) Versorgungs- und Bekleidungseinrichtungen 
c) Wohnungsbauten 


40 Brief des Leiters des Amtes II des HHB an die Bauleitung von Auschwitz, 1. Oktober 1941. 
RGVA, 502-1-319, unleserliche Seitenzahl auf der mir vorliegenden Kopie. 

4 Brief des Leiters des Amtes II des ННВ an die Bauleitung von Auschwitz, 20. Januar 1942. 

RGVA, 502-1-319, unleserliche Seitenzahl auf der mir vorliegenden Kopie. 

“Bauvorhaben Lagerausbau im Zusammenhang mit dem Aufbau des Werkes Auschwitz der 

1.G. Farbenindustrie A.G.” 

43 Brief der Zentralbauleitung von Auschwitz an die Amtsgruppe C V/1 des WVHA, 17. März 

1942. RGVA, 502-1-319, S. 202. 

Brief der Zentralbauleitung von Auschwitz an den Gebietsbeauftragten für die Regelung der 

Bauwirtschaft, 8. Juli 1942. RGVA, 502-1-319, S. 88. 
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44 
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d) Allgemeine Bauten 
Die Zahl 1 (anstelle der nicht mehr verwendeten Null) bedeutete die höchs- 
te Dringlichkeitsstufe innerhalb des dem Beauftragten unterstellten Sek- 
tors. 

Die neue Kennnummer des G.B.-Bau galt für das dritte Kriegswirt- 
schaftsjahr, genauer gesagt vom 1. April bis zum 31. Dezember 1942. Im 
Oktober 1942 erhielt das Bauvorhaben “Kriegsgefangenenlager Ausch- 
witz” die Kennnummer “УШ up a 2” und das künftige Lager Monowitz 
die Kennnummer “УШ E ch-m/wo 19”. 

Am 1. Februar 1942 wurde die Zentralbauleitung von Auschwitz in fi- 
nanzieller, technischer und administrativer Hinsicht der Amtsgruppe C- 
Bauwesen des WVHA unter SS-Oberführer Kammler unterstellt, unter- 
stand jedoch in bauwirtschaftlicher Hinsicht weiterhin dem Reichsminister 
Speer. Das Amt C/I (Allgemeine Bauaufgaben) des WHA unter dem SS- 
Sturmbannführer Sesemann kontrollierte die Projekte und Kostenvoran- 
schläge der gewöhnlichen Bauten, das Amt С/П (Technische Fachgebiete) 
unter SS-Sturmbannführer Wirtz diejenigen der technischen Bauten. Die 
Leitung der Bauinspektionen des Amtes II des HHB wurde vom Amt C/V 
(Zentralbauinspektion) übernommen, das eine zweifache Aktivität entfalte- 
te: Über das Amt V/la (Bauinspektionen, Zentralbauleitungen und Baulei- 
tungen) übernahm es Inspektionsaufgaben, über das Amt V/2a (Haushalt 
und Rechnungslegung) Finanzierungsaufgaben. Diesen beiden Ämtern war 
die Bauinspektion der Waffen-SS und Polizei Reich-Ost untergeordnet, 
welche ihrerseits die Zentralbauleitung von Auschwitz seit November 1941 
kontrollierte. Später ging die Kontrollfunktion auf die in Kattowitz residie- 
rende Bauinspektion der Waffen-SS und Polizei Schlesien über, die in der 
zweiten Hälfte des Jahres 1943 gegründet worden war und ebenfalls dem 
Amt C/V des WVHA unterstand. Was die Bauwirtschaft anbelangte, so 
war die Zentralbauleitung der Autorität Speers unterstellt, und zwar über 
zwei Ämter: über den “Gebietsbeauftragten des Generalbevollmächtigten 
für die Regelung der Bauwirtschaft im Wehrkreis УШ” mit Sitz in Katto- 
witz, dem administrative Aufgaben — Einstufung, Baufreigabe usw. — obla- 
gen, sowie über den “Gebietsbeauftragten für die Regelung der Bauwirt- 
schaft im Wehrkreis УШ” mit Sitz in Breslau, der sich um die Materialzu- 
weisung kümmerte. Am 14. September 1942 reorganisierte Speer seine In- 
stitution wie folgt: 


45 Brief des Amtsgruppenchefs С des WVHA an die Zentralbauleitung von Auschwitz, 14. Juni 
1942. RGVA, 502-1-319, S. 119, S. 119. 
46 Liste der BW mit G.-B.-Kennnummer, 26. Oktober 1942. RGVA, 502-1-317, S. 43. 
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Speer war der “Beauftragter für den Vierjahresplan” sowie der “Gene- 
ralbevollmächtigter für die Regelung der Bauwirtschaft”. Sein Hauptamt 
hatte seinen Sitz in Berlin und war in vier Dezernate untergliedert: Bau- 
wirtschaft, Rüstungsausbau, Kontingentstelle und Baustofftransporte. Der 
“Gebietsbeauftragte des Generalbevollmächtigten für die Regelung der 
Bauwirtschaft” erhielt die Bezeichnung “Gaubeauftragter des Generalbe- 
vollmächtigten für die Regelung der Bauwirtschaft”, da er seine Funktion 
im betreffenden Gau ausübte. Die Wehrkreise wurden in “Bezirke der Rüs- 
tungsinspektion” umbenannt, und der “Gebietsbeauftragte für die Regelung 
der Bauwirtschaft” wurde zum “Baubevollmächtigten des Reichsministeri- 
ums Speer im Bezirk der Rüstungsinspektion”. Insgesamt gab es 21 mit 
römischen Ziffern gekennzeichnete Bezirke. Die Zentralbauleitung von - 
witz gehörte zum Bezirk УШ und unterstand in administrativen Fragen 
dem “Gebietsbeauftragten des Generalbevollmächtigten für die Regelung 
der Bauwirtschaft in Kattowitz”, während es bezüglich der Zuteilung von 
Material dem “Baubevollmächtigten des Reichsministeriums Speer im Be- 
zirk der Rüstungsinspektion УШ” mit Sitz in Breslau unterstellt war (siehe 
Tabellen H und IV). Die Zentralbauleitung leitete ihre Baumaterialforde- 
rungen an die Kontingentstelle dieses Instituts, das sie der Berliner Zentral- 
stelle zusandte. Zum Transport von Baumaterial stellte die Sektion Bau- 
stofftransporte des Speer-Amts sogenannte “GB Bau-Zettel” aus (siehe 
Dokument 12). 

In den angegliederten und besetzten Gebieten wurden die Bauvorhaben 
in technischer, finanzieller und administrativer Hinsicht von den diversen 
Bauinspektionen geleitet, die wie folgt organisiert waren: 


— Zentrale Bauinspektion für den neuen Ostraum 

— Bauinspektion der Waffen-SS und Polizei Ostraum Nord 
— Bauinspektion der Waffen-SS und Polizei Ostraum Mitte 
— Bauinspektion der Waffen-SS und Polizei Ostraum Süd 
— Bauinspektion der Waffen-SS und Polizei Ostraum Tiflis 


Die Bauwirtschaft wurde hingegen von einem Amt kontrolliert, welches 
vom SS-Wirtschafter — Gruppe С — Bauwesen geleitet wurde und seinen 
Sitz bei den örtlichen Höheren SS-und Polizeiführern hatte. Von diesen 
gab es folgende: 


— Höherer SS- und Polizeiführer im Generalgouvernement mit Sitz in 
Krakau 

— Höherer SS- und Polizeiführer im Ostland mit Sitz in Riga 

— Höherer SS- und Polizeiführer in Russland-Mitte mit Sitz in Mogilew 

— Höherer SS- und Polizeiführer in Russland-Süd mit Sitz in Kiew 
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— Höherer SS- und Polizeiführer in Serbien mit Sitz in Belgrad. 


Norwegen besaß eine eigene Bauinspektion der Waffen-SS und Polizei 
sowie einen eigenen Höheren SS-und Polizeiführer. Beide hatten ihren Sitz 
in Oslo. 

Diese organisatorische Struktur blieb wenigstens bis zum Februar des 
Jahres 1944 unverändert.” 


47 “Hauptamt Haushalt und Bauten. Amt II. Bauten. Nachweisung der Bauinspektion der Waf- 
fen-SS und Polizei bei den Höheren SS-und Polizeiführern.” WAPL, Zentralbauleitung, 54, S. 
32; SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt. Amtsgruppe C. Vom 12. Februar 1944 stammen- 
der Brief an alle untergeordneten Institutionen. WAPL, Zentralbauleitung, 54, S. 99. 
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2. Verwaltungstätigkeiten 


2.1. Kompetenzen 


Gemäß den Anordnungen, welche Kammler am 30. Juni 1941 in seinem — 
im letzten Kapitel zitierten — Brief erteilte, umfasste eine Zentralbauleitung 
mehrere Bauvorhaben, ein Bauvorhaben schloss mehrere Bauwerke (abge- 
kürzt BW) ein, und mehrere Bauwerke bildeten einen Bauabschnitt (abge- 
kürzt B.A.). Hingegen war eine Bauleitung nur für ein einziges Bauvorha- 
ben zuständig. Wie bereits hervorgehoben wurde, war anfänglich die Neu- 
bauleitung und später die Bauleitung für ein einzelnes Bauvorhaben ver- 
antwortlich, welches die Bezeichnung “SS-Unterkunft und Konzentrations- 
lager Auschwitz” trug. Im März 1942 gab es vier Bauvorhaben, nämlich: 


1. SS-Unterkunft und K.L. Auschwitz 

2. K.G.L. (Kriegsgefangenenlager) 

3. H.W.L. (Hauptwirtschaftslager der Waffen-SS) 
4. D.A.W. (Deutsche Ausrüstungswerke)* 


Im Juni 1942 war die Anzahl der Bauvorhaben der Zentralbauleitung be- 
reits auf acht hochgeschnellt, nämlich: 


1. K.L. Auschwitz 

. SS-Unterkunft Auschwitz 

. Industriegelände Auschwitz (DA W, Deutsche Erd- und Steinwerke) 
. Landwirtschaftliche Betriebe Auschwitz 

HWL Auschwitz mit Zweigstelle Oderberg 

. Kriegsgefangenenlager Auschwitz 

. Gut Partschendorf bei Freudenthal”? 

8. Freudenthal 


Wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, wurde die Verantwortung für 
diese Bauvorhaben im November 1942 fünf Bauleitungen übertragen, wel- 
che die Bauvorhaben K.L. Auschwitz und Industriegelände sowie Freuden- 
thal und Gut Partschendorf bei Freudenthal unter ihre Fittiche nahmen. 
Jeder Bauabschnitt umfasste mehrere Bauwerke. Beispielsweise war 
das gesamte Lager Birkenau in drei Bauabschnitte (die B.A. I, П und Ш) 
untergliedert. Bis Anfang 1942 wurden die Bauten der Zentralbauleitung 


моол Б ошо > 


48 Die Bauführung dieses Industriekomplexes wurde auf Geheiß Kammlers am 21. Januar 1942 
von der Zentralbauleitung übernommen. Aktenvermerk der Zentralbauleitung vom 25. Febru- 
ar 1942. RGVA, 502-1-24, S. 427. 

49 Ertls “Reisebericht”, aaO. (Anm. 29), S. 16. 
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lediglich mit ihrer Funktion gekennzeichnet, z.B. “Tankanlage”, “Werk- 
stätten”, “Führerheim” etc. Am 31. März 1942 wurde für das Bauvorhaben 
“Konzentrationslager Auschwitz” eine neue Klassifizierung eingeführt: Je- 
dem Bauplatz wurde eine Identifizierungsnummer zugewiesen, welcher die 
Abkürzung BW voranging. In sämtlichen administrativen Urkunden, die 
sich auf ein einzelnes Bauwerk bezogen, musste die Formel “BW 21/7b 
(Bau) 13” benutzt werden, wobei sich “21/76” auf die Finanzierung und 
“(Ваџ) 13” auf die Art des zu finanzierenden Projekts bezog. K.G.L., 
H.W.L. und D.A.W. besaßen ihre eigene Nummerierung.” Für das “Bau- 
vorhaben K.G.L.” war diese Klassifizierung bereits im Februar 1942 einge- 
führt worden.” Die Bauwerke zerfielen in “reine Behelfsprovisorien”, 
“Behelfsbauten” sowie “endgültige Bauten”. Für jedes Bauwerk brauchte 
es ein “Bauausgabebuch”, welches im Kapitel 2.4. beschrieben wird. 

Bei einem Bauwerk handelte es sich keineswegs um einen einzelnen 
Bau, sondern um die Gesamtheit der Bauten desselben Typs. Beispielswei- 
se umfasste BW 33 nicht weniger als 30 Effektenbaracken.°” Zum Zeit- 
punkt der intensivsten Bauaktivitäten war die Zentralbauleitung für mehr 
als 300 Bauwerke zuständig (siehe Tabellen XIII und XIV). 


2.2. Die Übergabeverhandlung eines Bauwerks 


War ein Bauwerk vollendet, so stellte die Zentralbauleitung ein Dokument 
aus, welches die Bezeichnung “Übergabeverhandlung” trug und durch 
welches das betreffende Bauwerk der Kommandantur des Lages übergeben 
wurde (siehe Dokument 13). Dieses Dokument wurde der Kommandantur 
in fünffacher Ausfertigung und zusammen mit einem Begleitschreiben 
vom Leiter der Zentralbauleitung übergeben. Ferner wurden dem Doku- 
ment folgende Urkunden beigefügt: 


— Ein Verzeichnis der Einrichtungsgegenstände. 

— Ein Satz Baupläne — Maßstab 1: 200 (Dokument 17). 

— Ein Verzeichnis über sämtliche am Bau eingesetzten Firmen mit An- 
gaben der Haft- und Garantiezeiten. 

— Eine Bescheinigung über Schornsteinabnahme (Dokument 14). 


5 «Aufstellung der Bauwerke (BW) für die Bauten, Außen- und Nebenanlagen des Bauvorha- 


bens Konzentrationslager Auschwitz O/S” vom 31. März 1942. RGVA, 502-1-267, S. 3. 
“Baufristenplanung für Bauvorhaben Kriegsgefangenenlager der Waffen-SS Auschwitz”, da- 
tiert auf den 9. Februar 1942. RGVA, 502-1-22, S. 9. 

“Bauantrag zum Ausbau des Kriegsgefangenenlagers der Waffen-SS in Auschwitz O/S. Er- 
richtung v. 5 Effektenbaracken BW 33”, 4. März 1944. RGVA, 502-1-230, S. 103-108. “Bau- 
antrag zum Ausbau des Konzentrationslagers der Waffen-SS in Auschwitz O/S. Errichtung 
von 25 Stck. 5 Effektenbaracken (BW 33).” 4. März 1944. RGVA, 502-1-230, S. 95-100. 
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— Eine Gebäudebeschreibung (Dokument 15). 


Das Verzeichnis der Einrichtungsgegenstände befindet sich auf einem in 
quadratförmige Felder unterteilten Formular; auf den Zeilen standen am 
linken Rande die Bezeichnungen der Örtlichkeiten, in den Spalten am rech- 
ten Rand die Bezeichnungen der Einrichtungsgegenstände (siehe Doku- 
ment 16). 


2.3. Tätigkeitsberichte 


Sämtliche Aktivitäten der Zentralbauleitung wurden in einer ungeheuer 
umfangreichen Dokumentation aufs Genaueste festgehalten. Die Mehrzahl 
der Urkunden bezog sich logischerweise auf die Bauunternehmungen im 
engeren Sinne des Wortes. Ich zähle hier die wesentlichsten davon auf: 

1) Tätigkeitsbericht (Dokument 18). Bei diesem handelte es sich um ei- 
nen allwöchentlich von Schlachter abgefassten Bericht an die Komman- 
dantur des K.L. Auschwitz. Diese Berichte umfassen den Zeitraum vom 
14. Juni 1940 bis zum 23. August 1941 und schildern alle Aktivitäten der 
SS-Neubauleitung sowie später — nach der Reorganisation — der Baulei- 
tung, in vier Rubriken: Baustellenbetrieb, Einkauf, Planung sowie Buch- 
haltung. Dieser allgemeine Bericht wurde später durch spezifische, von den 
Bauführern der verschiedenen Sektionen der Zentralbauleitung oder den 
Beauftragten der einzelnen Baustellen abgefasste Berichte ersetzt, nämlich: 


— Tätigkeitsbericht der Tiefbau- und Vermessungsstelle. Die Existenz 
dieses Berichts lässt sich ab Januar 1942 nachweisen (am 2. Februar 
jenes Jahres erschien der Tätigkeitsbericht über den Vormonat). Er 
bezog sich auf folgende Bauwerke: Straßenbau, Wasserversorgung, 
Vermessung, Eisenbahnbau, Entwässerung.” 

— Tätigkeitsbericht (ohne nähere Spezifizierung): Seit dem Januar 1942 
nachweisbar,” vom SS-Sturmmann Heinz Lubitz angefertigt, der als 
Bauführer für folgende Bauwerke die Verantwortung trug: Häftlings- 
unterkunfts-Neubau (5 Gebäude), Häftlingsküche, Entlausungsanlage, 
Bauleitungsgarage, Garage-Fahrbereitschaft, Beton- und Tischler- 
werkstätten, Bauleitungsbaracke (im Januar 1942 fertiggestellt), 
Kommandanturunterkunftsbaracke (2 Baracken), Waschbaracke, Be- 
tonwerkstätten. 


3 RGVA, 502-1-24, S. 437f. Unterschrift unleserlich. 
34 “Tätigkeitsbericht für den Monat Januar 1942.” RGVA, 502-1-24, S. 423f. 
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— Tätigkeitsbericht — Gartengestaltung. Auch dieser Monatsbericht lässt 
sich seit Januar 1942 nachweisen. Erstellt wurde er vom SS-Sturm- 
mann Dietrich Kamann "7 

— Tätigkeitsbericht (ohne nähere Spezifizierung): Monatsbericht, erstellt 
vom Zivilangestellten Heinrich Teichmann, dem Bauführer der fol- 
genden Bauwerke: Schutzhaftlagererweiterung, Aufnahmegebäude 
und Häftlingsbad, Wäscherei, Schlachthaus, Betonwerkstätten, Befes- 
tigungsarbeiten an den Pferdestallbaracken bei D.A.W.” 

— Tätigkeitsbericht der Technischen Abteilung. Seit Februar 1942 nach- 
gewiesener Bericht über die Installierung elektrotechnischer Einrich- 
tungen іп den verschiedenen Bauwerken.” 

— Tätigkeitsbericht der Technischen Abteilung: Seit Februar 1942 nach- 
gewiesen, erstellt vom SS-Sturmmann Werner Jothann, Bauführer der 
folgenden Bauwerke: Wirtschaftsbaracke, Bäckerei, Zivilarbeiterun- 
terkunft, Praga Birkenau, Umbau “Deutsches Haus”, Truppenwirt- 
schaftslager, Unterkunft für Z.A. der Bauleitung, Kantinengemein- 
schaft, Führer- und Unterscharführerunterkünfte.°® 

— Tätigkeitsbericht des SS-Unterscharführers Kirschnek Bauführer Ab- 
teilung Hochbau. Seit Mai 1942 nachgewiesen. Kirschnek war als 
Bauführer für die Kommandantur sowie “Aufstockungen” (drei Ge- 
bäude) verantwortlich.” 

— Tätigkeitsbericht des SS-Ustuf. (F) Kirschnek, Bauleiter für Schutz- 
haftlager und Landwirtschaftliche Bauvorhaben: Der erste Monatsbe- 
richt des vom Bauführer zum Bauleiter beförderten Kirschnek er- 
schien im Dezember 1942. In seiner neuen Stellung war Kirschnek 
verantwortlich für: BW 7а, 20 K, 20 M, 20 N, 20 O, 20 Q, 43, 20р, 
64, 68 A, 76, 26 B, 71 A, 63, 26 B, 71 B, 32 H (von Teichmann über- 
nommenes Lager der Italiener), 4 B, K, 68 B, 66 E.° Ab 1943 erstell- 
te Kirschnek drei Berichte pro Jahr. 


RGVA, 502-1-24, S. 426f. Einziger bekannter Bericht, handgeschrieben, am 2. Februar 1942 


erstellt. 

“Tätigkeitsbericht für den Monat Mai 1942”, erstellt am 29. Mai. RGVA, 502-1-24, S. 301. 
Einziger bekannter Bericht. 

“Tätigkeitsbericht der Techn. Abteilung für Februar.” RGVA, 502-1-24, unleserliche Seiten- 
zahl auf der mir vorliegenden Kopie. Von diesem — handgeschriebenen — Bericht ist lediglich 
die erste Seite erhalten. 

RGVA, 502-1-24, S. 417f. Am 2. März 1942 erstellter Bericht. 

RGVA, 502-1-24, S. 302. Am 29. Mai 1942 erstellter Bericht. 

RGVA, 502-1-24, S. 24-24a. Auf den 30. Dezember 1942 datierter Bericht. 
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— Tätigkeitsbericht — Straßenbau. Seit Dezember 1942 nachweisbar, er- 
stellt vom SS-Rottenführer Walter Schuhknecht, dem Bauführer aller 
Straßen innerhalb und außerhalb des Lagers.‘ 

— Bericht über den Stand der Bauarbeiten im K.G.L. Alle zwei Wochen 
erstellter Bericht, nachweisbar ab Januar 1942, angefertigt vom SS- 
Untersturmführer Otto Kayser, dem als Bauführer die Verantwortung 
für die Errichtung der Baracken und anderer Gebäude im K.G.L. ob- 
lag.” 

— Baubericht der Abteilung Kulturbau. Ab November 1942 nachgewie- 
sener Monatsbericht, erstellt vom SS-Untersturmführer Bernhard 
Wallergang, dem Verantwortlichen für die Kanalisationsarbeiten in 
den Bauabschnitten П und Ш des K.G.L. sowie der Meliorationen im 
Interessengebiet.° 

Sämtliche eben erwähnten Berichte wurden dem Leiter der Zentralbaulei- 
tung zugestellt, der auf ihrer Grundlage folgende Berichte erstellte: 

2) Baufristenplan. Monatlicher Bericht, angefertigt zuerst vom Baulei- 
ter (Schlachter, Bischoff) und später vom Leiter der Zentralbauleitung (Bi- 
schoff, Jothann). Er wurde anfänglich dem Amt II 3/2 des HHB und an- 
schließend dem Amt C V/3 des WVHA zugestellt, und zwar zusammen 
mit einem Besgleitbrief (siehe Dokument 19). 

Die Berichte wurden gemäß einem am 30. Juni 1942 erlassenen Dienst- 
befehle Nr. 3 des Amts II des HHB abgefasst. Für jedes Bauvorhaben wur- 
de ein entsprechender Bericht angefertigt. Der erste Baufristenplan, der 
sich auf das Bauvorhaben K.L. Auschwitz bezog, trägt das Datum des 10. 
August 1941,° der letzte stammt vom 15. Dezember 1943.° Für jedes 
Bauvorhaben trugen die Baufristenpläne die Nummer des Bauwerks mit 
einer graphischen Darstellung des jeweiligen Fertigstellungsgrades in Pro- 
zenten (vgl. dazu Dokument 19). Bis zum Mai 1942 war darauf die Zahl 
der am Projekt beschäftigten Zivilarbeiter und Häftlinge vermerkt. 


6! “Tätigkeitsbericht Straßenbau für den Monat Dezember 1942.” Am 31. Dezember jenes Jah- 
res erstellter Bericht. Schuhknecht war auch für den Bau der Straße für die italienischen Zivil- 
arbeiter (“Straße im Italienerlager”) zuständig. RGVA, 502-1-24, S. 25f. Einziges bekanntes 
Dokument. 

Der — handgeschriebene — vom 3. Februar 1942 stammende Bericht über den Januar bezieht 
sich ausschließlich auf die Baracken. RGVA, 502-1-24, S. 425. 

% “Abteilung Kulturbau. Baubericht für die Zeit vom 1. November bis 30. November 1942.” 
Auf den 30. November 1942 datierter Bericht. RGVA, 502-1-24, S. 58f. Einziger bekannter 
Bericht. 

“Baufristenplan für Bauvorhaben K.L. Auschwitz”, von Schlachter am 10. August 1941 ver- 
fasst. RGVA, 502-1-22, S. 1. 

“Baufristenplan für das Bauvorhaben Kriegsgefangenenlager der Waffen-SS und Polizei 
Auschwitz”, von Jothann am 15. Dezember 1943 erstellt. RGVA, 502-1-320, S. 68. 
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3) Baubericht. Bei diesem handelte es sich um einen vom Leiter der 
Zentralbauleitung (Bischoff) erstellten monatlichen Bericht zu Händen der 
Kommandantur des K.L. Auschwitz, dem jeweils ein Begleitschreiben bei- 
gefügt war. Der erste Baubericht wurde am 10. November1941 von Ertl 
angefertigt und schilderte die Situation zum Zeitpunkt des 1. Novembers. 
Die im Archiv erhaltene Serie von Bauberichten beginnt mit dem von Bi- 
schoff am 4. Dezember 1941 verfassten Bericht über den Vormonat, also 
den November (siehe Dokument 20). Diese Berichte enthalten eine aus- 
führliche Beschreibung der einzelnen Baustellen und der diesbezüglichen 
Bauwerke. 

Auch die anderen Sektionen der Zentralbauleitung, welche verschiede- 
ne Aufgaben zu erfüllen hatten, erstellten regelmäßig Monatsberichte über 
ihre Aktivitäten. Von besonderem Interesse sind die Berichte der Kraft- 
fahrzeugabteilung: 

4) Tätigkeitsbericht der Fahrbereitschaft der Zentral-Bauleitung der 
Waffen-SS und Polizei Auschwitz O/S: Ab Februar 1942 nachgewiesen; 
anfangs sind sie höchst lakonisch, doch ab Mai desselben Jahres wird der — 
vom SS-Scharführer Kurt Kögel erstellte — Bericht wesentlich detaillierter. 
Er trägt nun die Bezeichnung Tätigkeitsbericht der Fahrbereitschaft vom... 
und verweist auf die Anzahl der gebrauchten Fahrzeuge, die Zahl der 
durchgeführten Transporte, den Treibstoffverbrauch, die vorgenommenen 
Reparaturen usw. (siehe Dokument 21). 

Mit den Berichten über den Arbeitseinsatz der Häftlinge werden wir uns 
im dritten Abschnitt des folgenden Kapitels befassen. 


2.4. Finanziellen Aktivitäten 


Die Zentralbauleitung griff zwecks Erwerb von Maschinen und Materialien 
sowie zur Durchführung von Arbeitsleistungen auf zahlreiche Zivilfirmen 
zurück. Auf Ersuchen des für ein bestimmtes Bauwerk zuständigen Amtes 
erstellte die Firma einen Kostenanschlag (Dokument 22). Wurde das An- 
gebot angenommen, so bestätigte die Zentralbauleitung die Auftragsertei- 
lung schriftlich. 

Für die Versendung per Eisenbahn waren Frachtbriefe erforderlich 
(Dokument 23), welche die Zentralbauleitung der Firma zusammen mit der 


66 “Fahrbereitschaft der Bauleitung. Kurzer Tätigkeitsbericht für den Monat Februar 1942.” 
RGVA, 502-1-24, S. 410. Am 23. Februar erstellter Bericht. Es existiert auch ein “Kurzer Tä- 
tigkeitsbericht für den Monat Februar 1942 über den durchschnittlichen Einsatz der Gespan- 
ne”; er wurde am 2. März 1943 vom SS-Sturmmann Gertl abgefasst. RGVA, 502-1-24, S. 
409. 
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entsprechenden “Speer-Marke” zustellte (ebenso Dokument 23). Im 
Frachtbrief waren der Empfänger, die Absenderfirma sowie der Inhalt der 
Ladung angeführt. Die “Speer-Marken” trugen eine der Ziffern 0, І, П und 
II, welche den Dringlichkeitsgrad des betreffenden Auftrags bezeichneten, 
wobei die 0 für die höchste Dringlichkeitsstufe stand.” 

Die bestellten Maschinen und Materialien wurden von der Firma mit 
einer sogenannten “Versandanzeige” (Dokument 24) nach Auschwitz ge- 
schickt, welche das Datum des Versands, die Nummer des Eisenbahnwa- 
gens sowie eine genaue Beschreibung der transportierten Gegenstände ein- 
schließlich ihres Gewichtes enthielt. Das Ankunftsdatum der Versandan- 
zeige im Lager wurde üblicherweise mit einem Stempel links unten auf der 
ersten Seite des betreffenden Dokumentes vermerkt und vom Leiter der 
Zentralbauleitung bestätigt. Nach dem Eintreffen des Waggons nahm die 
Materialverwaltung die Kontrolle der eben ausgeladenen Ware vor, und 
wenn diese in Übereinstimmung mit der Versandanzeige stand, bestätigte 
sie dies auf der letzten Seite des Dokuments mit dem Stempel Material- 
verwaltung Richtigkeit bescheinigt oder auch richtig erhalten Materialver- 
waltung. Ebenfalls vermerkt wurde das Datum der Einlieferung der Ware 
ins Magazin; dieses wurde mit einem Stempel rechts oben auf dem Doku- 
ment eingetragen. 

Normalerweise sandte die Firma der Zentralbauleitung anschließend ei- 
ne Teilrechnung (Dokument 25) mit einer Beschreibung der Ware (oder 
der ausgeführten Arbeiten) entsprechend den Angaben des Kostenan- 
schlags. Die Sektion Buchhaltung unterbreitete die Rechnung mit dem 
Stempel Nachgerechnet am... sowie dem Datum zwecks Nachprüfung ihrer 
Richtigkeit einer Kontrollinstanz, deren verantwortlicher Beamter dann 
den Stempel Fachtechnisch richtig anbrachte. War alles in Ordnung, so 
bekräftigte der Sektionsleiter die Richtigkeit des Betrages mit dem Stempel 
Richtig und festgestellt auf... sowie der Angabe des Betrages und der Un- 
terschrift. 

Anhand dieser Bestätigung erstellte die Buchhaltungsabteilung eine o- 
der mehrere sogenannte “Abschlagszahlungen” (Dokument 26). Als nächs- 
tes sandte die Firma der Zentralbauleitung die Schlussrechnung (Dokument 
27), in welcher bereits erfolgte Teilzahlungen der SS-Verwaltung oder al- 
lenfalls auftretende Abweichungen vom Kostenvoranschlag vermerkt wa- 
ren. Nach der oben geschilderten Verifizierungsprozedur stellte die Buch- 
haltungsabteilung eine Schlussabrechnung aus (Dokument 28), in welcher 
sich das Datum der Bestellung oder des der Firma erteilten Auftrags, der 


67 Brief der Firma Topf an die Bauleitung der Waffen-SS und Polizei Mauthausen/Oberdonau, 
14. Oktober 1941. BAK, NS 4 МА/54. 
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im Kostenvoranschlag genannte Betrag, die in der Schlussrechnung ange- 
führte Summe sowie schließlich der noch zu bezahlende Restbetrag befan- 
den. 

Die Rechnungen wurden mittels Scheck bezahlt. Anfänglich war die 
Amtskasse II des Hauptamts Haushalt und Bauten dafür zuständig, d.h. die 
Abteilung Amtskasse П/2/4 der Hauptabteilung П/2 Rechnungswesen. 
Nach der Gründung des WVHA fiel diese Aufgabe der Kasse der Bauin- 
spektion der Waffen-SS und Polizei Reich-Ost mit Sitz in Posen zu. Ab 
dem 1. Januar 1944 wurden die Zahlungen von der Kasse der Standortver- 
waltung Auschwitz O/S oder der Verwaltung des Lages Auschwitz vorge- 
nommen. 

Die Buchhaltung wurde für die einzelnen Bauwerke getrennt geführt. 
Jedes Bauwerk besaß ein Bauausgabebuch (Dokument 29), auf dessen ers- 
ter Seite sich der Name der Bauleitung, das Bauvorhaben, das Bauwerk 
(Nummer und Bezeichnung), die Ortschaft, der Haushalt mitsamt der Jah- 
reszahl, das Kapitel sowie schließlich der Titel befanden. Es folgten die 
Angabe der Seitenzahl des Buchs und der Hinweis auf den Zeitraum, in 
welchen die Eintragungen fielen. Das Bauausgabebuch war in mehrere 
Spalten unterteilt, welche folgende Angaben enthielten: 


1. Die laufende Bestellnummer. 

2. Das Datum der Bezahlung durch die SS-Verwaltung. 
3. Die Firma, an welche der Betrag bezahlt worden war. 
4. Der Grund der Bezahlung. 

5. Die Höhe des entrichteten Betrags. 


In den Spalten I-XXXI wurde der in Spalte V verzeichnete Betrag je nach 
Art der verrichteten Arbeit aufgeschlüsselt (Grabarbeiten, Errichtung von 
Mauern, Anbringen von Verputz etc.). Auf bereits erfolgte Abschlagszah- 
lungen verwies eine eigene Spalte. Die Gesamtausgabe für einen Monat 
wurde durch Addierung der in der Spalte V angeführten Bezahlungen und 
der Abschlagszahlungen ermittelt. Das Bauausgabebuch ermöglicht also 
die vollständige Kenntnis aller Firmen, die an einem Bauwerk beteiligt wa- 
ren, der von ihnen verrichteten Arbeiten sowie schließlich der an sie ent- 
richteten Bezahlungen. 


2.5. Schriftwechsel und Registratur 


2.5.1. Ausgehende Post 


Bis Anfang Oktober des Jahres 1941 wiesen die von der SS-Neubauleitung 
und anschließend von der Bauleitung abgeschickten Briefe außer dem Da- 
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tum lediglich das persönliche Kürzel der Verfasser auf, das sich links oben 
vor dem Brieftext befand. Beispielsweise erscheint auf einem der ersten 
Briefe der SS-Neubauleitung an die Erfurter Firma Topf und Söhne das 
Kürzel “Ur./W:”, das für “Urbanczyk/Wolter” steht. Andere im Schrift- 
wechsel jener Periode auftretende Kürzel sind etwa “Ar.” (Arloth), “Wi” 
(Wilk), “Schl.” (Schlachter), “Th.” (Thoma) und “Tei.” (Teichmann). 

Ab Oktober 1941 wurde im Briefwechsel eine neue Art der Kennzeich- 
nung eingeführt. Vor dem Kürzel, das auf den Namen des Verfassers hin- 
wies, stand nun die Buchstabenkombination “Bftgb. Nr.”, an die sich zwei 
durch Schrägstrich voneinander getrennte Ziffern anschlossen. Beispiels- 
weise erscheint auf einem Brief vom 8. Mai 1942 (Dokument 19) die 
Buchstaben- und Zahlenkombination “Bftgb. Nr. 7285/42/Wo/Lp”, welche 
sich wie folgt entschlüsseln lässt: 

Bftgb. = Brieftagebuch 

Nr. 7285 = laufende Nummer der Registratur 

42 = Jahreszahl (1942) 

Wo/Lp. = Wolter/Lippert. 

Noch vor dem eigentlichen Brieftext folgten die Abkürzungen 

Betr. = betrifft 

Bzg. = bezüglich 

Anlg. = Anlagen. 

Bis zum 8. Dezember 1944 hatte die Nummerierung des Brieftagebuchs 
die Zahl 58.638 erreicht. 

Die Briefe wurden stets in mehrfacher Ausfertigung erstellt und an die 
einschlägigen Instanzen innerhalb des Lagers verteilt. Am Ende des Briefs 
wurde (unten links) jeweils auf den “Verteiler”, d.h. die Anzahl der ver- 
breiteten Exemplare sowie die Empfänger — Funktionäre und Büros — ver- 
wiesen (Dokument 31). Die Funktionäre wurden entweder namentlich (z.B. 
SS-Ustuf. Pollok, Z.A. Jährling) oder mit ihrer Funktion (z.B. Bauführer 
K.G.L., Sachbearbeiter) genannt. Die Büros waren selbstverständlich äu- 
Berst zahlreich (z.B. Bauleitung K.L., Bauleitung K.G.L., Rechnungsle- 
gung, Bauwirtschaft, Werkstättenleitung, Rohstoffstelle, Handakte, Häft- 
lingseinsatz, Bauhof, Planung usw.). Üblicherweise ging ein Exemplar in 
die Registratur. Eine solche gab es für jedes Bauwerk, und das für sie be- 
stimmte Exemplar erhielt die Bezeichnung “Registratur BW” oder “Regist- 
ratur Akt BW”, an die sich die Nummer des betreffenden Bauwerks an- 
schloss. 
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2.5.2. Eingehende Post 

Bis Anfang November 1940 wurde die eingehende Post mit einem Stempel 
gekennzeichnet, der Datum und Uhrzeit des Eingangs festhielt; hier ein 
Beispiel: 


Eingegangen 
- 6. V1.40/15-16 Uhr 


“Erl.” stand für “Erledigt.” — Ab Anfang November 1940 bis zum 31. Ja- 
nuar 1942 wurde ein neuer Stempel verwendet, der wie folgt aussah: 


SS-Neubauleitung 


Eingang 
Rechnungs- Hochbau Tiefbau Landmesser 
legung A Abtlg. Abtlg. Abtlg. 


Dieser Stempel, auf welchem die vier Abteilungen der SS-Neubauleitung 
verzeichnet sind, wurde auch nach deren Erhebung in den Rang der Zent- 
ralbauleitung beibehalten. Am 1. Februar 1942 wurde er jedoch durch ei- 
nen anderen ersetzt, auf dem die zehn Abteilungen der Zentralbauleitung 
vermerkt waren: 


Zentralbauleitung der Waffen-SS 
und Polizei Auschwitz, O.S. 


Dienststellenleiter Eingang Stellvertreter 
Hochb. Tiefb. Planung Vermess. АЫ. | Techn. Abde. 
Abtlg. Abtlg. Abt. 

Kaufm. | Buchhaltg. Rohstoff Mat. Ver- Fahrbereitsch. 
Abtlg. Abt. waltg. 


Das Eingangsdatum des Briefs wurde mittels eines anderen Stempels im 
Feld “Eingang” festgehalten. Das Feld “Dienststellenleiter” war für das 
Kürzel des Leiters der Zentralbauleitung bestimmt. Ins Feld “Stellvertre- 
ter” wurde von Hand die laufende Registrierungsnummer des betreffenden 
Jahres eingetragen. Am 5. Dezember 1944 lautete diese Nummer 58.556. 
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3. Die Arbeitsorganisation der Zentralbauleitung 


3.1. Zuweisung von Häftlingen zwecks Arbeitseinsatz 


Die Arbeiten an den Bauvorhaben von Auschwitz wurden von zwei Beleg- 
schaften ausgeführt: den Häftlingen und den von Privatfirmen gestellten 
Zivilarbeitern. Die Zentralbauleitung, die den Arbeitseinsatz beider Grup- 
pen leitete, verfügte zu jeder Zeit über in Kommandos zusammengefasste 
Häftlingsgruppen, die den verschiedenen Abteilungen zugewiesen waren, 
z.B. das Vermessungskommando, das Baubüro Kommando, die Komman- 
dos der Werkstätten etc. Die Kommandos setzten sich hauptsächlich aus 
Facharbeitern zusammen, denen spezifische Aufgaben zugewiesen waren. 
Als Hilfsarbeiter eingesetzte Häftlinge wurden, auch wenn sie Kommandos 
angehörten, einzelnen Baustellen zugeteilt und arbeiteten in den Niederlas- 
sungen der Zivilfirmen. Nur wenige von ihnen waren zur Unterstützung 
der Facharbeiter abkommandierte Hilfskräfte. 

Die Bildung der Kommandos bedurfte der Genehmigung des Lager- 
kommandanten. Die Häftlinge wurden der Abteilung Arbeitseinsatz des 
K.L. Auschwitz zur Verfügung gestellt, aus dem später die Abteilung Ша 
unter Leitung des SS-Obersturmführers Schwarz hervorging. Anschließend 
sorgte die Abteilung Arbeitseinsatz für die Einteilung der Gefangenen in 
Kommandos sowie ihre Zuweisung an die verschiedenen Baustellen. 

Für jeden mit einem Arbeitseinsatz beauftragten Häftling musste die 
Zentralbauleitung der Lagerverwaltung für über vier Arbeitsstunden 0.30 
Reichsmark, für weniger als vier Arbeitsstunden 0,15 Reichsmark bezah- 
len. Die Verwaltung erstellte allmonatlich ein Verzeichnis für den Forde- 
rungsnachweis, welchen es dem Amt D IV3 des WVHA zustellte. Für die 
einzelnen Arbeitseinsätze sandte sie der Zentralbauleitung eine reguläre 
Rechnung zu (siehe Dokument 30). Ab dem 1. Juni 1943 betrug der Tages- 
tarif, den die Privatfirmen für die Häftlingsarbeit zu entrichten hatten, 4 
RM für Spezialarbeiter, 3 RM für gewöhnliche Arbeiter sowie 2 RM für 
Arbeiterinnen.” 

Die Abteilung Arbeitseinsatz, die direkt der Kommandantur des K.L. 
Auschwitz unterstand, leitete den Arbeitseinsatz der Häftlinge sowohl be- 
züglich der Zuteilung zu bestimmten Arbeitsplätzen als auch bezüglich ih- 


68 Brief des Chefs des Amtes D II des WVHA “an Verschiedene”, 7. Mai 1943. RGVA, 502-1- 
8, S. 51, sowie “Hausverfügung Nr. 120” von Bischoff, 29. Juni 1943. RGVA, 502-1-25, S. 
157. 
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rer Versetzung zu einer neuen Aufgabe. In dieser Hinsicht war die Zentral- 
bauleitung völlig von der Abteilung Arbeitseinsatz abhängig, weshalb die 
Beziehungen zwischen den beiden Ämtern gelegentlich gespannt waren. 
Beispielsweise antwortete der SS-Obersturmführer Schwarz am 29. April 
1943 mit einem scharfen Brief auf die schriftlichen Beschwerden Bischoffs 
an die Lagerkommandantur. Bischoff hatte darüber geklagt, dass die Abtei- 
lung Arbeitseinsatz der Zentralbauleitung “nur Frauen und kranke Häftlin- 
ge” zur Verfügung stelle. Es kam auch vor, dass die beiden Ämter sich 
um einen einzelnen Häftling stritten, z.B. um den Häftling Nr. 46106.” 

Die Zentralbauleitung ersuchte die Abteilung Arbeitseinsatz nicht nur 
um die Zuteilung von Häftlingen aus dem K.L. Auschwitz, sondern auch 
aus anderen Lagern. In diesem Fall leitete die Abteilung das Gesuch an das 
Amt D II des WVHA weiter"! Es kam aber auch vor, dass die Zen- 
tralbauleitung Häftlinge an andere Lager abtreten musste. Beispielsweise 
wurde Jothann am 5. Oktober 1944 gezwungen, der Abteilung Ша 260 als 
Maurer und Zimmerleute tätige Häftlinge zwecks Überstellung an das La- 
ger Groß-Rosen zur Verfügung zu stellen.” 


3.2. Die Häftlinge der Zentralbauleitung 


Im Januar 1943 teilte Höß Bischoff seine Entscheidung mit, der Bauleitung 
binnen Kürze sämtliche polnischen Häftlinge zu entziehen. Angesichts der 
Schwierigkeiten, welche ein solcher Schritt seinem Amt bereitet hätte — 
umso mehr, als ihm in Bälde auch der Verlust der Hälfte seiner Zivilange- 
stellten bevorstand —, bat Bischoff den Lagerkommandanten, ihm wenigs- 
tens jene Facharbeiter zu belassen, die momentan unersetzlich seien.” Ur- 
sprünglich handelte es sich um 685, später um 789 Häftlinge, die auf die 


© Brief des SS-Obersturmführers Schwarz an die Zentralbauleitung über die Kommandantur des 
K.L. Auschwitz, 29. April 1942. RGVA, 502-1-256, S. 217f. 

7 Der jüdische Häftling Nr. 46106, ein Dieselmotormechaniker, war vom Каро des Arbeits- 
dienstes zunächst der Fahrbereitschaft der Zentralbauleitung und später einem Arbeitskom- 
mando der D.A.W. zugewiesen worden, von wo er ohne Genehmigung zur Fahrbereitschaft 
zurückversetzt wurde. Der Oberkapo des Arbeitskommandos der D.A.W. rief ihn jedoch zu- 
rück, was Proteste der Zentralbauleitung auslöste. Brief des Arbeitsdienstführers SS- 
Oberscharführer Jakob Fries an den Arbeitsdienstführer SS Obersturmführer Schwarz, 6. Sep- 
tember 1942. RGVA, 502-1-256, S. 201. 

7! Dies traf natürlich auch auf die anderen Abteilungen des Lagers zu, welche Häftlinge einsetz- 
ten. Beispielsweise ersuchte Schwarz das Amt D II des WVHA am 8. Januar 1943 um die Er- 
laubnis, der Abteilung Landwirtschaft des K.L. für das Jahr 1943 insgesamt 1.300 Häftlinge 
zur Verfügung zu stellen. RGVA, 502-1-56, S. 272. 

72 Brief der Zentralbauleitung an die Abteilung Ша, 5. Oktober 1944. RGVA, 502-1-256, S. 92. 

73 Brief der Zentralbauleitung an den Lagerkommandanten SS-Obersturmbannführer Höß, 20. 
Januar 1943. RGVA, 502-1-60, S. 44. 
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verschiedenen Abteilungen und Bauleitungen der Zentralbauleitung verteilt 
waren (siehe Dokument 31). 

Am 16. Februar erstellte Bischoff auf Ersuchen der Abteilung Arbeits- 
einsatz eine Namensliste sowie eine Liste, aus welche die Anzahl der noch 
bei der Zentralbauleitung eingesetzten polnischen Häftlinge hervorging. Es 
waren insgesamt 379, von denen 39 beim Bauhof, 239 in den Werkstätten, 
16 in der Fahrbereitschaft I und II sowie 85 im Baubüro tätig waren. "7 Die 
Namensliste enthielt die Namen sämtlicher im Baubüro eingesetzten Häft- 
linge. Unter diesen befanden sich 85 Polen, acht Tschechen, ein Russe so- 
wie je ein polnischer Jude und ein tschechischer Jude. Angegeben waren 
jeweils die Registriernummer, der Name und Vorname, der Beruf, die Ab- 
teilung, wo der betreffende Häftling arbeitete, sowie die Nationalität (P = 
Pole, PJ = polnischer Jude, C = Tscheche, CJ = tschechischer Jude, R = 
Russe; siehe Dokument 32). Im Begleitbrief führte Bischoff an, diese 
Fachkräfte seien für die mächtigen Bauvorhaben der Zentralbauleitung ab- 
solut unabdingbar.” Nichtsdestoweniger wurde der größte Teil dieser 
Fachkräfte überstellt, so dass viele Kommandos einen schmerzhaften Ader- 
lass erlitten. Bischoff war deshalb genötigt, bei der Abteilung Ша ein Ge- 
such um die Zuteilung von Maurern, Eisenbiegern, Malern, Elektrikern, 
Schreinern und Technikern aus den Reihen der neu eingetroffenen Häftlin- 
ge einzureichen.’ Wegen des Personalmangels, der durch die Einberufung 
etlicher SS-Männer der Zentralbauleitung zum Wehrdienst noch verschärft 
wurde, musste Bischoff auch Häftlinge für Büroarbeiten anfordern.” Am 
8. April stellte er der Abteilung Ша eine neue Liste mit den Namen von 
105 Facharbeitern unter den Häftlingen zu und warnte, falls auch diese 
überstellt würden, werde die Zentralbauleitung ihre Bauaufgaben nicht 
länger erfüllen kënnen" 

Welcher Erfolg seiner Eingabe beschieden war, entzieht sich unserer 
Kenntnis, doch am 24. Dezember 1943 erhielt die Abteilung Ша ein Ge- 
such um die Zuteilung von 30 Häftlingen — Techniker und Ingenieure — für 
das Baubüro der Bauleitung des K.G.L.” 

Über die einzelnen Kommandos liegen nur spärliche Informationen vor. 


74 “Zusammenstellung.” RGVA, 502-1-60, S. 24. Siehe Dokument 31. 

75 Brief der Zentralbauleitung an den 1. Schutzhaftführer des K.L. Auschwitz SS- 
Hauptsturmführer Aumeier, 16. Februar 1943. RGVA, 502-1-60, S. 23. 

76 Brief der Zentralbauleitung an die Abteilung Illa , 16. März 1943. RGVA, 502-1-256, S. 162. 

7 Brief der Zentralbauleitung an die Abteilung Ша vom 9. März 1943 bezüglich vier als Ma- 
schinenschreibkräfte eingesetzter weiblicher Häftlinge. RGVA, 502-1-256, S. 163. 

% Brief der Zentralbauleitung an die Abteilung Ша, 8. April 1943. RGVA, 502-1-256, S. 158- 
161. 

79 Brief der Zentralbauleitung an die Abteilung Ша, 24. Dezember 1943. RGVA, 502-1-256, S. 
119. 
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Am 30. September 1942 forderte Bischoff beim Amt V des WVHA 
hundert Paar Spezialschuhe für die Häftlingsdachdeckerkolonne an, da die 
normalerweise von den Dachdeckern benutzten Nagelschuhe die zur Ab- 
dichtung verwendete Dachpappe durchlöcherten.‘” 

Im Mai 1943 bestand das Vermessungskommando aus 29 Häftlingen. 
Am 20. Mai jenes Jahres flüchteten in Raisko drei davon: Jarzekowski (Nr. 
115), Rotter (Nr. 365) sowie Chybinski (Nr. 6810), und das gesamte 
Kommando durfte das Lagergelände nicht mehr verlassen.*' In den darauf- 
folgenden Tagen wurden sechs Gefährten der Flüchtigen ins Gefängnis des 
Stammlagers (Bunker 11) gesperrt, und Bischoff wandte sich mit der Bitte 
an Höß, dieser möge sich bei der Politischen Abteilung für ihre Freilassung 
einsetzen D 

Die für die Zentralbauleitung arbeitenden Häftlinge wurden aufgrund 
ihrer Spezialkenntnisse für wichtig erachtet und dementsprechend privile- 
giert behandelt. In einem am 13. Juli 1943 an Kammler gesandten Bericht 
schrieb Bischoff, wegen Regenwetters habe man am Donnerstag, dem 8. 
Juli, alle Arbeitskommandos des K.G.L. schon um zwölf Uhr von der Ar- 
beit heimkehren lassen, und am Freitag, dem 9. Juli, seien sie überhaupt 
nicht zur Arbeit ausgerückt.°° 

Am 10. November 1943 bat Jothann die Abteilung Ша um die Geneh- 
migung einer “Zusatz-Verpflegung” für das Kommando Betonkolonne, da 
diese wichtige und schwere Arbeiten am Bau unterirdischer Luftschutz- 
räume verrichten müsse.** 

Am 1. Juni 1943 trat ein Himmler-Erlass in Kraft, welcher Leistungs- 
prämien für die Häftlinge vorsah.” Diese bestanden in Gutscheinen für die 
Häftlingskantine. Die zwischen Juli 1943 und November 1944 verteilten 
Prämien besaßen einen Gesamtwert von 214.119 RM® und waren zeitlich 
wie folgt verteilt: 


80 Brief Bischoffs an den Chef des Amtes C/V des WVHA, 30. September 1942. RGVA, 502-1- 


256, S. 11. 

81 Aktenvermerk vom 21. Mai 1943. RGVA, 502-1-160, $. 67. 

82 Brief des SS-Sturmbannführers Bischoff an den Lagekommandanten des K.L. Auschwitz SS- 
Obersturmbannführer Höß, 29. Mai 1943. RGVA, 502-1-60, S. 71. 

8 RGVA, 502-1-8, S. 37. 

54 RGVA, 502-1-256, S. 129. Dieses Kommando war verantwortlich für das Gießen von Beton- 
teilen zum Bau von Luftschutzgräben. 

85 Brief Bischoffs vom 4. Juni 1943 zum Thema “Leistungsprämien für Häftlinge”. RGVA, 502- 
2-60, S. 18. 

86 Zum Vergleich: Die Krematorien IV und V von Birkenau kosteten jeweils 203.000 RM. 
RGVA, 502-2-54, S. 12; 502-2-146, S. 3. 
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1943 REICHSMARK 1944 REICHSMARK 
16.-31. Juli 7.114 Januar 24.941 
August 19.602 Februar 11.377 
September 11.207,50 März 12.327,50 
Oktober 20.355 April 13.055 
November 33.360 Mai 16.472 
August 19.084 
Oktober 16.389 
November 8.835 


Häftlingen, die sich tadellos benahmen und ihre Aufgaben gewissenhaft 
verrichteten, wurde auch das Vorrecht zuerkannt, ihr Haar lang zu tragen 
(siehe Dokument 33). 


3.3. Der Häftlings-Arbeitseinsatz: Eine statistische Übersicht 


Bezüglich des Arbeitseinsatzes der Häftlinge musste die Zentralbauleitung 
verschiedene Berichte verfassen, von denen nur ein kleiner Teil erhalten 
geblieben ist: 


1. Meldung über den Stand der Bauarbeiten und des Arbeitseinsatzes. 
Hierbei handelte es sich einen am 25. jedes Monats vom Bauleiter, 
später vom Leiter der Zentralbauleitung, zu erstellenden Bericht zu 
Händen des Gebietsbeauftragten für die Regelung der Bauwirtschaft 
in Kattowitz.’ 

2. Häftlings-Einsatz: Vom Leiter der Zentralbauleitung täglich zu er- 
stellender Bericht über die Baustellen, die Berufe, die Zahl der Fach- 
und Hilfsarbeiter sowie die Gesamtzahl der zur Arbeit Eingesetzten 
(Dokument 34). 

3. Aufteilung des Häftlingseinsatzes: Allmonatlich vom Leiter der 
Zentralbauleitung zu erstellender Bericht über die Zahl der Tag für 
Tag auf den einzelnen Baustellen eingesetzten Häftlinge (Dokument 
35). 

4. Zusammenstellung des Häftlingseinsatzes: Monatlich einzureichen- 
der Bericht über den Einsatz der Häftlinge nach Beruf und nach 
Bauwerk. 

5. Aufstellung über den Gesamt-Häftlingseinsatz: Vom Leiter der Zent- 
ralbauleitung tagtäglich erstellter und an die Abteilung Ша der La- 
gerkommandantur gesandter Bericht, der u.a. Aufschluss über die er- 


87 Nur zwei dieser Berichte sind bekannt, nämlich jener vom Dezember 1941 sowie jener vom 
Februar 1942. RGVA, 502-1-319, unleserliche Seitenzahl auf der mir vorliegenden Kopie. 
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forderliche sowie die tatsächlich verfügbare Zahl männlicher und 
weiblicher Häftlinge vermittelte (Dokument 36). 

6. Aufstellung über den Gesamt-Häftlingseinsatz: Entsprach dem vor- 
herigen Bericht, wurde aber nur einmal monatlich eingereicht (Do- 
kument 37). 

7. Aufstellung der angeforderten bzw. abgestellten Häftlinge für die 
Bauvorhaben der Zentralbauleitung in der Zeit... Vom Leiter der 
Zentralbauleitung erstellter Jahresbericht (Dokument 38). 


Der Arbeitseinsatz der Häftlinge wurde auch in den Bauberichten und Bau- 
fristenplänen und überdies in den — nur fragmentarisch erhaltenen — allge- 
meinen Statistiken der Verwaltung registriert, von denen ich hier die wich- 
tigsten nennen darf: 


1. Übersicht über den Häftlingseinsatz im K.L. Auschwitz: Monatsbe- 
richt über den gesamten Auschwitz-Komplex, erstellt von der Abtei- 
lung Illa. 

2. Übersicht über Anzahl und Einsatz der Häftlinge des Konzentrati- 
onslagers Auschwitz, erstellt vom Arbeitseinsatzführer der einzelnen 
Männerlager.’® 

3. Übersicht über Anzahl und Einsatz der weiblichen Häftlinge des 
Konzentrationslagers Auschwitz, erstellt vom Arbeitseinsatzführer 
des Frauenlagers in Birkenau. Diese Berichte wurden in unregelmä- 
Bigen Abständen erstellt und umfassten gewöhnlich einen Zeitraum 
von fünf Tagen. 

4. Arbeitseinsatz: Tagesbericht über das Männerlager, verfasst von der 
Abteilung Ша, der auch die Arbeitseinsatzführer unterstanden. 

5. Arbeitseinsatz des F.L. Birkenau: Ebenfalls von der Abteilung Ша 
verfasst, jedoch für das Frauenlager in Birkenau. 


In diesen Berichten werden die von der Zentralbauleitung eingesetzten 
Häftlinge unter der Rubrik “Amtsgruppe C. Bauleitungen” oder “Amts- 
gruppe C. Bauwesen. Kriegswichtige Zwecke” registriert. 

Die oben erwähnten Dokumente ermöglichen es uns, folgende Statistik 
über den Arbeitseinsatz der für die Zentralbauleitung tätigen Häftlinge zu 
erstellen: 


1940 


Der erste Großeinsatz von Gefangenen zum Aufbau des K.L. Auschwitz 
wurde ab Ende Juni 1940 angeordnet.” 


88 Für das Jahr 1944 sind nur wenige Berichte über das Männerlager von Auschwitz II (Birken- 
au) erhalten. 
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1941-1943 
z Männer FrauenSowj.Summe 
мош Bauprojekt (e ler A Ж Gesamt KG* 
1941 
10. Juli — 10. Aug. KL 427 |1.589| 2.016 2.016 
10. Aug. — 10. Sept. KL 454 |1.983| 2.437 2.437 
8. Sept. — 8. Okt. KL 487 |2.148| 2.635 2.635 
8. Okt. — 10. Nov. KL 581 |1.604| 2.185 2.185 
November KL 2.495 2.495 
10. Nov. — 10. Dez. KL 508 |1.513| 2.021 2.021 
Dezember KL 2.540 900 | 3.440 
1942 
10. Dez. — 10. Jan. 42 588 12.382] 2.970 2.970 
KL 2.107 
10. Jan.- 10. Feb. KGL. 217 2.324 
27. Feb. 606 |2.864| 3.470 3.470 
Februar 2.560 2.560 
И KL 2.784 
10. Feb. — 9. März KGL. 297 3.081 
März 2.850 380 | 3.230 
9. März — 15. Apr. KL 2.714 
15. Apr. — 8. März KL 4.232 
KGL. 944 5.176 
Mai 4.394 | 2.465 6.859 
8. Mai – 8. Juni KL 1.748 
K.G.L. 2.888 
Bauhof 1.591 en 
Landwirtschaft) 575 
Juni 4.351 | 1.980 6.331 
Juli 8.530 | 3.200 11.730 
22. Sept. 654 |2.253 5.533 8.440 
September 2.906 | 2.385 5.291 
Oktober 5.235 | 1.328 6.563 
November 4.879 | 1.584 6.463 
Dezember 4.992 | 759 5.751 
1943 
31. März KL 2.068 
30. Juni 1.264 |9.732 10.996 
31. August 10.573 | 763 11.336 
KL 2.904 
30. September KGL. 5722 9,203 


89 Tätigkeitsbericht Schlachters vom 5. Juli 1940 über den Zeitraum vom 28. Juni bis zum 4. Ju- 
li. RGVA, 502-1-214, S. 98. 
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: Männer Frauen|]Sowj.|Summe 
Mongi Bauprojekt le = Н.А + Gesamt KG 
Entwässerung 400 
Landwirtschaft) 177 
30. September 10.083 | 788 10.871 
31. Oktober 10.274 | 610 10.884 
31. Dezember K.G.L. 4.895 


* F.A. = Facharbeiter; H.A.: Hilfsarbeiter; KG = Kriegsgefangene 


Für das Jahr 1943 kennt man außerdem die monatliche Zahl der von den 
männlichen und weiblichen Häftlingen zusammen geleisteten Arbeitsstun- 
den, aus denen man die Anzahl der beschäftigten männlichen und weibli- 
chen Häftlinge ableiten kann: 


Monat Arbeitstage | Durchschnittlich eingesetzte Häftlinge 
Januar 186.234 7.163 
Februar 223.365 9.307 
März 196.769 7.288 
April 173.098 6.923 
Mai 272.995 10.500 
Juni 252.055 9.694 
Juli 291.167 10.784 
August 281.228 10.816 
September 279.853 10.763 
Oktober 288.132 11.082 
November 276.751 10.664 
Dezember 255.523 9.828 
1944 


Für 1944 sind die folgenden unvollständigen Daten bekannt: 


Monat Männer | Ø Zahl | Frauen | Ø Zahl | Arbeits- | Ø Zahl 
Arbeits- der Arbeits- der tage aller 
tage | Männer | tage Frauen | Gesamt [Häftlinge 

Januar 223.381 8.592 6.695 257 | 230.076 8.849 
Februar 221.542 8.844 10.442 435 | 231.984 9.279 
März 186.815 6.919 13.540 501 | 200.355 7.420 
April 168.455 7.019 18.985 791 | 187.440 7.810 
Mai 150.818 5.586 32.678 1.210 | 183.496 6.796 
5 Juni 1.406 

19 Juli 1.307 

30 Juli 1.585 

August 232.411 8.608 42.558 1.576 | 274.969 10.184 
Oktober 135.071 5.195 11.430 440 | 146.501 5.635 
November | 66.726 2.269 25.107 1.004 91.833 3.673 
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Obgleich die Zentralbauleitung kriegswichtigen Zwecken diente, standen 
ihr im Allgemeinen weitaus weniger Häftlinge zur Verfügung, als sie benö- 
tigte. Am 1. März 1943 legte Bischoff dem Lagerkommandanten dar, dass 
im Zeitraum vom 6. bis zum 27. Februar verschiedene Kommandos mit 
drastisch reduziertem Personalbestand hatten arbeiten müssen. Für das Pla- 
nierungskommando hatte Bischoff im Schnitt kaum 28% der angeforderten 
3.000 Häftlinge zugeteilt bekommen, an manchen Tagen sogar weniger als 
hundert (z.B. am 15. Februar ganze 45). Für das “Ofenbaukommando II. 
Maurer” hatte er anstelle der tagtäglich benötigten 500 Häftlinge am 10., 
11., 16. und 17. Februar jeweils 30 erhalten, am 15. Februar 49 und an den 
übrigen Tagen gar keine. Für das Barackenbaukommando, welches täglich 
dreißig Häftlinge brauchte, belief sich die Zahl der zur Verfügung stehen- 
den Häftlinge auf 26% des $0115." In den zuvor erwähnten statistischen 
Berichten der Zentralbauleitung über den Arbeitseinsatz der Häftlinge in 
den Jahren 1943 und 1944 wird die Zahl der benötigten sowie die der tat- 
sächlich verfügbaren Häftlinge genannt. Nachstehende Tabelle vermittelt 
einen Überblick (Siehe Dokument 38): 


1943 
MONAT ANGEFORDERTE ZUGETEILTE DIFFERENZ 
HÄFTLINGE HÄFTLINGE 
Januar 376.239 186.234 190.005 
Februar 393.276 223.365 169.911 
März 478.012 196.769 281.243 
April 405.918 173.098 232.820 
Mai 419.435 272.995 146.440 
Juni 408.191 252.055 156.136 
Juli 441.140 291.167 149.973 
August 443.335 281.228 162.107 
September 491.775 279.853 211.922 
Oktober 574.473 288.132 286.341 
November 418.075 276.751 141.324 
Dezember 399.825 255.523 144.302 
Gesamt 5.249.694 2.977.170 2.272.524 
1944°' 
Januar 366.200 230.076 136.124 
Februar 350.071 231.984 118.087 
März 303.012 200.355 102.657 
April 273.409 187.440 85.969 


% Aktenvermerk über den Häftlingseinsatz im KGL, von Janisch erstellter Bericht. RGVA, 502- 
1-67, S. 161-164. 

Aufstellung über den Gesamt-Häftlingseinsatz für folgende Daten: 31.1.1944; 29.2.1944; 
30.4.1944; 31.5.1944; 31.10.1944. RGVA, 502-1-256, S. 118, 109, 111, 105, 102, 84, 90 und 
88. 
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MONAT ANGEFORDERTE ZUGETEILTE DIFFERENZ 
HÄFTLINGE HÄFTLINGE 

Mai 253.615 183.496 70.119 

August 301.789 274.969 26.820 

Oktober 182.938 146.501 36.437 

November 163.762 91.833 71.929 

Gesamt 2.194.796 1.546.654 684.142 


Im Jahre 1943 entsprach die Zahl der verfügbaren Häftlinge also 56,7% der 
benötigten, im Jahre 1944 entsprach sie 70,5%. 


3.4. Die Werkstätten der Zentralbauleitung 


Die Werkstätten befanden sich in den verschiedenen Bauabschnitten. In 
ihnen waren die größtenteils aus Facharbeitern bestehenden Kommandos 
der Zentralbauleitung tätig. Bereits Anfang 1941 existierten die Schnei- 
derwerkstatt, die Schuhmacherwerkstatt, die Schlosserwerkstatt, die 
Schmiedewerkstatt, die Schreinerwerkstatt, die Druckerei sowie die Male- 
rei (siehe Dokument 42). In den darauffolgenden Jahren nahm die Zahl der 
Kommandos merklich zu, und im Januar 1943 betrug ihre Zahl bereits 
neunzehn: Elektriker, Tischler, Betonkolonne, Schlosser, Schmiede, 
Klempner, Schweißer, Dreher, Gießer, Maler und Anstreicher, Kanalisati- 
on, Glaser, Installateure, Heizungsinstallateure, Stellmacher, Wagen- 
schmiede, Isolierer, Arzt, Tiefbau-Facharbeiter (siehe Dokument 39). 

Die Kommandos der Werkstätten verrichteten ihre Arbeit in sämtlichen 
Bauwerken. Gemäß der im Jahre 1942 gängigen Praxis reichte der Baulei- 
ter oder Bauführer, der ein Projekt zu verwirklichen hatte, als erstes eine 
“Anforderung an die Materialverwaltung” ein, wobei er sich eines entspre- 
chenden nummerierten Formulars bediente (siehe Dokument 40). Wurde 
der Antrag genehmigt, erteilte der Werkstättenleiter dem betreffenden 
Kommando den Auftrag mittels eines anderen nummerierten Formulars, in 
welchem die Art der zu verrichtenden Arbeit vermerkt war (Siehe Doku- 
mente 41f.). Das mit der Durchführung der Arbeit beauftragte Kommando 
stellte als nächstes eine Arbeitskarte aus, in der die Nummer des Auftrags, 
das Kommando, der Empfänger sowie Beginn und Abschluss der Arbeit 
verzeichnet waren. Auf der Rückseite (Materialverbrauch) wurden die 
verwendeten Materialien sowie die Material- und Arbeitskosten aufgeführt 
(siehe Dokument 43). Die Häftlings-Schlosserei besaß eine andersartige 
Arbeitskarte: auf ihr waren die Kolonne, der “Gegenstand”, der Beginn 
und der Abschluss der Arbeiten vermerkt, ferner der Name, die Qualifika- 
tion und die Arbeitsstunden der Häftlinge, welche die Arbeiten ausgeführt 
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hatten. Die Rückseite entsprach jener der für die anderen Kommandos 
verwendeten Arbeitskarte (siehe Dokument 44). Die Kommandos waren in 
Kolonnen untergliedert, welche unter der Obhut eines Kolonnenführers 
sowie eines Oberkapos arbeiteten. Bestand die Arbeitsleistung in der Her- 
stellung eines wie auch immer gearteten Objekts, unterzeichnete der Auf- 
traggeber bei dessen Abnahme einen nummerierten Empfangsschein. 

Am 8. Februar 1943 wurden die 192 Häftlinge der Schlosserei, die dem 
SS-Untersturmführer Kywitz unterstellt war, von den D.A.W. übernom- 
men,” und die neue Werkstatt erhielt die Bezeichnung D.A.W.WL (= 
Werkstättenleitung) Schlosserei. Ab dem darauffolgenden Tage wurden die 
der Werkstatt erteilten Aufträge in einem Register verzeichnet, das die Be- 
zeichnung “WL-Schlosserei” trug und folgende Einträge enthielt: Ein- 
gangsdatum der Bestellung, Laufende Nummer der D.A.W., Referenz, Ge- 
genstand, Anzahl Arbeitsstunden, Beginn und Abschluss der Arbeiten.” 
Die betreffenden Daten wurden den Arbeitskarten entnommen. 

Das Register enthielt auch die Angabe der Nummer sowie des Datums 
des Auftrags, wobei diese den entsprechenden Formularen entnommen wa- 
ren (Dokument 45). Die Zentralbauleitung lieferte diesen Werkstätten die 
benötigten Materialien und stellte ihnen parallel dazu einen Lieferschein 
aus (Dokument 46). Nach Fertigstellung der Arbeiten sandten die D.A:W. 
der Zentralbauleitung eine Rechnung (Dokument 47). 


92 Häftlingsschlosserei, Aufstellung der Häftlinge, 8. Februar 1943. Die Häftlinge werden mit 
ihrer jeweiligen Registrierungsnummer bezeichnet. RGVA, 502-1-295, S. 63. 

93 Dieses Register ist durch einige Auszüge bekannt, die beim Höß-Prozess vorgelegt worden 
sind. APMO, Dpr.-Hd/11a, S. 81-97. Es ist mir nicht bekannt, wo es aufbewahrt wird. 
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4. Privatfirmen und Zivilarbeiter 


4.1. Die Privatfirmen 


Während der gesamten Existenz des Lages Auschwitz, von 1940 bis 1945, 
waren dort zahlreiche Privatfirmen tätig. Die erste Firma, mit der sich die 
damalige SS-Neubauleitung bereits im April 1940 in Verbindung setzte, 
war das Erfurter Unternehmen Topf & Söhne.” Die Kölner Firma Fried- 
rich Boos, spezialisiert auf die Installation sanitärtechnischer Einrichtun- 
gen, war ab September 1940 in Auschwitz aktiv.” Im November 1941 war 
die Kattowitzer Hoch- und Tiefbaufirma Huta beim Bau des Kriegsgefan- 
genenlagers beteiligt.” In den folgenden Monaten und Jahren wuchs die 
Anzahl der in Auschwitz engagierten Firmen mächtig an: Am 9. April 
1943 waren auf den verschiedenen Baustellen des Lagers 29 Firmen tätig 
(siehe Dokument 48). Die Lagerkommandantur erteilte jeder Firma eine 
besondere “Genehmigungsnummer”, und die Zentralbauleitung wies ihr 
die benötigten Häftlinge zu (Dokument 49). Aus einer Liste vom 4. Juni 
1943 geht hervor, dass zum damaligen Zeitpunkt 31 Zivilfirmen in Ausch- 
witz aktiv waren (Dokument 50). Am 16. Januar 1945 waren in Birkenau 
noch zwei Firmen vertreten, nämlich die Conti (Continentale Wasserwerk- 
gesellschaft) sowie die Spirra.” In der folgenden Tabelle sind die wichtigs- 
ten Privatfirmen, welche in Auschwitz tätig waren, in alphabetischer Rei- 
henfolge verzeichnet: 

1. ADER, Gustav 

2. AEG, Kattowitz, Holtzestraße 23 

3. ANHALT Hoch- und Tiefbau AG, Baugeschäft, Berlin SW 11. 
Schönebergerstraße 13 
BAHNBETR. WERKE, Auschwitz 
BERHOLD, Robert, Gleisarbeiten, Gleiwitz 
BOLNEY, Speditionsfirma 
BOOS, Friedrich, Zentralheizungen, Köln-Bichendorf, Helmholz- 
straße 6167 


EN 


9% Am 17. April 1940 sandte die Firma Topf der SS-Neubauleitung einen Kostenvoranschlag für 


einen Doppelmuffeleinäscherungsofen. Brief der Topf an die SS-Neubauleitung, 9. Oktober 
1940. RGVA, 502-1-327, S. 209. 

95 Tätigkeitsbericht Schlachters vom 4. Oktober 1940 über den Zeitraum vom 14. September bis 
zum 5. Oktober jenes Jahres. RGVA, 502-1-214, S. 85. 

% Brief Schlachters an das Wehrbezirkskommando von Kattowitz, 14. November 1941. RGVA, 
502-1-55, S. 33. 

97 K.L. Birkenau, Arbeitseinsatz für den 16. Januar 1945. RGVA, 502-1-67, S. 17. 
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BRAND, Carl, Halle/Saale, Platz der SA 10 
CONTINENTALE WASSERWERKGESELLSCHAFT GmbH, 
Berlin- Charlottenburg, Hardenbergstraße 1 


. DEUTSCHE BAU-AG,, Breslau, Charlottenstraße 54-56 

. EKONOMIA, Bielitz OS., Grünewaldstraße 7 

. FALK, Carl, Gleiwitz O/S, Gustav Freitag Allee 13 

. GODZIK, Karl K.G., Gleiwitz O/S, Miethe Allee 6 

. GOTTSCHLING, Wilhelm, Baumeister Liegnitz O/S, Timmel- 


mannstraße 20 


. GRABARZ, Georg, Blitzableiteranlagen, Gleiwitz 

. HERSCHEL, Hermann, Gellersdorf am Quais, über Laubau 

. HEYDUCK, Alois, Malermeister, Gleiwitz O/S 

. HIRT, Hermann, Nachf., Eisenbetonbau, Breslau 13, Auguststraße 


147 


. HUTA Hoch- and Tiefbau-AG, Kattowitz O/S, Friedrichstraße 19 

. INDUSTRIE-BAU АС., Bielitz O/S, Elisabethstraße 21 

. KEIL, Alfred, Baugeschäft, Gleiwitz O/S, Teucherstraße 10 

. KERMEL, Wilhelm, Elektroinstallation, Kattowitz, Direktionsstra- 


Ве 3 


. KLUGE, Josef, Hoch-, Tief- u. Eisenbetonbau, Baugeschaft, Alt- 


Gleiwitz O/S, Labanderweg 59 


. KNAUT, Kanalisation 

. KOEHLER, Robert, Ing., Bauunternehmung, Myslowitz O/S 

. KOHLENGRUBE, Brzeszcze 

. LENZ Co. A.G. 

. LEPSKI & Co., Bunzlau O/S, Löwenbergerstraße 24-25 

. MASCHINENFABRIK, Augsburg-Nürnberg (MAN), Augsburg 
. NIEGEL, Fritz, Ofenbaugeschäft, Beuthen O/S, Stefanstraße 6 
. PETERSEN, Friedrich, Berlin-Pankow. Görstraße 47a 

. PRESTEL, Helmut, Sosnowitz O/S, Schoppinitzerstraße 3 

. RECKMANN, Richard, Cottbus, Kaiser-Wilhelm-Platz 55 

. RICHTER, Debica, Generalgouvernement 

. RICHTER, Hermann, Tiefbau, Rohrsen bei Hannover 

. RIEDEL u. SOHN, W., Eisenbeton- und Hocbbau, Bielitz O/S, 


Brückenstraße 1 


. SCHLESISCHE INDUSTRIEBAU LENZ u. Co. AG, Kattowitz, 


Grundmannstraße 23 


. SEGNITZ, Konrad, Baugeschäft, Beuthen O/S, Lindenstraße 38 
. SPIRRA, Franz, Oppeln-Wilhelmstahl O/S, Hafenstraße 24 
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40. STRAUCH, Richard, Ing., Werchow b/Galau N.L., Alte 
Weichselstraße 62 

41. TOPF u. SÖHNE, Erfurt, Dreisestraße 7-9 

42. TRITON, Tiefbauunternehmung, Kattowitz O/S, Königshüttestraße 
87 

43. VEDAG, Vereinigte Dachpappen-Fabriken, Breslau 1, Elferplatz la 

44. WAGNER, Walter, Gleiwitz О/5, Grüne Waldstraße 7 

45. WODAK, Hans, Bauingenieur and Brunnenbaumeister, Beuthen 
O/S, Gymnasialstraße 20 

46. ZEMENTFABRIK, Golleschau 


Die Zivilfirmen setzten zur Verwirklichung der ihnen aufgetragenen Pro- 
jekte auch Zivilarbeiter ein, welche in einem Gemeinschaftslager auf dem 
Gelände von Auschwitz einquartiert waren. Außerdem gab es freiwillige 
italienische Arbeiter; sie waren in einem Lager unweit des Bahnhofs 
Auschwitz untergebracht.” 

Die Zivilarbeiter arbeiteten so eng mit den Häftlingen zusammen, dass 
die Zentralbauleitung sich veranlasst sah, die Privatfirmen eine Verpflich- 
tung unterschreiben zu lassen, welche es den Zivilarbeitern untersagte, bei 
ihren Kontakten mit den Häftlingen die im Lager herrschenden disziplina- 
rischen Vorschriften zu verletzen. Insbesondere war es verboten, für die 
Häftlinge Besorgungen zu unternehmen oder ihnen Briefe und Schriftstü- 
cke zu verschaffen. Der Text der Verpflichtung ist in Dokument 51 wie- 
dergegeben. 

Kein einziges Dokument deutet darauf hin, dass den zivilen Firmen und 
Arbeitern ein Schweigegebot über die Geschehnisse im Lager auferlegt 
worden wäre. 


4.2. Die Zivilarbeiter 


Mit den ersten Zivilfirmen hielten auch die ersten Zivilarbeiter in Ausch- 
witz Einzug. Am 13. Mai 1942 musste Bischoff anlässlich einer Dienstrei- 
se nach Berlin beim WVHA eine Kopie der täglichen Berichte über den 
Arbeitseinsatz vorlegen, um den SS-Sturmbannführer Sesemann davon zu 
überzeugen, dass in Auschwitz rund 1.000 Zivilarbeiter tätig waren und 
nicht 57, wie sein Büro glaubte.” In der Tat war die Zahl der Zivilarbeiter 
schon Ende 1941 auf etliche hundert angewachsen. Ab 1942 wurden, wie 


98 BW 32 H Unterkunftsbaracken für Zivilarbeiter (Zivilarbeiterlager ID, erstmals erwähnt im 
Baubericht für Monat Oktober 1942. RGVA, 502-1-24, S. 87. 
99 Ertls “Reisebericht...”, aaO. (Anm. 29), S. 15. 
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bereits erwähnt, die meisten von ihnen in einem Gemeinschaftslager unter- 
gebracht, doch einige wohnten zusammen mit ihren Familien in Häusern, 
die sich auf dem Territorium des Lagers befanden (“im Lagerbereich”). In 
diesem Gemeinschaftslager brach dann die mörderische Fleckfieberepide- 
mie aus, die in mehreren Wellen von Juli 1942 bis April 1943 in Ausch- 
witz wütete. Die ersten Fälle waren am 1. Juli 1942 unter den Arbeitern der 
Firma Huta festgestellt worden. IN 

Den erhalten gebliebenen Bauberichten und Baufristenplänen lassen 
sich die folgenden statistischen Daten über die Zahl der in Auschwitz täti- 
gen Zivilarbeiter entnehmen: 


7 deutsche | ausländische 
Monal a Zivilarbeiter | Zivilarbeiter E 
1941 
November 800 
Dezember 780 
1942 
KL 74* 
Dear a Сс EE 2 | 31 1 ve _ 
Februar 890 
* 
10.Feb-9.Mirz| véi, | 20 | _ 22 | sp _ 
März 930 
9. März — 15. Apr. KL 84 315 
š KL 107 41* 
б за. ER Go Il 352 | 35 
Mai 1.006 
KL 96 398 
Я Р К.С. 14 1 
8. Mai – 8. Juni г ч SE 
SE Landwirtschaft! ` II al 1 971 ` 
Juni 894 
Juli 930 
September 919 
Oktober 931 
November 923 
Dezember 905 
1943 
31. März EE KE | ee 5 294 DE 419* 
KL 132 481 
30. September K.G.L. 69 198 1.302 
EE Landwirtschaft! ` 2 
KL 132 481 
13. Dezember KGL. е АС 868* 


* = Teildaten; Summen ergeben sich nicht unbedingt aus den Zivilarbeiterdaten 


100 Brief des Amtskommissars an die Firma Huta-Lenz, 1. Juli 1942. RGVA, 502-1-332, S. 151. 
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Am 31. März 1943 waren beim Bau der Krupp-Werkstätten insgesamt 
1.200 Personen beteiligt, davon 29 freie deutsche Arbeiter, 372 freie polni- 
sche Arbeiter und 799 Häftlinge.” 

Im September 1944 variierte die Anzahl der im Gemeinschaftslager le- 
benden Zivilarbeiter wie folgt (siehe Dokument 52): 

1. September: 782 

8. September: 715 

15. September: 750 

22. September: 710 
Laut einem am 20. April 1942 ergangenen Befehl der Lagerkommandantur 
mussten sämtliche zivilen Angestellten und Arbeiter, welche an Projekten 
der Zentralbauleitung beteiligt waren, zwecks Erleichterung ihrer Erken- 
nung grüne Armbinden tragen. Am 22. desselben Monats sandte Bischoff 
der Kommandantur einen Brief, in welchem er den zur Herstellung dieser 
Armbinden benötigten grünen Stoff anforderte. Höß schickte den Brief mit 
der lakonischen Bemerkung zurück, die Besorgung dieses Stoffs sei nicht 
seine Aufgabe, sondern jene der Zentralbauleitung,'”” worauf Bischoff sich 
mit der dringenden Bitte um die Zustellung eines Gutscheins für den Er- 
werb von ca. drei Metern grünen Segeltuchs an die Amtsgruppe B/IV des 
WVHA wandte.” Die Beschaffung dieses Stoffs muss fürwahr ein 
schwieriges Unterfangen gewesen sein, denn am 6. Dezember 1944 erbat 
Jothann bei der Zentralbauleitung von Breslau die Rücksendung der grünen 
Armbinden dreier nach Breslau versetzter polnischer Arbeiter. 

Die Zivilarbeiter erhielten ihren Lohn von den Firmen, für die sie tätig 
waren (siehe Dokument 53). Für ihre Verpflegung, ihre Unterbringung so- 
wie ihren Einsatz im Lager war die Abteilung Arbeitseinsatz der Zentral- 
bauleitung verantwortlich; beispielsweise im Januar 1943 der SS-Unter- 
scharführer Pantke, der für rund 1.000 Zivilarbeiter zuständig war.!% Zuge- 
teilt wurden sie ihrem Arbeitsort hingegen vom Arbeitsamt Bielitz, Neben- 
stelle Auschwitz, welches dem Landesarbeitsamt Oberschlesien unterstand. 
Die Nebenstelle Auschwitz erstellte — teils monatlich, teils alle drei Monate 
— Berichte über die sich auf ihren Listen befindenden Zivilarbeiter und 


101 Formular “Bestand und Bedarf an Bau- und Montagearbeitern des Bauvorhabens УШ Nf За” 
(Friedrich Krupp A.G., Essen), 3. April 1943. RGVA, 502-1-296, S. 393-393. 

102 Brief Bischoffs an die Kommandantur des K.L. Auschwitz, 22. April 1942. RGVA, 502-1- 
265, S. 665. 

103 Brief Bischoffs an die Amtsgruppe ВЛУ des WVHA, 1. Mai 1942. RGVA, 502-1-265, S. 
664. 

104 Brief Jothanns an die Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei Breslau-Liss, 6. Dezember 
1944. RGVA, 502-1-280, S. 30. 

105 RGVA, 502-1-57, S. 308. 
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-angestellten. Einige Exemplare dieser Berichte sind in den Archiven der 
Zentralbauleitung erhalten. 

Im Verzeichnis “Stand der Arbeiter und Angestellten vom...” waren die 
Arbeiter nach Beruf und Geschlecht angeführt. Die spärlichen erhaltenen 
Berichte erwähnen für den 1. April 1942 8.148 Männer und 2.994 Frauen, 
für den 30. Juni desselben Jahres 8.688 Männer und 3.406 Frauen sowie 
für den 30. September 8.851 Männer und 3.472 Frauen. TP 

Die Arbeitsbuchstatistik Abu 4a hielt — zuerst allmonatlich, später alle 
drei Monate — die Schwankungen fest, denen die Zahl der Arbeiter unter- 
worfen war. Am 31. März 1943 belief sich die Zahl der registrierten männ- 
lichen Arbeiter auf 20.292, am 30. Juni auf 19.711, am 30. September auf 
20.472, am 31. Dezember auf 20.677, am 31. März 1944 auf 21.275.' 

In der Arbeitsbuchstatistik wurden deutsche und ausländische Arbeiter 
(nur Männer) getrennt aufgeführt. Am 30. Juni 1944 gab es 21.620 deut- 
sche und 5.595 ausländische Arbeiter, am 30. September 21.885 deutsche 
und 6.664 ausländische, am 31. Dezember 4.535 deutsche und 8.070 aus- 
ländische.'® 


106 RGVA, 502-1-417, S. 2, 2a, 4, 5. 
107 RGVA, 502-1-417, S. 7, 7a, 8, 8а, 9a, 10, 10a, 11, 11a. 
108 RGVA, 502-1-417, S. 12- 
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5. Anhang 


5.1. Dokumente 
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Dokument 1: Reichsführung SS. Hauptamt Haushalt und Bauten. Organi- 
sationsplan für Amt U-Bauten 12.11.1941. RGVA, 502-2-12, S. 9. 
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Sütforge- u. Derforgungsamt 55 


Eingang: 29, Jan 1942 


Lë 


s SE (44-W.-V. Hauptamt) 
/ Berlin-Lichterfelde-West. Unter den Eichen 127/136. 
Jl {нуу 
ya ү, A Chef: 44-Gruppenführer und Generalleutnant der Walfen-45 Pakt 
! а анну 
ч / 74 Vertreter: $$-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-f Frank 
Mnu 74 л» 
drug e wm, < In diesem llauptamt werden alle Wirtschafts-, Verwaltungs- und Bauungelegenheiten 
7 / des Reichsführers-% in ministerieller Instanz bearbeitet. 


Der Reichsführer-44 


Berlin. den 19, Januar 1942. 


Nur für den Піспекті! 


Betr.: Organisation der Verwaltung 


Verteiler: Sonderverteiler 


— 


Münden - З erm a IGR N irkuik vom 31. Januar 1942 werden folgende Dienststellen акебай 


1.) Hauptamt Haushalt und Bauten 
2.) Hauptamt Verwaltung und Wirtschaft 


жа 
“ - И Y4-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt 
[| V š er 


Das -Wirtschafts-Verwaltungshauptamt ist in folgende Amtsgruppen und Amter 
gegliedert: 
Amtsgruppe A Chef: 44-Brigadeführer und Generalmajor der Waffea-ff Frank 


mit den Ämtern Al Haushaltsamt 
Haushalt der Waffen-4% und dez 
Allgemeinen- (Reichskassenverwalter-4) 


NIT Kasen- und Besoldungswesen 
A II Rechtsamt 
A IN Prüfungsamt 


A) Personalamt 


Amtsgruppe B Chef: $4-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-ff# Lörner 
mit den \mtern BI Verpflegungswirtschaft 

BH Bekleidungswirtschaft 

BIH Unterkunftswirtschaft 

BIN Rohstoffe, Preisprüfwesen. Devisen, 


Beschaffungen 


SH. IL 


Dokument 2: Organisationsplan des SS-Wirtschafts- 
Verwaltungshauptamtes. Dokument NO-719. BAK. 


CARLO MATTOGNO : DIE ZENTRALBAULEITUNG VON AUSCHWITZ 


59 


Amitsgruppe С Chef: $f-Oberführer Dr. Ing. Kammler 
mit den Апет CI Allgemeine Bauaufgaben 

cu Sonderbauaufgaben 

Cill Technische Fachgebiete 

Cv Künstlerische Fachgebiete 

CV Zentrale Bauinspektion 


Amtsgruppe W Chef: 44-Gruppenführer Pohl 
mit den Ämtern WI Steine und Erden (Reich) 
WI Steine und Erden (Osten; 
WINI Ernährungsbetriehe 
WI Holzbearbeitungshetrielie 
WA Land-. Forst- und Fischwirtschaft 
WA Textil- und Lederverwertung 
МУП Buch und Bild 
AA Sunderaufgaben 


Schriftwechsel in Verwaltungsangelegenheit 
zu richten. 


Die Leiter der -Verwaltungen aller Маш 
#- und Polizeiführer, der Truppenwirtschaft 


schafts-Verwaltungshauptamt. 


Diese Organisationsänderung hat die Auflösung bzw. Z, 


Anordnungen hierzu ergehen demnächst. 


Das Amt IV Verwaltung” im Führungshauptamt bleibt bestehen. 
Ab 1. 2. 1942 haben alle dem Führungshauptamt unterstellten 
an das Amt IV 


ämter. der Oberabschnitte. 
er. der Bauinspekt 
selbständiger Einheiten verkehren ab 1. Februar 1942 unmittelbar mit dem 


см Bauunterhaltung und Betriehswirtschuft 


ung einer 


Verwaltungsdienststellen im Reich und im besetzten Gebiet zur Folge. 


$-Gruppenlührer und 


Generalleutnant der Маси 


ienststellen ihren 
ührungshauptamt 


der Höheren 


ger 
Wirt- 


Dokument 2 fortgesetzt. 
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LEITER: 
(PERSONAL UND ARBLITSBETREUUNG) 


STELLVERTR. LEITER: 


SACHGEBIET Í 


AltG.BAUANGELELENHEITEN 


LEITER: 
4. AUG.BAUANGELEGENHEITEN 
DEARG.: 

MITARB.: 


BAULG.VERPINGUNG 
вгдав: 
MNARA: 


5. baustorre 
BARB: 
nana. 


& памкамнік 
btana. 
mitata: 


SACHGEBIET V 
MASCHINEN WESEN 


LEITER: 
{манн н wesen 


ВгАрЬ.: 
МІТАВЬ.: 


+ ELEKTROTECHNIK 
BEARR: 
Map. 


I, HEIZUNG 
BEARB... 
MITARB.: 


Är Sun ENTWÄSSERUNG. 
ШЕН DES HAUSES И 
Praap 
MITARB. 


SACHGEBIET ] 
ALLG. BAUVERWALTUNG 


LEITER: 


1.MAUSHALT UND TITELVERWALTUNG 


BAUAUSONBFRUHER 


MITARB. 


лимит фий IE RECHNUNGSFÜHRUNG) 
BEAR: 
миа: 


L ASWILKLUNG DER NEUBAULEITUNG 
ШТК 
мда: 


5. rtoisteaTue 
глаз. 
prp: 

b. кангы! 
brans: 
GON 


braRgQ ` 
MAR: 


SACHGEBIET 
HOCHBAU 


LEITER: 
ACHOLHBAUPLANUNG 

аг? 

мїтай.: 


ËTT TTC 
мага: 
мз: 


S Innenaus sau 
элаз. 


man 


S.WOHNUNGS UND SIEDLUNGSBAU 
orars: 
мітагв: 


k amuvornasen р" 


MItARm.: 


SACHGEBIET H 
INGENIEURBAU 


LEITER: 
1. TIEFBAU PLANUNG 
SEA 

DOIT 


MITARB: 


B.MUNA.UND SCHIESTANDE 
BEARB.: 
мра: 


L. vemessunG 
ЫБ 
MITARR.: 
5, BE>UND ENTWÄSSERUNG 


VH 
mitans- 


SACHOERIET ЇЇ 
SAONIEL-RECHNUNGSL.ABR. 


LEITER: 


T. Attgengeg, SC Baproanaatın) 
ME ott BULUTU NG 

1 ми». 
mnata: 


L аљасомонь Sp Муун А 


K ABRECHNUNG PES BAUVORHABEN C" 
etages. 
Mies: 


5 aneromuno м pag yeruas N D° 
ТТУ 
маза 


Dokument 3: Organisationsplan einer Zentralbauleitung der Waffen-SS 
und Polizei. 12.11. 1941. RGVA, 502-1-12, S. 29. 
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Organisationsplan einer Bauleitung der Waffen-SS u. Poli- 


Dokument 4 
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Betrifft sisernes Sparen 
Vom. Schreiben des Hauptamtes Eaushalt und Jeuten, Der һе? des 


Amtes "äeren, vom 25.11.41 Kennutris genommen; 
A A 
Arloth, —T ФИ Jerzombek: 
d I 
Stiller: 242, , Scheffel: 


тїїх: x Kr a 
Vieth: Dengler: E 
Dejaco: Ver Breif: ПО É Ber 
4 Blanke: 
Tagert: 
Nestripke: 
Reichwein: А ud Eolz: 2, 
Putzker: < Gaza: 
Praohnik: Fränzen: Jena 
Giesenberg: Schmid, Helm, : 
Weislav: А Krause: 
Egzeling: УУУ tfar. Engler: 
Hochscherf: Böhm: 


Gertl: Dat: Swoboda: 


si 
Folter: L eo Pane Beck: 
LE у Ге 
Lubitz: ` Kofler: 
U 


Stein їгаззех: Kunert: 

Kamann: Thoma: she 
Kastner: Berberich: 

Jotkann: 275 BEER Kling: 

Wolff: wor Olschar: 

Zymczoxk: а Rappl: 104. 
Hanhart: Сдала, H Bë wolf: дон 
Taddiken: 7754 tt: xilde: 

Skorz: INNAN Turm: М, 
Janisch: Jet Cerne: 
Kayser: Jerner: Ze 
Fenrich: Panike: = 


Nitsche: Steinert: 


Dokument 5: Verzeichnis der Angehörigen der Zentralbauleitung. 25.11. 
1941. RGVA, 502-1-10, S. 69. 
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Zentrelbaulestung der Steg und Polizei 
Gi LS, 


Liste der 4-Angehöriren 
nach dem Stande vom 15.12.42; 


Lfd, Dienst- Zuname Vorneme Geburts- Temerkungen 
Нг. ar Grad datum 
1 .* Bo 'u-oscha Arloth Willibald 12.-8.1911 
2 KU аш; Вагио1? Hans 25. 2.1909 2.2t.Luft- 
waffenla- 
zarett Gote 
3 Ер 4-Strm. Beck valter 13. 3.1910 
4 н-0всһа Ber Georg 22. 7.1916 
LCE Lu Gobert, Betzinger Ewald 5. 9.1903 
6 CH stuf, _ Bischoff Yarl ______.9.-8;1897 
7 KSchtz. Blanke Heinrich 30, 9.1912 
8 gx eebert, Böttjer Hinrich 24. 1.1912 
9 GräXif-Uscha : Bracht ^ Fritz 10.11.1904 
10 . K. Y-Rottf, Cerne bin 17. 2.1903 
EE Ustuf De о valter 19. 6.1909_. 
12 iq = 8-5 A neler T 22.11.1915 
13 WeSchtz. Depta Romuald 14. 5.1922 
14 Ё, H=nottf. Dragoni Livio 3.10.1905 
15 U-llstuf (F Begeling sarl_____30. 5.1912 
16 Lett (P Le EE EE KEES 
17 Kee ©. ER ——Каўой 7 25. 3.1909 А 
18 er Zränzen . Reinhard 15. 2.1904 z.Zt. in 
. Dana, j e= 
19 bës Genur Arpad 7. 7.1909 
SES 6 ү Älli-Usche Gerhard Erwin 27.10.1908 
21 Им Y-Schtz. Gierisch Yartin 15. 6.1903 
22. ` Ë ii-Uscha Giesenberg Heinz 24.11.1905 
23 ы, -Uscha Hoffmann Heinrich 21. 1.1910 
24 déi =Uscha ` Holz Lex 16. 5.1910 
25 Ë, Y-Ustuf (P) Janisch Josef 22. 4.1909 
26 / Ee Я Scharf. Jäger Arthur 17. 7.1889 auf Urlaub 
bis 30.12. 
1942. 
27 e EM Jothann verner 18. 5.1907 
28 Ё И-бзоһа Kamann ' Dietrich 2.10.1904 
29 Ц? Vote (F) Kastner Fritz 1: 5.1910 
30 KS Kayser Otto 22. 7.1902 
31 =Ustuf. (Р) Kirschneck Hans 14. 6.1909 
JE „> ГУ I=Uscha Kling Armir 19, 9.1914 
33 &, -Strm, Kofler Fans 10, 4.1911 auf Urlaub 
S -30.12.42.. 
au 4 |} Scharf.  Yögel Kurt 27.12.1868 
35 ky y-Strm,. Yrause Hax 29. 1.1902 
36 by irStem. Kunert Karl 29. 3.1902 auf Urlaub 
-30.12.42. 
37 Be ;-Vscha Kywitz Walter 20. 2.1912 
. 38 un ;-Strm. Lubitz leinz 18.12.19С8-а0#: Urlaut 
Р d -30.12.42. 
39 US EA Lugert Hana 31. 7.1905 
40° vk y-Uscha Witsche Johann 21. 5.1907 


Dokument 6: Verzeichnis der Mitglieder der Zentralbauleitung von 


Auschwitz. 15.12. 1942. САКЕ, 7021-108-54, 5. 88f. 
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Sen 
41 ` &vÍy-uscha Olschar Josef 18. 3.1896 
42 ArfFi-Uscha Partke Kurt 16. 7.1910 
43 Gu Ustuf (F) Peetz Rudolf el 5. CP ‚1912 z.Zt. anf. 
a a ne Hesungs- 
urlaub Г 
44 Óv) u-uscha Penn Tritz 5. 1.1908 #026528. 
servelezar. 
5 еы uf (P) Pollok Anne? Ee 
H Р ollo Snef. -. _ 08. 
46 Wi'-Usc Tüchnik Fudolf 30.11.1912 ; 
47 фі! зуга. Rosenauer Leonhard 22.10.1909 
48 —Strm. Scheffel Rolf 7.12.1908 _ 
49 Bere (P). Schenk Ewald 19, 8.19210.2.24.2er 
MIET a servelaz. 
s Troppau 
50 11-Поїъ?. Schmid Helmut 6. 4.1912 
сх g k'=Rottf. Schnuhknecht . Yalter 25. 6.1910 
52 u, #-Schtz. Schwab Roland _ 23.10.1911 z.2t.1!-Aus 
= bildungs- 
lager 
y Dachau. 
53 W y-schte. Sihörsch Franz 27. 5.1900 
54 -Strm. Seitner Rudolf 13. 3.1911 
55 Ду \i-Schtz. Splitt Erich 20. 4.1907 
56 Юм !'-По++Р. Steinstrasser Hans 3. 8.1905 
57 Им 4'=Rott£f. Steinert Georg 28. 2.1911 
58 TWE }=Oscha Stiller Aifred 15. 9.1895 
59 ӦүЁ li-Oscha Strang · Hermann 24.10.1895 
60 Arki-Uscha Swoboda Heinrich 11.10.1904 
61. WmUscha Thoma valter 344322907 
62 у Ово? (ei  Tófferl ` Hermann ` 3. 4.190 
63 #—Uscha ` Ulmer arl 2195267555191 
64 № t'—Uscha Vieth Hermann 21.10.1909 
65 Gud #—Usoha weislav Franz С. 1.1908 
66 #=Ustuf Valleranz Bernherd ` 1. 5.1908, 
67 Lä schar?t, "Viechmann "Heinz ` ` 1.10.1912 
68 GRELL acte Milk Paul 13. 6.1909 
69 . H—-Rottf. wolff Johann 9.10.1900 
70 Ku Y-Ustuf (P) Wolter ___ Fritz 15. 3.1909 
Dokument 6 fortgesetzt. 
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Bauleitung der Waffen-SS u,Ppolizei 
K.I» und landwirtschaftl.Betriebe 


Ausohwitz 0/3 Auschwitz, den 5.Januar 1944 
Betr.: реки der Zentralbauleitung durch 55-Sturmbann- 


An die 


führer Бівсһө?? an 85-Obersturmführer (F) Jethaun. 


Schreiber der Bauinspekttan Ав„В56б, „/кї/но 
und Schreiben der ZBL. vam 28.12.45 рев 


I. Verzeichnfs der Akten und Mübel 
II. Zusammens 


А tellung der fertiggesteilten Bauwerke 
a rer re nun der in sich befin-. 
en D 


Zentralbauleitung der 
Waffen-SS und Polizei 
Auschwitz 0/3 


in Hause 


Die Bauleitung der Faffen-SS und Polizei К.І. 


and landwirtschaftliche Betriebe Auschwitz' überreicht als 
Anlage die Aufstellung der Übergabeunterlagen mit Stand 
vom 1.Januar. 1944. 


Der Leiter der Bauleitung der 
Waffen-SS .umd Polizei 
X.L.’ und chaftliche Betriebe 


SS-Unter г (Р) 


Verteiler: 


== 
е „Lund Landw - 


Dokument 7: Übergabeverhandlung zwischen dem SS-Sturmbannführer 
Bischoff und dem SS-Obersturmführer Jothann. 5.1. 1944. RGVA, 502-1- 


48, 5. 42. 
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u ‚Besiehende ‚Straßen: © А › 

` —saseq Projektierte Shapen Fan ун. 

LEE Im Bau befindliche Straßen EN 

SEE Ausbesserungsedürflige: ` 
Straßen. "` 


Lageskizze M, 1:10000 


haben: #H-Unterkunft und Konz: mr ationslager Олени 
Н St t 8 Ç 
| Zentral өг © ? 


Verte Der Reichsführer-4 und Chef d, Di; Pol, Le p d 
Y-Wirtschafis- Verwaßtunigthaupkamt 7 оа 


Аз9ғирра С, Serin" -tjè 
Unter den Eichen 326-450 oe West 


KEN 
und 
fe 


E 


то der Waffen- 
KI Auschwitz 0/5 


Dokument 8: Lageskizze SS-Unterkunft und Konzentrationslager 
Auschwitz. Straßenbau. 15.7. 1942. RGVA, 502-1-319, S. 166. 
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Dokument 9: Baubeschreibung SS-Unterkunft und Konzentrationslager 
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Äostenübserschrag 


für den benelfenilizen stregentau im Konsentrationslager 
Auschwitz 0/5, 


3200 m Straßen, 6 m Fahrbahn beider- 
seltigen 2 m Bürgersteig mit 
Borästeinen u. Pflasterrinnen 
Wehelfemäßig heratellen 
Ze 48 68,00 RM = 217.600,00 


47650 mê bestenende Straßen neu 
zu beschottern 
2, 1 n® 3,40 RM = 60.000,00 


er IE 
zus, 277.500,00 


Keen EE 


Aufgestellt!} 
Auschwitz,den 15.7011 1942 


Dokument 10: Kostenüberschlag für den behelfsmäßigen Straßenbau im 
Konzentrationslager Auschwitz O/S. 15.7. 1942. RGVA, 502-1-319, S. 
165a. 
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Kostenvoranschlag 


für die Aufstockung von 8 Haftlingsunterkünften im 
Konzentrationslager Auschwitz 0/5. 


A) Erwerb des Grunästückes: RM 


Die Gebäude, die aufgestockt wurden, 
liegen auf dem reichseigenen Gelände 


des Konzentrationslagers Auschwitz, — 


A) Erwerb des бгопіз+йскез: BR ---- 


B) Erschließung des Baugrunästückes: 
entfällt. = 
B) Erschließung des Baugrunästückes: BN — 


C) Bauten und Außenanlagen: 
I. Bauten: 


a) BW. 20 A; 20 B; 20 D; 20 Е; 20 Fi. 


Grundfläche: 45,18x13,60 е 614,45 n° 
Geschoßhöhe: 3,74 m (Binschl. Erd- u. Ober- 
geschoßdecke) 


Unbauter Raum: 614,45x3,74 = 2298,00 ш? š 

Umb.Raun für 5 Gebäude: 2298,00х5= 11490,00 m“ 

Kosten für 1 ш? RM 15,50 N 

11490,00 x 15,5о= — 4 Ч ВМ 178.095,00 
Für den Einbau der Wasch- und Abort- ш 
räume im Erdgeschoß und Herstellung 

einer Absetzgrubefür 

1 Gebäude НМ 18 000,00 


18.000,00 x5 = 7.41 RM 90.000,-- 
b) BW. 20 G; und 12 PA 
Grundfläche: 45 ,18x13,60 = 614,45 m° 

Geschoßhöhe: 3,44 ш eure 


Umbauter Raums 614,45 x 3,44 = 2113,70 п? 
Umb., Raum für 2 Gebäudes 2113,70 x 2= 


4227,40 m 
Kosten für 1 m; RM 15,00 
4227,40 x 15,00 = RM 63.411,00, 
Übertrag: ЕМ 331.506,00 


— 


- 2 = 


Dokument 10a: Kostenvoranschlag (für die Aufstockung von 8 Häft- 


lingsunterkünften im Konzentrationslager Auschwitz O/S. 17.8. 1942). 


RGVA, 502-1-270, S. 9-11. 


69 


70 


CARLO MATTOGNO : DIE ZENTRALBAULEITUNG VON AUSCHWITZ 


Übertrag: ЕМ 331.506,00 2 
Li 


Pür den Einbau der Wasch- u, Abort- 
räume im Erdgeschoß und Herstellung 
einer Absetzgrube 


für 1 Gebäudes RK 18 000,00 36.000,08 

18.000,00 x 2 = р 

с) BW 20 В, 

Grundfläche: 45,18x13,60 = 614,45 m2 

'Geschoßhöhet 3,74 m (einschl. Erd- u, 
Obergeschoßdecke) 


Umbauter Raum: 614,45 x 3,74 = 2298,00 
Kosten für 1 mj, ВШ 16,00 


2298,00 x 16,00 = ` 96.768,00 
Für den Einbau der Wasch- und Aborträune Ee 
im Erdgeschoß und Eerstellung einer 

Absetzgrube ——!#@+000,оо 


Gesautkosten: 422.274,00. 
ee et: 


mm 
I. Bauten: Gesantkosten rä. BA 422.300,00 á 


II. Außenanlagen: 


entfallen —- 

II, Außenanlagen: — 

— nF — .  . 

Zusammenstellung 

I, Bauten вы 422.5300,—- р? 

ІІ, Außenanlagen’ Ы =- I 
Болле RM 422.300 ,-- , 

C) Bauten und Außenanlagen: RM 422,300 ,— 


D) Planung, Beuleitung, Bauführung: 


4 У.Н, aus den Kosten 


von Abschnitt В RM —- 
ke s C n" 422.300,—./ 


" в E " 21,100,-- 
4 v.E, von RM 442.400,оо ei = rd. RU 17.700,00, 


D) Planung, Bauleitung, Bauführung: ЕМ 17.700,00 


-3. 


Dokument 10a fortgesetzt. 
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Е) Hauptinsgemein: 


5 v.H. aus den Kosten 
von Abschnitt В = RM --- 


s Ы C =" _422.300,--/' 


5 v.B. von ВМ 422.300,- = rd. RM 21,600,-—' 

.. - D 
өө——————.——— 
E)'Hauptinsgemein und zur Abrundung: ` RM °21.000,-—- „ 


N ыз ое сшкш en 


Gesamtzusamnmenstellungt RM 
A) Erwerb des Grunästückes — 
B) Erschließung des Baugrunästückes --- 
С) Bauten und Außenanlagen 422.300,00 wei 
D) Planung, Bauleitung, Bauführung 17.700,00 Ze 


E) Hauptinsgenmein 


21.000,00 7 


Gesantkosten: RM 461.000,00 


Aufgestellt! 
Auschwitz,den 17.August 1942 
Po/Ha. 


Der Leiter 
der Waffen. 


Zentralbauleitung 
lizei Auschwitz 


4-Hauptsturnführer (5) 


Geprüft 
Berlin, den..1.7, Sep, 2... 


Dokument 10a fortgesetzt. 
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Erläuterurnasbericht 


für die Aufstockung von & Bäftlingsunterkünften im Konzen- 
trationsiager Auschwitz 0/5. 


Dienstliche Ver- 
anlassung: 


Beschaffung ший 
Beschaffenheit der 
Baustelle: 


Baugrund: 


Entwurfsanoränung: 


Lageplan: 


Siehe vorgeheitete Abschrift des Schreibens 
der Chef des Hauptamtes Haushalt und Bauten; 
Ger Chef des Antes II von 18.Juni 1941; Азж„ї 
II B 2/3/a/Se/lo., Abschnitt 2.a.——— __ 


Die für äje Aufstockung in Frage kommenden 
Gebäude waren ehemals Mannschaftsunterkiünfte 
der früh.poln. Artilleriekaserne und sind 
am 4.Маі 1941 von der Heeresstandortverwal- 
tung Kattowitz der Kommrendantur des Konzen- 
trationslager Auschwitz kostenlos überlassen 
worden. — 

Das Gelänĉe ist eber. 

Der Besitzer ist das Reich, 


Der Baugrund, auf беш die aufzustockenden 
Gebäude stehen, ist gut. (Bodenklasse III) 


rn ann 


Es wurden aufgestockt: 


"I. Bauten: 
1) EW 20 А Eöftlingsunterkunftsgebäude 


2) EW 20 " " 
3) ER 20 D " п 
4) BW 20 E u Ш 
5) в# 20 F " " 
6) BW 20 G " " 
т) PW 20 R n " 


8) EW 12 ` Hšftlingseffektenkammer 


IT, Außenanlagen: 
entfallen. 


Die Lage der Gebäude gent aus beiliegenden 
Lageplan hervor. — nen 


- 2 - 


Dokument 11: Erläuterungsbericht (für die Aufstockung von 8 Häftlings- 
unterkünften im Konzentrationslager Auschwitz O/S. 17.8. 1942). RGVA, 


502-1-270, S. 6-8. 
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Aufstockung der 
Unterkünfte 

BW 20 A; 20 В; 
-20 D; 20 E; 20 F. 


PW 20 G und BW 12. 


BW 20 R. 


Baukosten: 


1) Die bestehenden eingeschossigen nicht 


2) 


3) 


unterkellerten Häftlingsunterkünfte 


Diese sind aus dem beigefügten Kosten- 


wurden aufgestockt. Das Treppenhaus wur- 
de in zentraler Lage eingebaut. Bei der 
Planung wurde darauf Wert gelegt, mög- 
lichst große und übersichtliche Räume . 
zu schaffen. Das Dachgeschoß ist nicht 
ausgebaut, Шш Obergeschoß befindet sich 
zu beiden Seiten des Treppenhauses je ein 
großer Schlafsaals dazwischen ein Raum 
für den Blockältesten. Im Erdgeschoß wur- 
den Wasch- und Abortanlagen eingebaut. ~ 
Die bestehenden -ErdgeschoßbalEendecken 
wurden durch Einziehen von neuen Zwischen- 
balken verstärkt, Die Obergeschoßdecken 
sind Holzbalkendecken, Die Beheizung 
der Räume erfolgt zunächst durch Kachel- 
öfen, später werden die Gebäude an ein ne 
zu errichtendes Ferrheizwerk angeschlos+ 
sen. Sn 


Die Ausführung dieser Bauwerke erfolgte 
genau wie vor, jedoch waren die Erdge- 
schoßdecken als Massivdecken vorhanden. 
Die Obergeschoßdecken sind als Holzbalken- 


decken ausgebildet, 


Die Ausführung dieses Bauwerkes erfolgte 
genau wie unter 1 beschrieben, jedoch wır- 
de die Decke über Erägeschoß als Eisen- 
betonhohlsteindecke, die Decke über Ober- 


geschoß als Ecizbalkendecke ausgeführt, 


voranschlag zu ersehen. — 


-3- 


Dokument 11 fortgesetzt. 
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Bauzeit: Mit dem Bau ist im Oktober 1940 begonnen 
worden. Die Arbeiten sinG bereits fertigge- 
stellt und die Gebäude in Benutzung genom- 


men, 
Aufgestellt! 
Auschwitz,den 17.August 1942 
Ро/На. 


entralbauleitung 
Polizei Auschmitz 


Der Leiter der, 
der Waffen 


f5-Eauptstußfzführer 


Geprüft 
Berlin, pen 17 Sep. 1042. 


der Chef Dës tes СІ 


Dokument 11 fortgesetzt. 
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Dokument 12: GB-Bau Zettel. 22.12. 1942. RGVA, 
502-1-319. 
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Bentralbauleitwıg”der WVeffen-1 
und Polizei А 
kuschwits =~ 0/3 Auschwitz, den ®,.ebruar 1943 


. Übergabeverhardlung. 
=raza= m mamas =xmüzsm=miacr==============mr 


Zentralosuleitung der Veffen-t und 2olizei Auschwitz: 


Vertreten duroeh:' 


Kommandantur des K.-L, Auschwitz : 
Vertreten durch: ` 


‚Des von der Zentralbauleitung der Waffen-# und Polizei Auschwitz errich- 


tete — Immmermukgeeraren se Iamain -Schweizer Baracks beim 
wurde heute an die Kommandantur Unterkunftsverwaltung) des K.L. Ausch- 
witz übergeben, 2 Krematorium. 
Beswhreibung ; eiehe Rückseite. ч 


Umstehend aufgeführte Räume und die in der Anlage 1 gesondert aufgeführ- 
ten Einrichtungsgegenstände sind ordnungsgemäß von der Zentralbe, eitung 
der Weffen-U und Polizei Auschwitz übergeben und von der Kommandantur 
(Unterkunftsverwaltung) des K.-L. Auschwitz übernommen worden. 


Die Unterkunfisverwaltung hat nachfolgende Tinsche geäußert: 


1945 . 


ЕЯ 


Anlagen; 1 Verzeichnis der Binrichtungsgegenständ f 
1 Satz Baupläne (sßsteb 1:200) Р 


1 Be 

. bei Ausführun: der Arbeiten in Eigenregie mit Häftlingen kommt eine 

Haft- und Zerertiezeit nicht zur Anwendung. 2 
Die Arbeiten wurden in Zigenregie ausgeführt. 


wenden 


Dokument 13: Übergabeverhandlung (Baracke für die Politische Abtei- 
lung. 8.2. 1943). RGVA, 502-2-150, S. 7. 
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Bescheinigung, über die Schornsteinabnahue. 


.-- ----- -- - - - - E E EE onen men nn onen non 


Die in der Üchweizer Baracke bim Krematorium befindlichen 
Schornsteine wurden auf ihre leuersicherheit gepriift und 
die vurnaudenen Mingel wurden beseitigt. 


Soweit ersichtlich sind die Schornsteine in obengenannten 
Gebäude in orAnungsmässi;.em Zustand, 


Auschwitz, den 8.1. 1345. | 
SE Mar ` 
A óZ j 


ЛУ Кучу улу EE *........ 


Dokument 14: Bescheinigung über die Schornsteinabnahme (Baracke für 
die Politische Abteilung. 8.2. 1943). RGVA, 502-2-150, S. 6. 
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Allgemein: 


Aussenwändss 


Innenwände: 


Decken: 


Fussböden: 


Dach: 
Fenster: 


Heizungs 


Beleuchtungs 


-Holzwände mit Brettschalung, kein Aussenputz 


„einfache Fenster 


Gebäudebeschreibung. 


Жї ла = шсш т=н шш шш шшш ш эта шщ шаш 


Gebäude 1-stöckig, nicht unterkellert 
es besteht ausş 


Erdgeschoss mit 4 Vernehnungszimmern 
2 Verhandlungszinmnern. 


Holzwände mit Bretterschalung, kein Innenputz. 
mit Papp-Platten verschalt. 
in sämtl.Räume und Flure Holzfussböden 


Satteldach mit Pappdeckung 


;fenhei zung 0.T.öfen) 6 Ztück 


ülektr.Licht 


Dokument 15: Gebäudebeschreibung (Baracke für die Politische Abtei- 


lung). RGVA, 502-2-150, S. 7. 
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ima 
ра 
Coden Unter 


l 1 Gd ë 1 
Der Lagerkommendant: Ber Verwaltun 
Z 


ET 
| š P SSD Ч 
i А Е ИГ : а 
| i Í I ' н i ' i | | i | i. 1 DB: Vj 
| Ñ: Ж PE TREN 3 
š : | ' ! | КТУ | Ë | š 
a КО КШ! i КИТ] р NR 
| л 
БЕРЕЕР B S EE 
Ee EERE 

L i + H i |- : ЖЕЕ БЕЙ la Ж — ECH 
en LL LEE 

{ләш (1 CL fe © | | ; @ E 


Ë 
== - SS 
— ПЕЙ AT Ze 
КГС 
E RSR Ee i EK? 


Dokument 16: Verzeichnis der Einrichtungsgegenstände (Baracke für die 
Politische Abteilung). RGVA, 502-2-150, S. 8. 
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dengt 


GY pups 
2çə;supyəqio 


- 
à 
© 


£: 


Dokument 17: Baupläne 1:200 (Baracke für die Politische Abteilung). 
RGVA, 502-2-150, S. 9. 
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ne Kë, AN pes Q 
€ < сев Wise ass. Auschwitz,den 12. Juli 1940. 
мъ par i e 


d + ' 
са асе : "Atigkoitsberächt vor 5.4114 bfs 11.7011 1940. 


ze 1 VUmlaufschreiben vom Le, Juni 1940.. 
„zfalen : nə . 


£ die 


fo, nendentur des Xel, Auschwitz: 


in Ausckwits „ 


эк х= асс —w—mxa= x 


1. Baustellenbetrieb у 


In 5euteil I setzten die einzelben Herdwerker die Ausbauten Fort 


edoch konnte im en Solmt die Arbeiten „ick 
eschletnigt Zorte werden ‚da wegen Sicherheit eine-, ве 
ве Бе ge wer.In bäude wurde die Inst 
tion für die Be-umd En fortsesetzt.Das Er 
das für die iufnalme der Tach ре bes а gegen 
zeziefer und ten warden Ais 
~ und ten fortges a Tüp die e 

centliche Anlage eingeschalt unë betonjert „Die zwei Hünteyrg ddr 
Ра Topf und Sthne „Erfurt. trafen ein und ni$ den Рэй ӨЕ. 


eigentlicher Verbremnungsanlage „Das Putzabei еп und Dinrlis 
der Gebäude wurde fortgesstst ¿Die Bauarbeiten mit der Bohrung der 
Brunzenanlage haben plannässig ihren Fortgang genommen. 


2, Einkauf von Naterislien А 


Eierbei ist kaum Wesentliches zu berichten,da durch das Fehlen 


von кыы: und Bezugscheinen ein Einkauf kaum noch getätigt 
werden kann 


3. ` Planung , 


Eit den Bestandaufnahmen zur Festlegung der Grundrisse und Pre 
Aufzeichnung wurde weiter fortgefahren . Die Veberwac 

einzelnen Bauabschnitte wurde planmässig Gurchgeführt die 
notwerdigen Detailseichmmgen wärden engefertigt. 


4, Geschäftaflihrung , 
— U 


Dee Überprüfen und Auseisengen von Rechmmgen berg, Abschlags- 
Seege wurden fortgesetzt,.Die dadurch bedingten Buchungen 
spwje der anlaufende Schriftwechsel wurden erleäist, . 


Zauleiter LA 2 


Dokument 18: Tätigkeitsbericht (Schlachters vom 12.7. 1940). КСУА, 
502-1-214, S. 97. 
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ir | b 


8. iai 1942. 


Sftgb.-Ar.ı Z2P5/42/"1o/Lp, 


Bstr.: Baufristenpläne nach d H + 
Stande vom l.Mai 1942. Einfchreibe:: 

Beag.ı Amtsbefehle 3, 11 und 18 

Anilg.: 2 Baufristenpläne je 2fach. 


An das 
MWirtschafts-Verwaltungshauptamt 
Antegruppe C V/3 

Berlin — Lichterfelde — Vest 
Unter den Eichen 126 — 135 


In der Anlage werden 2 Baufristenpläne (2-fach) für 
412 Bauvorhaben Eonzentratimaslager Auschwitz und Zrliegege- 
fangesenlager der Yaffen-i Auschwitz nach dem Stande vom 
1.5.1942 überreicht, 


Der Leiter der Pntralbauleitung 
der Та??еп- 11201 Auschwitz 


j=Hauptsturnführer (S) 12 


Dokument 19: Baufristenplan (für Bauvorhaben Auschwitz mit Begleit- 
schreiben Bischoffs). 15.4. 1942. RGVA, 502-1-22, S. 13, 16. 
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mmer. e ` + 


f942 Lëgeeeer BE 


name Arbel IM 
gm 


И ЖАШАШ 
45 135 apas эй And 18 Kai 
дом. 

A | (État. a. awan вхо = ! 
BEBE = 

is b fajia РУ bech 

46 bx (бше! задь hs R P 

PR 


= 


& 


Dokument 19 fortgesetzt. 
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18.Novenber 1941, 


Bere Ў сло / Y Ja 
Botr-: Baubericht, 


Bezugi ohne 
Anlg.: 1 Baubericht, 


An die 


Kommandantur, 


І, Auschwitr. 
Obige Dienststelle überreicht in der Anlage den Baubericht 
vom 10.11.41 mit Stand der Arbeiten v.1.11.41. 


Le 


Dokument 20: Baubericht (für den Monat November 1941 mit Begleit- 
schreiben Bischoffs vom 18. November 1941). RGVA, 502-1-214, S. 8- 
11. 
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H 


4. Dezember 1941 
Kéi 


Sttek,-Ar CM /41/Er/Ths 


Betr. ı Baubericht für den Monat Novèmber 1941, 


Besg. ı Ohne 
Anlg. ı Keine 


An die 
Kommandantur des 


K.L. Auschwitz 


Allgemeines: Der Baubetrieb wurde trotz des starken Frostes voll 
aufrecht erhalten, die einselnen Arbeitakommandos teilweise verstärkt. 
um die gestellten Bausufgaben ausführen zur Zeit 
oa, 800 Zivilarbeiter, А%Ф#.. Härtlinge,[6&- - erdefuhrwerke, 
3 LKW und 1 Sattelechiepper eingesetzt. 


Beste etriebı 


A 5 tlegerı 

Der 5. Häftlingsunterkunftsneubau warde im Rohbau fertiggestellt, 
der Dachstuhl aufgeschlagen und mit Doppelfalssiegel eingedeckt. 

2 Häftlingeunterkunfteneubauten wurden bis auf den Aussenrerputs 
vollständig fertiggestellt und bezogen, Bei den anderen Bauten 
wird am Innenausbeu gearbeitet, 

Der 6. Häftlingsunterkunftsneubau ist bis sur Erdgeschossäscke, 

der 7. und 8, Häftlingsunterkunftmeubau bis sur Kullerdecke fertig- 
gestell und wurde mit dem Einachalen der einzelndn Hohlsteindeoken 
begonnen, 

Die beiden Anbauten an der prov, Häftlingsklehe wind Yis auf reste 
liche Verputz- und Malerarbeiten fertiggestellt. 

Ansonsten verschiedene kleinere Bau- und Installationsarbeiten 

in den übrigen Häftlingsunterklinft@h. 


Dokument 20 fortgesetzt. 
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Se 0 


Das Entlausungs- und Zugengsgebäude mit Häftlingsbad ist im Bau, 
Das Erdgescohossnsuerwerk bei Badetrakt ist bis auf Fenstersturs- 
höhe fertiggestellt, der Keller des Zugangegebäudes zum grössten 
Teil ausgebaggert. 

Bei Aen neugn Häftlingsunterklinften ausserhalb des derzeitigen 
Sohutshaftlagers wurde mit den Ausschachtungsarbeiten begonnen, 
und äie Beustelle eingerichtet, 


В. te B~ w 1 


Verschiedene Instanäsetzungsarbeiten bei den Truppenunterkünften 
im Gymmasium Auschwitz und Schule Birkenau, 

Fundanente für die 4 neuen Unterkunftsbaracken des Kommandantur- 
stabces fertiggestellt und mit Aufstellen der Baraokan begonnen. 

Bei #Wirtschaftsbaraoke für die Truppe die hölsernen Umfassungsmwände 
eufzentellt und mit Installation der Heizkörper begonnen, 
Irweiterungsbau bei Bauleitungsbaracke bis auf Einziehen der 


-Zwischenwände und Dachdeckung fertiggestellt, 


С.) Führer- unü Usterführerwohnhäuser: 


Laufende Instanäsetzung der bestehenden Wohnhäuser im evakuierten 
Gebiet für Yohnzwacks. 


р.) Kriegagefangenenlager: 


Vorerst wurde das Quarantëänəlager ausgebaut und ist bis jetzt 
Zolgender Stand der Ruuarbeiten erreichts 

6 Вагасхеп für je ca. 700 Gefangene bis auf Verglasung fertig- 
gestellt. 

8 weitere Baracken eingedeckt und in Rohbau fertiggestellt. 

7 Beracken im kohbau fertiggestellt und das Dach aufgeschlagen. 

2 Вагаскеп bis auf das Aufschlagen des Daches fertiggestellt. 

Bei 7 Beraoken die ?undamente fertiggestellt. 

1 #irtschaftsbaraocke mit Aufschlagen des Dachen begonnen, Kamine 
gemauert. 

1 iirtsohaftsbaracke bia auf Aufschlagen des Daches fertiggestellt. 
Einfriedung aus Betonpfählen zu 90 % fertiggestellt, Steacheläraht 
bis auf die unteren Reihen gespannt, 

Eingangsgebäude mit Trafostation im Bau, bei Trafostation Dachstuhl 
aufgeschlagen, Starkstromleitung von PappeZebrik Birkenau bis 


= 


Dokument 20 fortgesetzt. 
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/ 


2з і 


Lager montiert, 3 Brunnen für die Wasserversorgung fertiggestellt. 
Zufahrtsptrasse von К.І, bis K.G,1. im Grundbau su 90 X fertig- 
gcstellt, das Walsın musste infolge Schneefall eingestellt werden. 
Die Klürgrube und der Vorflutgraben zur Weichsel musste infolge 
Mangel en Häftlingen oder Kriegsgefangenen eingestellt werden,- 
Der Abbruch der Ortschaft Birkenau wurde weitergeführt und das 
anfallende Haterisl zur Verarbeitung an die Baustelle geschafft, 


Е, tw schafte der 


Das Unterkunftsgebäude II in Raiko wurde fertiggestellt und ist 
zum Teil bereits bezogen, 

Die prov., Bäckerei für das Kriegsgefangenenlager wurde ausgesteckt 
unà mit der Tinrichtung der Jaustelle begonnen. 


P.) Y=Rantinenrene t 


Das prov. Sehlachnthams wird durch einen ^пбац vergrössert, mit den 
keuerarbeiten wurde begannen. 


Bel Ti p 

Hit dem Bau des Hauptsamnlers wurde begonnen, der Bagger eufge- 
stellt und in betrieb gesetzt, 

Die Strasse von Bahnhof bis zum Lager wird mit 'ieuem Grundbau 
versehen und beschottert, 

An den Brunnen für die Tasserversorguing des Legere wird weiter 
gearbeitct, 


Н.) Congtires: 


Die laufend anf.:llenden Instandsetzungsarbeiten an den bestehenden 
Gebäuden wurden durchgefiihrt, 

Für die Landwirtschaft wurden behelfamüssige Stallungen und 
эсацрреп erricutet, 

»usserdes wurden in deu Häftlingewerkstätten die für die einzelnen 
Bauwerke erforderlichen iiandwerkerarbeiten ausgeführt. 

Die Unterkünfte für die Zivilarbeiter werden weiter ausgebaut. 


SR 
01, 


Dokument 20 fortgesetzt. 
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T&etigzgkeitspberich+ 


der Fahrbereitschaft von 1. - 31. Kai 1942 


— Í 


Fahrzeugeinsatz täglich durchschnittlich 7 - 8 í K e 


Insgesante Fahrten im obizen Zeitraum 1171 

Gefahrene Kilometer " " " 7493 
Benzin(1975_ 

Kraftstoffverbrauch " n н Юзеве1(1739= 3774 


Fahrten -Einsatz für F.G.L. (Barckenteile 
und Baumaterial ) 622 


и " u 2.Haus у 215 
Я ч " Sch.Lager " 81 
" " HI "Ü" п Frauen 31 
ы Ы " Klärgrube (Beracken ) 18 
S и "B7.7a (Baumaterial ) 24 
x " " Bauleitz. (Baracken u, 

š Haterial) 38 
pP ы ú Schlachth,. " 11 
и н " Raisko " 29 
Ы " " Birkenau (Holz ) 18 
" " " Hermense (fateriel) 5 


= 


Katerieiverwlip. (Stückzut 16 


" ” " Haus 171 %28 (aterial) 17 
ы " " Bauleitzsgarage " 40 
S Ç " Pferdebaracken № 8 
А п " Babitz (Holz ) зо 
Ë S " Fattowitz -Eichenzu 18 

Tarnowitz-Bielitz — 


zus. 1171 


= 


Dokument 21: Tätigkeitsbericht der Fahrbereitschaft, Mai 1942. RGVA, 
502-1-24, S. 295f. 
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B. erkstattätigkeit 


Außer der täglichen Instanäsetzung der Tahrzeuge wurde der 

LKY Magirus {94641 nunmehr in Betrieb gesetzt.DerChevrolet 

IT 52911 wurde überholt und mit Tarnfarbe vergehen bezw.be- 
schriftet. Der IKW Magirus # 94645 mußte einer erneuten Überholu 
unterzogen werden, desgleichen дег LEW Praga !! 20499 wegen 
Di?ferenzialschaden. ` 

An allen eingesetzten Fahrzeugen mußten laufend größere Repara- 
turen ausgeführt werden. 

An Baumaschinen ist der Deutz -Mischer -Motor überholt worden 
desgleichen der Deutz-Bagger. 

Die Dienstfahräder der 2.В. z.2t. 37 Stück werden täglich klei- 
neren Repraturen unterzogen und: fahrbereit gehalten. 


C. Dienststelle 


— en nun nn. 


Die schriftliche Bearbeitung wurde durch ;: Schütze Riegenhagen 
erledigt, der für den nach Dachau versetzten Rtif. Kowol einge- 
setzt wurde . 

Arbeitsberichte, Anforderungen von Benzin und Dieselkraftstoff 
für eingesetzte Fahrzeuge und Baumaschinen, Karteiführung sowie 
sonstiger Schriftverkehr mit Baufirmen und Behörden wurde ge- 
tätigt. Insbesondere sind die eingesetzten Baumaschinen einer 
Waschinenbuchkontrolle unterzogen worden zum Zweck der Fest- 
stellung des Treibstoff und Motorenoelverbrauchs. 


Der Fahrbereitscheftsleiter 


E + Bla 


Dokument 21 fortgesetzt. 
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J.A.TOPF & SOHNE =“ 


MASCHINENFABRIK UND FEUERUNGSTECHNISCHES BAUGESCHAFT 


ar CODE CESR: 1878 DRAHTWORT 
ALC CODE — TOPFWERKE ERFURT 
STAUDT а HUNDIUS сайры 


25125 25126 23127 25128 25120 


GELDVERKEHR 
REICHSBANK- 

IT ZU GIROKONTO 

An den FOSTSCHECKKONTO 
ERFURT 7792 


Reichsführer SS 
und Chef der deutschen Polizei, 
Bauleitung Waffen-SS, 
ERFURT, 25.9.41. 


Auschwitz /0.-5. POSTFACH 532/6 = 
FABRIK UND VERWALTUNG 
DREYSESTRASSE Лу 


E J 


ER hes. 
BETRIFFT: IHR ZEICHEN unsere лвтєцомо: DIV 
Einäscherungs-Ofen. - en 


inen koksbeheizten Ton?-Einäscherungs- 


Ofen mit Doppelmuffel und Druckluft-Anlage. 


Poa usss. amsa... 


(дү 
str 


dan du sun 4 
Eingang: | D 
r ТУЧ І 
2010410, 
Hacha Tef hau and om: 
АИЙ, | Abtlg, | АШ. 
me 


Br. 5000. 8. 40. Lem (2315) 


Dokument 22: Kostenanschlag der Firma Topf für einen Dreimuf- 
feleinäscherungsofen mit Gebläse. 25.9. 1941, RGVA, 502-2-23, S. 264- 
266. 
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J. A. TOPF & SOHNE 2. Blatt des Kostenanschloges vom 25.39.41, 
ERFURT 
Tr für Auschwitz /0.-5. 
Ud. 
Nr. Anzahl Gegenstand der Veronschlagung 


l koksbeheizter Top?-Zinäscherungs- 
Ofen mit Doppelmurfel und Druckluft 


Anlage, 


wozu folgende Lieferungen und Arbei- 
ten gehören: 


Fundament zum Ofen und Rauchkanal 
müssen bauseitig nach unseren Anga- 
ben ohne Kosten für uns ausze- 
führt werden. 


Zum Hauerwerksmantel Ziegelsteine, 
Sand, Kalk und Zement. Die besten 
Steine weräen zur Verblendung her- 
ausgesucht. 


Das er?orderliche Scharo 
bestehend aus forıal-, F 
Keilsteinen und %onolits 
sowie dem dazugshöriren Zörtel,. 


Zur Isolierung des Ofens die erfor- 
derlichen Zieselzursteine, Schlacken- 
wolle und Zieseisurmörtel. 


Die schmiedeeisernen Verankerungs- 
Eisen, bestehend sus T-, U- und 
winkel-Eisen, Änkern, Schrauben und 
Muttern. 


Die gu8- und schmiedeeiserren Arna- 
turen, wie: 


2 gußeiserne Einführungstüren mit gu3- 
eisernen Rahmen. Die Innenseiten 
der Türen werden mit donolitstanpf- 
masse auszestampft, 


gußeiserne Luftkanalverschlüsse, 
gußeiserne Ascheentnahmetüren, 
gußeiserne Generatorfülltüren, 
schmiedeeiserne Aschebehälter, 


schmiedeeiserne Rauchkanalschieber- 
rahmen, mit Шопо11+ zusgestampft, 
einschließlich der erforderlichen 
Rollen, Drahtseile und Segengewichte, 


NNNNA O 


68. 3. 41. 10000. L 0904 (5262) 


Dokument 22 fortgesetzt. 
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1. A ТОРЕ & SOHNE 3. Biot des Kostenanschloges vom 25.9.41. 
ERFURT 
er für Auschwitz /0.-5, 


Gegenstand der Veranschlagung 


erforderlichen Schürgeräte, 
gußeiserne Feuertüren, 
Flenroste, 


Druckluft-Anlage, bestehend aus dem 
Druckluft-Gebläse mit 1,5 PS-Dreh- 
strom-Kotor, direkt gekuppelt, unà 
der erforderlichen Rokrleitung. 


Möntage des Ofens. 
Monteurgestellung zum Bau des Ofens, 
einschließlich der Reisekosten, 
Tagegelder, einschließlich Ger 
sozialen Lasten. 


schmiedeeiserne Leicheneintührungs- 
vorrichtung, bestekend aus dem Sarg- 
einführungswagen und dem schmiede- 
eisernen Verschiebewagen mit den er- 
forderlichen Lanfschienen, ein- 
schließlich einer Drahschaibe, 


Freis des Ofens: 32,--/ 


Kennzifferzewicht: 2 870 kg. 


Der Preis gilt ab Werk Erfurt, ohne 
Verpackung, einschlie3lich Monteur- 
gestellung. 


Für die Dauer der Montage sind 
unserem Monteur bauseitig, kosten- 
los für uns, drei Helfer zur Ver- 


fügung zu су 


Lie?.Bed.A. 60.5.41. 2 ооо. L 0204. 


@ ak di. ба. Lamm 


Dokument 22 fortgesetzt. 
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Frağtbrief” 


Richt oermenbber in ben auf der 
Rüdjrite unter A angeführten баеп 


KL lleutnausen 
im_Kautbausen ~ Oberdoneu ...__ EE 
see më —...—................................. Bene 


1)--(8) verwelfen- auf Unmerfüngen ап] der 04140, 


Dietz Dzia: 
R of Б 


EE E D 


Gerioermert nn | {оше Bohnung bes Firme J. A. T o p í & Söhne 
SE Erfurt Үз 


Lë) ve oeme 
-lëereegdénh NE т... 
а. к . 
сеет dur ESCH Bott, 
Чейн тат, Boten 
aber bereitgeftellt 
ү еше EH TOR 
Rager(Gtend)geldfrei 


Die Karl umenhmien Telle ind für Ме Eintengumgen бес Eifenbahn, du Übrigen fUr die Cintrogungen bes {bj 


«а Eiastebredrrg Wien. 11.20, 1,000,000, „Papler #4.” 10.882 3) 


Dokument 23: Frachtbrief (mit Speer-Marke für die Firma Topf). 23.7. 
1941. BAK, NS 4 Ма/54. 
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LA TOPF & SOHNE г ERFURT, den 28. Juni: . 494 2 


Maschinenfabrik 
Feuerungstechnisches Baugeschäft S 
Ai f SE 


| (H ZZ 2 = 


Versandanzeige 


„Ал Aie Zentral-Bauleitung der Waffen SS und 
+ „Aonzentrationsiager. Auschwitz ` 


ERTL E SS 


Hierdurch teilen wir Ihnen’ mit, dah wir heus Telgende. Sendung auf den Weg 
brachten: p. Waggon оче УЭ Kraftwragsex nach, Stan; 


Auschwitz... о/о. ТУНУ 
.Waggon-Nr. 93415, Erfurt X 


Ant der 
Unsere Verpackung |Stück- 
Auftrag-Nr. Kolli- ! zahl 
zahl 


an = ee se Bee Ee 120 | 120 
l üllsch tvers usse E 
| l1schacht ee 27o x | 263 | 268 
| y tauchkaaalschieber 600/700 99 | 99 
| ruchseinsteigeschachtver- 179 | 179 
schlüsse 450 x 5Ло i.l. i 
| ahmen mit Doppeldeckeln) | 
| #1пКке1®1з. 50/5, боо lg. 4! 4 
| 5 Zettenrollen mit Msuerbolzen | 17 ы Т 
5, Schneckerrad-tandwinden 42 | 42 
| /kebläse 6250, 2x5 rechts, о. 1490 |14Чо 
| 1/] .desel. 1x5 links, #07 | 775 | 775 
3 /\Druckstutzen 870/595 auf 435 | 435 
1600/870 | 
| Hasser-Zu-u. àbflußrohre 4,5 | 
| div.schrauben u.öteinschn, 15 | 
| Steinschrauben 412 х 200 dE 
| Seilrollen m..auerbolzen SPS 
| Steinschrauben #12 150 lg, 152 
| kalibr.Zotten 8 m je 4 u 4 | 
704. 2.42. S000. 1.0211 „hertrag Hierzu dee, 


20.00 во NA. 


Dokument 24: Versandanzeige der Firma Topf bezüglich der Lieferung 
eines koksbeheizten Dreimuffeleinäscherungsofens. 18. Juni 1941 
(RGVA, 502-1-313, S. 165ff.) 
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Beiblatt Nr. 1 wn Auftrag Nr. 


Ge te in kç 
Gegenstand SE 
Мено Brulio 

1 


| 4534 
3,5 


Unsere 
Auftrag-Nr. 


Übertrag 
--Kiste 3 u. Kuchen 8 mm E mit Kleme 


Rahmen für den en 
schlußdeckel 


|Rostst'be = 706 lg. SC 
Vi Mod, 15156 


| 704а. 6.41. 5000 1,0211 


20. ‚ui 1842 


Dokument 24 fortgesetzt. 
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| : ашы : Bauleitung: Abel. "Jr Katie: ү 
L —_ 7 ⁄4 Bau Mitte L er Жарна Titel _— 


Vierteljahr 194... 


Einze-/ Teie/ Sinf Rechnung 


(Michtzutreffenden ift ра freien!) 2 _ Raum für 
Firmenftempel| 

| = ш 
ме Gia. As Topf & Söhne, Waschinenfab 1. A. TOPF & SÖHNE, ERFURT 7 


Сы JEF Maschinenfabrik u, Feusrungstschnieches Baugeschäft 
„betr. „Kol, Auschwitz _ 
Ж ee 
| Banttonto: ank-Gir 1 Erfurt ‚den _16+12. 1941_ 


ий 


Geldbetrag 


im im 
eimjelnen ganjen 


RA 


Gegenkand 
73 


Heftrand 


über 
Lieferung und Errichtung eines Soks 
beheizten Top£-Doppelmuffel-Einäsch - 


rungsofens ohne Fundamert und Rauch 
kanal und zwar: 


Lieferung der Ziegelsteine und der 
Mörtelmaterialien für den “Wauer- 
werksmantel, der erforderlichen 
Schamottematerialien, der Monolit- | 
stampfmasse, der Kieselgursteine, 
des Kieselsummörtels und der Schlak- | | 
ken-wolle zur Isolierung des fens; | 
der schnmieleeis. Verankerung, der 
gu- und schmiedeeisernen Oferarma- 
turen sowie der Druckluftanlage 
bestehend aus Druckluftgebläse mit 
Drehstrommotor_und der erforder- | 
lichen Rohrleitung. 

Gestsllung eines Konteurs einschl. 


dessen-Reisekosten, Tsgegelder und 
deier = 


22. hm 18.8. Mase, Miessad (Baver. Seciand) 14619 Dag, 


Dokument 25: Teil-Rechnung (der Firma Topf für die Lieferung eines 
koksbeheizten Doppelmuffeleinäscherungsofens). 16.2. 1941. RGVA, 
502-2-23, S. 263, 263a. 
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x= Mb. Mr. Be Geldbetrag E 
e №5 | тышы Gegenfiand dir = 
4 der einzelnen ganzen 

клы | Arbeiten e RM |% | ze | Rt 


sozialen Lasten zur Errichtung des 
Ofens. WEE 
Lieferung einer schmiedeeisernen 
Leicheneinführungsvorrichtung 
bestehend aus Sargeinführungswagen 
Verschiebewagen, Laufschienen und 
Drehscheibe. 

Im übrigen nach Maßgabe unseres 
Kostenanschlages vom 25.9.41 und 
uns. Auftragsannahmeschreibens vom 
2529.41 

Fracht auf die ab Erfurt verladene 
Eisenteile, 1t.Frachtbrief у.21.10 441 


ERME 


ai H 


An деп 


Herrn Reichsführer SS 
Chef der deutschen Polizei 

Hauptemt Haushalt und Bauten 
K.L. Auschwitz, 


Factechaifn ү: 


йа 


аздщ Ыра Dr 24950 Mehgewhn 2 
Unsere Rerhnungs-Nr..2263.... = Cor ce? и 


Auschwitz 0/5. zu: 
ke Hz А 


N 
N 


ноду 


Dokument 25 fortgesetzt. 
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Neus...bau der fF-Nenbauleitung Я. 2. Aufchtwis EE 


Angebot 
0359 vom... 25: 9.1941 — _ _ Hauptsud) des Baubeamten Nr- 


BVertragsfumme ~... T-a KM D der Soe бейе... Rt. n. 


68 Br; 2256 2, 
Abfchlagszahlun 6 Nr." м 


für J.A, T o p f E S Š h п.е... ng RT f u t 


TT Weg 
Ss 
[хө] ze 


Хаш Racweis hatter die Firma- F.,A. T0 p f & Söhne ` 


Ме ihm vertragsmäßig übertragenen „Lieferung und Errichtung.. 
eines koksbeheizten Topf-Doppelmuffel-Einäsche- 


ЕЕ 


bis zum Detrage von 
ausgeführt, 


Hierauf find dem Genannten nad) nebenffehender 
Angabe bereits abichlägig gezahlt 


mithin verbienter Reitbetag 


ober rund 


э рда, Hierauf find em der Firma J.A. Topf & Söhne, Erfurt... 


-3.650 pme RA 


TAA zu zahlenden often ber für Rechnung des 
un ausgeführten Arbeiten im Beitrage von fn 
fismäßige Quittung 


e Kaffe RELLE МЕ EEE ET A 
zu zahlen und wie oben zu buchen. 


Auschwitz ‚den... lenuar 1942. fi 


Bolen-Ne. ——— 


мые 24. 11 
7 ч re FS 


Din a4 


Dokument 26: Abschlagsanzahlung (zugunsten der Firma Topf für die 
Lieferung eines koksbeheizten Doppelmuffeleinäscherungsofens). 7.1. 
1942. RGVA, 502-2-23, S. 260, 262, 262a. 
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Dokument 26 fortgesetzt. 
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P e Уч 2 Ou 
. 1212 x; и 
чс "E 


Die = SC Н баара УЕ Are 2222: 
4 ET KA 


EE чи Mee be С 
===. ne. 
nt ‚eure en Zn 
a ee RT 


"стесем. CT" E eren u Ee 
х олт 2 e o ГЕНЕ НЕ 


w 7. eng eo A 


Ро turu у 
Tag е5 Sie 


€ ғр dé ALLEN 


Dokument 26 fortgesetzt. 
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E Zeie Humoy ; 3 
Bauleitung: Я. £ Yuldwia | Kaffe: 


Em Reubau d 4. «шр! 

безебей g. 4 049 

104 vom 27. Р 77 
Йойспәп!®аф vom 2. 2 94, mit RAM 


Bouabfnitt í“ ж Kapitel Titel 
D 


Фашибиф M. 3 Deleg Nr... 


el. usa. , ` netten im 
Yuftrog Ar. - pom `. mit, RA 
Dertrag Jt. ..... RA 


imtina P фа moam) Ram für, 
‘ber Firma J.A Topf E Söhne Erfurt... 
«ter. - — K.L. Auschwitz 
Danttonto: Reächsbank-Girokto. 75/851 
ронбеб: опію: _ _ Erfurt 1792 


Begenfand e = 


Шу... l 


i 
і 
KW Lieferung und Errichtung eines kökg- | 
beheizten Topf- Doppelmuffel- Ein- 
äscherungsofen ohne Fundament und 
Rauchkanat unà zwar.: | 
SS - Iteferung der Žiegełsteine und. der| ` - 
SS ‚Mörtelmaterislien für den hauer- ' 
werksmantel, der erforderlichen 
Schamottenaterialien, der Monolit- | 
stanpfmasse; ter Eieselgursteine, | | 
_ des Kieselgurmörtels und der Schlak- | 
kenwolle zur Isolierung des O2ena,, | 
der schniedeeis. \ Verankerung, der | 
-Кїз8-Ч. всыйїебееїв. Ofenzrzaturen 
an weng - .sowie der. vruakluftenlage bestebenf š 
&us Druckluftgebláse mit Drenstràmi | i 


motot д der erforderlichen Rohr- 
Yertung г" er bake 
7 f- Gsstelluig ёшёв monteurs einschl. 
H _ dessen Reisekosten, Tagszslder und 
ap ЛА. 7 4 


о.м. 


Dokument 27: Schluss-Rechnung (der Firma Topf für die Lieferung eines 


koksbeheizten Doppelmuffeleinäscherungsofens). Auf den 16.12. 1941 
zurückdatiert. RGVA, 502-2-23, S. 261, 261a. 
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Geldbetrag 
Segenfionb 


sozialen Lasten zur.Errichtung йез 
Ofens. 


ne bestehend 
aus "Sargeinführungswagen, Verschiebt 
wagen. Laufschienen urd Dreuscheihe. |—--. 


PR БАМ Хов : 25.9.41 ună uns. 


Jeus }Җавейдләһшевовге1веп v vom 25 5.9. i 
EE SE 


"Fracht auf dte ab Erfurt verleen 
Eiserteile, 1t..Fracktbrie?_ von... 
21.10.41 


- Abschlagsz.hlung v.31.1 .42 


= Abzug wegen nicht gelieferter 
Drehplatte.... 


Dokument 27 fortgesetzt. 
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‚29. JUL. 1947 BER 
Zentral-Bauleltunt 
Greg 
еп: антар 
Haushalt Я. 5. 1942, Rapt. ger 
жо 31. Bei 


SB. Л. 


Schlußabrechnung 


über 


Jieferung und Errichtung eines Einäscherungsofen 


der Firma 


П.А. Top f a Sime, Erfurt, _ 


Dokument 28: Schlussabrechnung (zugunsten der Firma Topf für die Lie- 
ferung eines koksbeheizten Doppelmuffeleinäscherungsofens). 17.7. 
1942. RGVA, 502-2-23, S. 258-259a. 
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a Geert, e Ee 
BON. 
Auftre, 1 EE 
Em `3. Oktober 1941 genee хл 1518,10.. T 
Radıtrag vom EE ee 
Raditrag vom... — =) Е ap zm — 
Radıtrag vom ТА збан ча Arne 
Хафітад vom Summe RN gm sem), ma 
Лафітад vom = -— Summe RM _ ` тоня 
Лабітоб vom — — Summe AN ze = 
туара ER 
Radıtrag vom „Summe 7н Gei s 
СЕ 5 
Лафітад vom „Summe : фа Zare 
Summe der GdJlutabredinung (Unterbeleg $. 
an Urtunbenfleuer geben zu Lafen ber Baufeitung (t. Gan 2 
xt ) = RM Lt te 
x 7. 436,10 
> hierauf find laut beigefügter Zufammenflellung vn igt on 
Abfchlagszahlungen (nterbeleg 1) - . EUR 3.650, —.. 


JE ng Bauleitung 


De гү сезщ 


Haushalt Я. £ 194.2, а 


ч =. 


=s 
miibín noch RM 2.786,10 auszuzablen. 


ut, Изор 


А Zeie 


Banleiter: 


Dokument 28 fortgesetzt. 
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`  Reibsbantgire 
«68 e, 081439 ` 
:-- еза ат AUT 


№; 
> 


\ 


f 


Dokument 28 fortgesetzt. 
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Diefes Gug ему — 


bm. 


A e 


ff -Formblatt — Bau — 28 „Bauausgbeluc” — Titelbogen. Weisenneus-Buchdruserei Кама! (194!) 
Forigi! Ba — Setup 
Barmbieit 13b. — Фарер 


Bouousgabebuh + 


Jentral - Bauleitung 


D Waffen- usb polizei. 
der Bauleitung: ш. 
Bausorhaben: 


баивба Fa 3. wm 
Kapitel 2 fiA. — Titel ГА "бе 13) 


3 sua: Lak- EE Д У 90 


SES EE, 
_Зетга1 -Bauleitung 


ber Waffen-44. und. Poliza 


‚Diejes, uc H де! non 


Dokument 29: Bauausgabebuch (des BW 11, Krematorium im Stammla- 


ger). 31.3. 1942. RGVA, 502-2-37, S. 26 und 29. 
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Gte Z. 
Тоз ber 
Mas Bezeihnung 
Libe ди des 5 = S Betrag 
ar.| sus inzahlungspflichfi x a: 
абша», See deit Haushallseinnahme oder «ausgabe 
ordnung š š i z 
1 ER 3 SE RE 4 е š ES 
ECH 7 ИН 
У dertrag: LI i 
4 Jä d u е адолии ОУ, : үл? 
S 2,4, Ee Sei 
A AK dër cs Ok k: 
- 4400o- i 
мр Кол 4. о 4 LEES 
ZG Lëz EE See |. МАЯ rw 
A / “7 || BES BEI 
Ый E Es = РГА. ha | OK 
Í 220. — } 
с ES /44# 07 ау 
СЕГА РЗА.) ; SER 
IE = | a 72 TEE HR WR 
000 |на алй 22 


i 


1 


Obertrag: | тарсе 4 


Dokument 29 fortgesetzt. 
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< ч | Unterbaieg Ne. а 
Verwaltung des К.І, Auschvita Bauvorsaben See Käl: dae 


Hamisi: 1943. Kan. 21/7 o (Beu)65 


Genehmigungsverlögung vom: 1, 11.41, 
13.11.42. 
Kosten (vorlanschlag vom ° 


масама. 120. vom Pebr.43... 0 zu 
Vertrag Nr „==... vom — ти ES. EM 
Seier арнаты Bauwerk pw 30 b = EKrematorium IV 
Zentralbauleitung der Waffen-H Baususgabebuch Seite: Nr. 77 _. 
und Polizei Auschwitz 0/5. Freihändige Vergebung G, Befehl 
Se Ze: 
Error eds 
Einzel. Те» putate 7 
ES Unser Hauers! Unsere Азарт. u Zeichen Se, Il e 0/8. 
Rechnung Nr... den 2.April 1943. 


Versandangaben Szene ‚PeigunoNloesenen Forderungsnechweis und Aufteilung 
еі 8" : 1, 


Auf BW : 30 b entfallender Hëft- 
lingseinsetz fur Monet März 1943 
zmar heigeschlossener Aufteilung 
е Аа у (3 


H.-E. 
Н.-Е, 


Banken, + Рот ес, ' 
“ Zuchausgleich A FER 
H-Formbiatt — Bau — 13 „Раве, Ter: ЊВ етос" "alten WaimenbeusBuchdendiren Kamel (04% Dia As 
Formblatt 13a ` Aulsgebiart. 


Dokument 30: Verwaltung des K.L. Auschwitz. Rechnung (vom 2.4. 
1943 für die Zentralbauleitung). RGVA, 502-2-54, S. 58, 58a. 
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к= Ee 22 Ry | 
B a. A.B. Cd... w 74 


Dokument 30 fortgesetzt. 
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165% Februar 1943, 


ën, éd SÉ /a3/reijschu. 


Betr.: Namen- und Nummsrnliste von polnischen Häft- 
lingen ( Fachkräften ) , 


Bezug: Wdl, Auftrag der Abteil Arbeitseinsatz des 
K.L.Auschwitz an ;mUscha,.Weislav am 6.2.43, 


Anlg.ı 1 Namen- und 1 Numsarn-Lisie, 


An den 
1,Schutzhaftlagerführer 

des X.L,.äuschwitz 

$ ~ Hauptsturmführer Auneier 
auschwitz 0/5, 


Jn der inlage überreicht die Zentralbaulei- 
tung дег Tuaffen-4 und ?olizei „uschwitz 1 Namen- und 
1 Jumern ~ Liste aller bei dar hiesigen Dienststelle 
beschäftigten polnischen Häftlinge ( Fachkräfte ). 

Ts wird nochmals darauf hingewiesen, dass 
alla aufgeführten Pechkröfte für die hiesigen umfang- 
reichen Bauvorhaben dringend benötigt werden. 


Der leiter der Zehtralbauleitung 
der Yaffan-ı zclizei Auschwitz, 


N 


Verteiler: Ий = öturnbannführer, 


Registratur ( Akt t 

Ba ыт (Дк t Arbeitseinsatz ) __ 
Ustuf,. Janisch 

44-Ustuf, Kirschneck 


ı4Uscha.#eislav ( Abt,Arbeitseinsatz) 


Dokument 31: Numerische Liste der polnischen Häftlinge (Spezialarbei- 
ter) der Zentralbauleitung mit Begleitschreiben von Bischoff. 16.2. 1943. 
RGVA, 502-1-256, S. 169-170. 
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Zusssssnstelluns А 
Zeatrelbauleitung 
of. 39 Riftlinge 


Zarkstittən 
Kanalisation, Поһг1акес 13 


iialer 18 

Betoakoloane 19 

Dachdecker 26 

Stellnacher 55 

Installateure 33 

Glaser 8 

Zimmerer 40 

älextriker A3 

Isclierer _6_ 259 Häftlinge 
Zehrberoitschaft 1.0.11. 16 Ziftlinge 
>aubüro 85 Häftlinge 


379 Häftlinge 


Dokument 31 fortgesetzt. 
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Zommando: Baubliro 
der Zentzalbauisitung, 

а. кагы. Name und Vorname Beruf Abteilung Nation 
£ 127 Sikora, Josef Techniker Töchbau-Zeichersaal P 
2 471 Brzybylskl,Alfreä и Ы P 
- 5588 Sawka, Leo Ы я Р 
4 17024 Rudklewiez, Wladimir Zartograph a р: 
5 18356 Busch, Stefan Techniker 7 Р 
6 20055 Swiszezowski,Stefan Dipl.Ing. ы Р 
T 25241 Adamezyk, Anatol Techniker = Р 
8 62962 Urban, Eĝuarā ° ы Р 
9 64034 Gotheil, Могасһа "Keramiker Ж PJ 

10 71134 Zohn, Ernst = = 07 

хя. 86545 Andrejew, Viktor Dipl.Ing. " R 

12 89824 Srsen, Karl Techniker = c 

13 71827 Czyszewski, Kasimir ы #agenberechrung P 

14 75934 Kubaty, Kasimir " H Р 

15 89791 . Zyslivec, Theodor Dipl.Ing. Bauwirtschaft B 

16 89751 бајотзку, Karl Techniker d с 

IT 91030 Rubach, Zerian E a P 

18. 10907 Silodezyk, Iudwig Kaschinen- 3auführer, Tstuf Zirsch- > 

schreiber neck 

19 22173 Kozak, Leslau Techniker я, # Р 

20 23046 Kwiatkowski, Sigmund ы x A Р 

21 24669 Moszynski, Leonolä = = S Р 

GH 58028 #idera, Georg = = = Р 

Б; 61858 Baran, Georg " = s Ы 

24 15939 Mianowski, Заџагӣ Dipl.Ing. " P 

25 51 Rymiak, Stanislaus Techniker 3auführer Sturmmann p 

Jothann 

26 5044 Snarski, Ladislaus Dipl.Ing. Ы я Р 

27 35171 Kuncewicz, Johann Techniker = " р 

28 62485 Miksztal, Marian " " =" Р 

29 5981 Fraczek, Severin Zlektriker Zlektrische Install. Р 

30 2003 Lawin, Ludwik Gartengestaiter Gärtnerische Anlagen Р 

31 71165 Syrkus, Szymon Architekt x x P 

32 25006 Jeczminek Dipl.Ing. Beuleitung ZXZ.S.1L. с 

53 2429 Fraczkiewicz,Stefan Landmesser # 5 Р 

74 24525 ioth, Stanislaus Techniker z 2 Р 


Dokument 32: Kommando Baubüro der Zentralbauleitung. 16.2. 1943. 
RGVA, 502-1-256, S. 171-173. 
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sE Pos © 

ы: u Ti Баве una Vorname Beruf Abtoilung Fation 

35 24538 Gancarz, Josef Techniker Bauleitung XGL. P 

36 34766 Nowicki, Josef Dipl.Ing. Е ® P 

37 46856 Hopanczuk, Peter techniker Ы Ы Р 

58 62157 Serednicki, Juljan Hilfe bei dem ." H P 

Landmesser 

39 63706 Pertkiewicz, Jamsz Dipl.Ing. y Ы Р 

40 64611 Tokarski, Stanislaus " " " ` P 

41 68297 Rezac, Eduard * * = ы. в 

42 75665 Czerwinski, Zustachy Zeichner Е ы Р 

45 15922 Kowalkowski, Andreas Hilfe bei 4. 

D Landmesser i Е Р 
46 87107 Веїбошвкі, Marian Techniker * = Р 
Lag 89710 Strejcek, Alois Dipl.Ing. " " c 
Суз 89711 Kappel, Wilhelm Li я z я с 

49 89722 Kouba, Josef Teähniker ` " © 

50 115 Jarzembowski, KasimirLandmesser VermessungsAbtlg. Р 

51 365 Rotter, Josef Hilfe bei d. 

52 567 Ohrt, Boguslaus Landmesser = S 3 

53 399 Rajzer, Leo Dipl.Ing.Landm. " Ы Р 

54 їёв Plachta, Ignatz Hilfe bei dem " Р 

Landmesser 

55 6529 Krzywosinski,Roman Dipl.Ing.Landn. " Р 

56 6810 Chybinski,5tanisl. landmesser YV P 

57 8252 Gosthiähuski, Janusz Topograph a " Р 

58 9165 Kurek, Johann Hilfe bei d. i я Р 

Landmesser 

59 15262 Kubiak, Zichael S а н P 

60 24521 Ciszowski, Anton Techniker и S Р 

61 25404 Rulikowski, Hilfe bei d. Р = Р 

itleczyslaus Landmesser 

62 26794 Potempa, Eduard Techniker " " Р 

63 55276 Stahl, Kasimir Dipl. Ing. " " c 

64 36045 Rapacz, Thaddäus Landme sser ` и Р 

65 561755 Ungeheuer, Stanisl. Dipl.Ing.Landm. " " Р 

66 15924 Durkalec, Ernst Zeichner " ” Р 

67 573501 Pierzyneki, Ladisl. ” Kulturbau Р 

68 650035 #illauer, Stefan Techniker ы Р 

69 72231 Stepkowski, "enzel Dipl.Ing. К Р 
F 44 75679 Kowalczyk, Zbigniew Techniker 8 P 

45 889 Hüpsch, Stanislaus Ripl.Ing. Antwässerungs-Abtlzg. Р 


Dokument 32 fortgesetzt. 
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Засад>1, септе} 
msstr=s=ok, "ans 


>iaeskura, Zadtrimus 


Tyrstuskl, Artur 
zoniczewski, Чагїап 
Də Inss, Meczyslaus 


Cybulski, Stefan 
Jakob, Stanislaus 
Torzenski, Zichsel 
Iäpcezynski, Ladisl. 
Drozâz, Josef 

72%ех, Stanislaus 
Ssyz, Franz 
Зутзурсток, Thaddäus 
Xos, Git 

Zepa, Thaddius 
Laganowski, Ferdinand 
Kawczynski, Johann 
Zemitruz, Carian 
Gorny, Ladislaus 
gossesynsil, Zbigriow 
Nosal, деп 


Szarneciki, Andreas 


Zoozorouski, Josef 


м 
' 


Beruf Abteilung 


lung 

Dechniker antsässerung 
ы 4 

naar 


be E ii: 


{zun B3aubūro 
Tnstallat, Е 


Zommandiert) 


Dipl. ing. Fasserversorgung 
àrchitekt y 
Dipl.Ing. е 
Techniker ы 
Dipl.Ing. Ы 
Buchhalter Verwaltung 

= a 
Buchhalter S 
Pirotechrixer Е 
Buckhalter Pr 

" - 

" r 

a " 

Ki " 

mg ч" 

z Arbeitseinsatz 

” “ 

" " 
Archivar Archiv 
Technizer, lLichtpmusraun 
Ilichtpauser 
Dipl.Ing. 

Lichtrauser 9 
Techniker Zeizraum 


Nation 


KW 


"d nd mg wm md юу 


nu nd y "d ni mg mg 


Kb 


чою "QÓ rg 


äm 


vg ы 


Dokument 32 fortgesetzt. 
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dentraf-Baufeitüng 7 Beie " "2 


Zen, z ‚ Ortseuf Aufhwis Ar. 66 Ээ ж} 7 
der Waffen-45 und Polizei 7 = = Semeuf Myslowig fe. fit: "77.72. 
Aufhwit Ф.„=6. + KÉ X / dran: 
ihn. Z; ` A 
ў 
вазь, м. 41317/43/Eg/Go Fr 
Bei Rücfrage unbedingt Aktenzeichen angeben РА 


Betr.: Meldung von Häftlingen mit guter Führung — — 
Bezug: mündl. Mitteilung von S5-OstufsE 


offmenn 
Anlage. - - - Ё б 


| 
А a =. ES ureter d 
An die | : Eigen. š 4 
Kommandanı | +1 6&.DEZ 1943 ° Zoom? н = 
= Abtlg.III а ~; 4 расон ne ya 
А Ne Planung 25 А. | Techn, Abtig. d 


Auschwit zi 0/5 | i 
бү?) t: | 


— аө» 


war, el Fahrbareitsch,. 


Nachfolgend aurgefunrte mrt er hiesigen 
Dienststelle beschäftigt. Auf Grund der guten Führung und des 
einwandfreien fachtechnischen Einsatzes werden sie hiermit zur 
bevorzugten Behandlung (Tragen: von langem Hear) gemeldet: 


1. Abtl. Maschinenbau Erzetuski Häftl.Nr. 1 003 
Se? Wasserbau Jecminek " 23 006 
FR Kanalisation Hüpsch ` 889 
йы 8 Wasserversorg. Urbanczyk Ш 59 663 
Бе Ут Vermessung . Goslinowski Я 8 252 
Moniczewski = 18° 859 
Cioth Gi 24 525 
Er Nelioration Nateiko t 8 62o 
Kret Ы 20 020 
КЕШ". Sanitäre Inst. Lachecki ы 1 оо2 
Ыіевок m 20 423 
Hazur R 125 


Abteilung Hochbau 


1 Abtl. Planung Sawka Leo N 538 
2л Ч Przybylski " 471 
3 A Ind.Bsuten kikstal кн 62 485 
4 " Baultg.K.L. Kwiatkowsky M 23 043 


Die unter 7. aufgeführten Häftlinge sind mit Montage- 
arbeiten in den Wasseraufbereitungs- und Pumpenstationen ein- 
gesetzt und sind besonders tüchtig. Auf eine evtl.übernahne wird 
besonderer Wert gelegt. 

Der Leiter der Zentralbauleitung 
der Waffen-SS und Polizei Auschwitz 


S3-Obersturmführer (RF) 


Bim 18% 


Dokument 33: Wegen guter Führung bevorzugt behandelte Häftlinge der 
Zentralbauleitung. 6.12. 1943. RGVA, 502-1-256, S. 121. 
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vom 
27. Februar 1942, 


— c O Z 


Baustelle Berufe Fach.-A. Hilfs.-A, Ges.-Zahl 
Schutzhaftlager Techniker 9 9 
Hšftlingsumterkunfts- Mechaniker 2 2 
neubauten, Maurer 80 80 

Zimmerer 9 9 
Tischler 3 3 
Hilfsarbeiter 205 205 
Kanal-Arbeiter 37 17 
Pflasterer 15 15 
Maurer-Schule 300 300 
(Hilfserb.)Sandgrube 108 108 
" 
Zeumbagegrube 281 A 
Baustelle Wäscherei Schachtkommando 23 2 
Landwirtsch.(Harmense) Maurer 10 15 25 

" е Zimmerer 11 11 

"Gärtnerei Raisko Maurer 4 4 

" "Gewächshaus" Abbruch 40 40 
Wirtschaftsbaracke Heiz.-Honteure 13 13 

" Hilfsarbeiter 20 20 
Umbau Deutsches Haus Abbruch 50 50 
: Parkettleger 3 3 
Haus 152 Ofensetzer 2 2 
Aufräumkdo.v.der Sola- 
brücke bis Bahnhof Abbruch 150 159 
Sprengkdo, am Führerheim n 25 15 
Wasserversorg. Gästehaus Maurer 2 4 6 
‚rtnerkio. a.d.Weichsel Gärtner 3 17 20 
„dubüro Techn. u, Kaufn. 33 14 47 
Bauhof (Materialverwalt.)Zaunbaukdo, 30 30 

H Ständ. Kdo, 1 242 253 
" Entladekdo, 200 200 
"Iirkstätten Schlosser 327 40 157 

" AWto-" 12 12 

" Tischler 150 31 181 

" Zimmerer 20 91 111 

” Elektriker 35 8 43 

" Installateure 34 11 45 

" Glaser 12 12 

" Maler 20 10 30 

т Ветопко1. 91 91 

а H Transportkdo, 13 13 

" Dachdecker 14 26 40 

ы Kanal-Arbeiter 5 TE 16 

ээде ы ЧЕ за мы ыс Er сы CE Шаку. ЖЫЛЫ 
597 2086 2683 
E 


Dokument 34: Häftlingseinsatz (vom 27.2. 1942). RGVA. 502-1-67, S. 
94. 
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Dokument 35: Aufstellung des Häftlingseinsatzes (Mai 1942). RGVA, 


502-1-67, 5. 49. 
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wuwamuausnaunassunsassaaaassssssssssss.ssss. s.a... guz——.n..y........n. 


1 E sehsner Häft 
rge: lings- 


2 SE ie 
E Р) оеооеебвоеоооеєе 10 274 610 10 884 
>. ) Gesanitngeraske as в Häft- 

lingse: 


4.) Gesämt-Arbeitsstunden der 
Haft 


5.) Gefertigte Gogenst-nao........... Laufende Arbeiten an ver chiedenen 


Be) Tenn keins ötückzahlen usw, 


7.6 


Auschwitz 0/5., den k, November 1943. 


der 
Ferti 
Berti 


Da Arbel т о. а auch 


Leistungssteigerung in Pro- 
zenten bon Gerda muss, ist dahinter 


als 


das % 
(Ist 
nach 


In der Berichtszeit en Häftlinge 
ausgegebene Pramienscheine 
(Angabe in Rəichsmark),,..............Vom 1.10.43 bis 


Aufstellung 
über den 


Gosant-Häftlingseinsatz per 31, Oktober 1943 
laut Verfügung das 4)"V-Hauptamtes vom 12. August 193, 


П Freuen: Gesamtı 
Т E Ey Per 17 688 865 18 553 


insatzos (nie Punkt 2)..... 10 274 6Ло 10 884 


ee haneeee entre ege eageee 102 740 6100 Jop 84o 


Bauwerken. 


ben werden. können, ist 
rg genüber dem — 


sungesoll ( 00%) bei der 
uge ben, 


Düzeie А25 zu cen E 
nur anzugobon, wenn 
Ziff. 5 unnöglich ist. 


3⁄4.1o,83......... RN. 2o.355.— 


Dokument 36: Aufstellung über den Gesamt-Häftlingseinsatz (Tagesbe- 


richt. 31.10. 1943). RGVA, 502-1-256, S. 132. 
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Ka 


с О ЖЕ: а D 


Чәзт іол 


;esant-"Artiinsseinsatz рег 51,3,.44 
lt, verziigung des miausntanten v, 


12.8. 19 


1.) Vorgesehener Hiftlings- 
Einsatz v.1,8,-31,8, 44 


2.) Erfolgter Eiftlings- 
Binsatz Y.1.8.-31.8. 44 


5.) Gesanttagewerks A, Hiftlin 
Einsatzes (w‚Punkt 2) © 


4.) Gesaut-irbeitsstunden der 
Bäftlinge т.1.8,-51.,8.44, 


5.) Gefertigte Gegenstände: 


“inner: Prauenı Fesantı 
261 955 39 834 ` 301 789 
252 411 42 558 274 969 
232 411 42 558 274 969 
2 494 590,5 448 729,5 2 943,320,0 


Laufende Arbeiten an verschiedenen 
Benwerken sowie Srd-Zaurer-Aston- 
Daahdeokerarbeiten, Be-u, Entwässerung, 
Zanslisations-Installationsarbeiten, 
Vermessungen, Ausführung von Zlektro- 
Anlagen, Durchfü! 


hrung von !'eliorationen 
usw, 


6.) Zenn Zoine Stückzahlen usw. ungegeben 
werden können, tst der Ltr Na 
w) bei 


geniiber dem Fertigungssoll 
der Fertigung mi бапас баа: 
Da Arbeitsrermind 


steigs in Progenten 


(1c0 


als Leistungs- 
geben wer- 


aga шай, st ter das Kennzeichen 
zu setzen,(Ist sasa 
D 


zur 
Angebe naoh 21@@„5 unndgl 


reben, wenn 
Б ist.) 


„) In der Beriohtezei$ an Häftlinge ausgegebene Primiensoheíne: 
(Angabe in Reichsmark) v, 1,8.-51,8. 1944, 


ви 


19 084,— 


Dokument 37: Aufstellung über den Gesamt-Häftlingseinsatz (Monatsbe- 
richt, August 1944). RGVA, 502-1-256, S. 84. 
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¿os tc 33 оп 
—  -— 


der enscierderten besw. ebzeertellier Häftlinge für ĉie 
Bauvorhaben der Zentralbauleitung Auschwitz in der Zeit 
von 1. Jannar 1943 bie 31.Dezenber 1943 


Er. Konate посе песне Differenz 
1. Jannar · 376 239 186 234 190 005 
2. Februar 393 276 223 365 169 911 
3. Härg 478 012 196 769 281 243 
4 April 405 915 173 098 232 820 
5. Dei, 419 435 272 995 147 34е 
6. sunt, 4o8 494 252 055 156 136 
7. Jui 441 140 291 167 149 973 
8. August 443 335 281 228 162 107 
EP September 491 775 279 853 211 922 
10. Oktober 574 473 288 432 286 341 
Wa November 418 075 276 751 141 324 
12: Dezember 899 825 255 523 144 302 
Insgesant: 5 249 694 2 976 270 2 273 424 
Колафайптсћвеһиі tt: 437 475 284 023 189 452 


— en 


d.h. es sind monatlich in Durchschnitt 288 023 jartlingetanewerke 
geleistet worden. 


Der Leiter der Zentralbauleit 
der vaffeb-4 Polizei үүтү Ж 


Aufgeatellt: FOLGE 
Wie bersturnführer(P), 
Auschwitz, don 28.1.44 ñi 


Dokument 38: Aufstellung der angeforderten bzw. abgestellten Häftlinge 
für die Bauvorhaben der Zentralbauleitung Auschwitz (Jahresbericht. 
1943, RGVA, 502-1-256, S. 90). 
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т. 
8. 


Фано Op H р мо 50 (р 


Verralisungz 
Kulturbau=-, Tiefbau- und 
Verneszunszsab*eilunsz 
Gärtrerische Anlagen 
Dachdeckerbetrieb und 
Zimmerei 
werkstätten 


-Giesser 

Valer und Anstreicher 
Kanalisation — Außen 
Glaser 

Installateure 
RBeizungsinstallatetre 
(Kommando Boos) 


Vegenschriede 
Isolierer 

Arzt 
Tiefbau-fFecharbeiter 


Fahrtereitschaft 
Bauhof 


€ 


II. Bauleitung TZ. \uschwitz. 


Yeubau-Lager 
Schutzhaftlagererweitsrung 
Fernheizkanal 
Kotstromanlage 

H "e Lee 

Laboratorium 


III. Kriessgefarzenerisger. 


Technische Träfte 
Gfenbau z 
Eiesgrube II 

vasch- und Abortbaracken 
Schmiede 


A 


O 
WP 


LA роон 
о, % эу 


IV. Industriegellinde \uschwitz (rop 


zailen). 


165 


Dokument 39: Polnische Häftlinge (Facharbeiter) in den verschiedenen 
Kommandos der Zentralbauleitung (20.1. 1943). RGVA, 502-1-60, S. 45). 
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Bauleitung der Waffen = ff Sy ad 
und Polizei Auschwitz OS. ЕА < 
“ 
М Nra ыыы” Anforderung M . 6805 
h die Materialverwaltun 
Für Baustelle .. AA Geo Ad 10 Kremalorı ur nn BWNe ZT u. 
Оигф Fa. Kolonne)... . Ko» h fer- Илм, i fe „е. werden benötigt: 


q ее АУМ | 
RR 
Big Apr DE rit el 


-HAl if 
Dr d #7 Итезфї# des Empfängers 


Dokument 40: Anforderung der Firma Robert Koehler. 1.7. 1942. 
RGVA, 502-2-1, S. 65. 
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Заз. O ДЕГ AR 042 1214 z 


Auftrag von ge 
1 @ ⁄⁄⁄ Л е 

für A KA Lidel h Геге. 

Bedingungen: | 1 70 2 = 

Lieferzeit: — u 


Bern: Shornskın беда обоа. 


( 
A. 


Bot 


Dokument 41: Auftrag an die Häftlingsschlosserei für die Firma Robert 
Koehler. 2.7. 1942. RGVA, 502-2-1- S. 63. 
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Konzentrationslager Auschwitz Bebeg-Nr. fo ke 
Zaeitschrift м 


Werkstättenauftrag Nr.22 IN ` 
Für _Krematorium - Аю: 


u u — МЎ іп der 
Schneider-, Schuhmacher-, Schlosser-, ‚ $chreiner- Werkstatt, Druckerei, Malerei 
Me пахі e. -A o 
Versandküsten-Urmen nach Angabe Krematorium... _50 Meh. P: W. 4 

2... vc eegene eg 
anzufertigen.” zu ände: 

Der mmandant 


— 
je Material ist 
aus Lager 


> Nichtzuereffendes streichen. 


Ausgabeliste: Lid. Nr. 


Werke Несеп Le 


Eingang: 4? M. №. Monat: EE Seite: 


1. Arbeitszeit: Stunden Ablegen! 
2. Materialverbrauch: 


Anzahl Mengen- 
Menge | dezeichnung Den generale оса 


Berichtsmonat®..... nennen 194 Erledigt am: SE 


x бергей: Bearbeiter: 


le die Materin-Verbrauchsäste siud Aufträge ohne Materialverbrauch nicht sutruachmen. 
Söwihche Auftragscheine sind genauestens auszufüllen. — Ohne Auftragscheis dürfen keine Arbeiten ausgeführt werden- 


Dokument 42: Werkstättenauftrag (an die Schreinerei für die Herstellung 
von Versandkisten für Urnen). 27.11. 1941. RGVA, 502-2-1, S. 34, 34 a. 


CARLO MATTOGNO : DIE ZENTRALBAULEITUNG VON AUSCHWITZ 125 


= =R 


— = е 


ae "ii Аа ааа 


E š SE j к К Fer = = Є | М PRALA | 


Dokument 42 fortgesetzt. 
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Bauleitung der Waffen = 44 
und Polizei 


Auftrag Nr. 2250/2% 


Auschwitz OS.-Oswiecim Auschwitz, den MEOH on. 
° Р ў ү, 
Arbeitskarte D H Ze A 
An die 
Tischlerei Zimmerei 
Schlosserei Beronkolonne 
Installateure Malesei 
Elektriker Glaserei 
Maurer Dachdecker 


Für ZZ 6 fi dar етапі De П ВА ДЕД 
ist folgende Arbeit auszuführen: + 
Z= стели бое bint Gleisen Ah- 
„ай бео arm Qoa ler eenegen 7 
„mn A РА See 


пао EN 
T Beendet: 2? 10. 1042. > 
ZZ ла ыш 


/ 
ЕЕЕ IE 7 — Hilfsarbeiterstunden 


| Schweißerstunden | 


| T. Tängefängen:.- — — m: 


Dokument 43: Arbeitskarte der Elektriker für die Installation eines Blitz- 
ableiters auf dem Kamin des Krematorium Il. 17.10. 1942. RGVA, 502-2- 
8, S. 8-8a. 
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Materialverbraud: 


ib а 22: op Za 
= 
E Ge SE ER £ #@ 


22. 


ZA EE 62013 "Zen = 9. 


РЕС АЕА 
ГЕУ: Умее Keen SE o | 

Laf to оа лаа | 4 4 
63 “Z< SE - oj аи | 
| 


org em: ZE MAL 1843. 
ee 


| 

72.5 zl | 
| | 
| 
l 


| 
| 
| 
I 


Kolonnenführer: Capo: 
8 = 
222241 


Dokument 43 fortgesetzt. 
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4#-Neubauleitung К. L. Auschwitz 


Häftlings-Schlosserei D A Aultreg Nr 7 z Ze = 
Eingang am. febr, 1942 di Drinol::Graa Z 774, 


Arbeitskarte £ 


paros f + Ç 

Gegenstand 2 Pires JE clr aenneren 27798 
Флесйео ZRA Mltnkelemen oo 2, Zë Ó 
webhnmerden ano бейнет 

Anlragsieller rem oferium Ofen s. 

Angeflenaem Ag kaut Beerda) 2° \ А194) 


mema 


А Аё А ' S 
Insgesamt ÅA... Arbeitsstunden — davon -. =... Schweisssrstunden. 


Dokument 44: Arbeitskarte (der Häftlings-Schlosserei, Kolonne Mirek, 
für Arbeiten am Ofen П des Krematoriums im Stammlager). RGVA, 502- 
2-1, S. 62, 62a. 
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Materialverbrauch: 


dee "Dim | } Rezrsıchuung | А 


Ausmass „ Bemerkungen 


- > Eisen 
d Eisen 


13. FEB. 1042 


ST == — 


Se — -Саро; 22 


Dokument 44 fortgesetzt. 
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J 
ОР 
Zenteal-Banleitung Доий, КО ОИЕ: 
der Waffen-44 und Polizei ЖА Sc 
аш POWE MULE м М OWIE IN A x 
| ARCHIWUM Jonte ral-Bauleiteng”" FSA 


Auftrag m 2 Fe Bd 4 


Aufhwi, 0/6. 
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Dokument 45: Auftrag (für die Schlosserei der DAW. 9.3. 1943). APMO, 
BW 1/31/162, Aul, S. 320. 
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PANSTWOWE MUZEUM W OSWIECINIU 


ARCHIWUM 
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RI ға. Beatsche Ansrüstungswerke ~ Werk Auschwitz 0/8. --------- 
Zentral Bouietong _____... 


„der nn ч. Polizei eg, 
D SE 
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у і 
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Dokument 46: Lieferschein (für die DAW, 31.3. 1943). APMO. BW 
1/31/162. Aul, S. 279. 
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Fens ocer Deem ae e ти Ç ent: ga 
HEN 

| гел, ` EEN ç GL, 

| Brong SE 7904 Э Gs {= ^+ 

| SE „С ОГГЕ 

= m. Kouer ien зата AI Ah #754. 

Auvieg Nr: A0. vom FA IR „ A km 
Verkag Nr; 7. vom am 


dk - SCH RER 24 = Er ТЕ 
an die Bauausgobebuc Se te: 3 

zZentrelbauleitung der 
waffen-35 und Polizei 


Я H Wa 
аталат "b р: 
Auschwitz 0/3. Aa ei 


шхзшшшдшштищшшш==шщшшшттт==тшщ Е i 


Freikändige Vergebung 


э» p On 
Dose Se Unsere Autiragi-Nir.u Zeichen, беле Нолит 


ser Honni 
Rechnung nr. 50/3 Schr. Jusohwitz 15 WAL 2005 . 29.ёг2 1944. 
Umere бане Ме. Ihre besielende Dienstsalle JI? Ihre feste Nr Deg 7 су 
| 00258/5763 ` [тош 40.2.1944. 


Ze de іту Yeryosciag 


24.2.1944. _ 


Gegend 


Unter obiger Auftrags-Nr. 
wurden für $1е folgende 
Arveiten auszgefükrt: 


ч 37 39 und 52е. 


Torverschlüsse an den Einfairts- 
toren der Krematorisn I und TI 


iustandgesetzt 


fir KGL Krematoriun І und TI i ` 
insgesamt: | 


lt.Eməfengschein Nr4684/11 
vom 24,2.1944. 


| 
Én be’indan ug zm. lotoren -Krier 

d haLen keine Zeit zum Menn" 
-onien Sie deshalb bitte pünktlich! 


болеп. Zeene eher 6 


ERREIETZLITHE 


тостам = Bau = 12 „Einaei-jTeil Send emang" Пас er Bäsuzeiter-Weischa-Drvrk. Kanne. НТ ооны Laas 
bier le = Anisgebien 


Dokument 47: DAW-Rechnung vom 29.3. 1944 für die Zentralbaulei- 
tung. RGVA, 502-1-36, $. 38, 38a. 
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auschwitz 2/3. ,den J ipril 1945. 


Verzeichnis sämtlicher beim Lager beschäftigten Baufirmen. 
` Baustelle Ausohwitz 
l, Firma Baugsschäft An ha 1 t „ Berlin 87 11, Schönsbergerstr.13. 
2, ~= Yrisemioh B о o`z .Köln-Rickendort, Kelmholtzstr, 65/67. 
3. * Cam Втап 4% „Halle/Saale, Platz der Ba 10, 
Ae = Sonkimestäle Vasserwerkagenelinchaft Geh, Berlin-cherlottenmung 
5. Deutsche Bau-id,.Araslau (arlottensts.5a/5s, Fieber 1. 


6+ * “Gan Yel k vëisieits О/З,, Buster Freitag 0106 15. 
Ус " Miele 80% sschling „Bamaister, Liemits 0/5. 
& ” Emam Hirt Хальт, Breslau 15, Augustastr, 257. 
9. "© Enta iG, Kattowitz 0/8. ‚Iehsärichstr. 19. 
10, w #nūüustrieBan 16, ,Blelite 0/8. ‚Klisabethstr. 21 
U, Ss Alfred Kail , Bangeschäft,dleiwits 0/5. Teucherstr.10. 
12, " Јова? Kluge , Baugeschäft, Alt — Gleiwitz 0/8, 
13. “© 206.8. Koehler wv Bawmternehmmg, kyslowitz 0/5. 
14. "=  Schlesische Jadustriebau Lenz u.C0.-AG, ‚Kattowitz 0/3, Grundnam- 
15. e Lepski u, Со 2 Bian 0/5. ,löwenbergerstr. 24/25,8°7*22 
16. " Fritz Nie ge 1 , Ofenbaugeschäft,Beuthen 0/5, „Stefanstr.6 
17. P Friedrich Petersen, Berlin ~ Pankow,dörstr, 47 = 
18. s Helmt Prestal „ Sosnowitz 0/8. ,Schoppinitzerstr. 5. 
19+ ” Riedel uw Bohn, Bielitz 0/8.Brückenstr. 1 
20. " Frans Spirra „Oppeln ~ Wilheilmsthal 0/3., Hafnestr, 24. 
21. PH JIngRichard Stra Sak Sercheg b/Galau Н, 
=. “. . Zweigstelle Krekau,ilte Weichselstr 
22. "е Topi G Söhne, Erfurt , ў Сл, = rostan цанын ДЕ 
25. “ Triton ,„ Tiefben,Kıttowitr 0/B.,den Köünigehüttestr.87 
27А. " Walter Wagner, Gleiwitz 0/5, ,Grüns Waldstr, 7 
25. “ Ems ÉE o d a k Bauingenieur u, Brunnenbaumstr., Beuthen 0/8. 
26. ” Tara Debisa „ Generulgourernement 

Li 
27. Godzir Carl ~ zl = Eëiëieteies ‚ 0/8, Wiethe Allee er 
28: ” Bichrd Ro ok ms nn, Kottbus, Filiale Hymlowtts 0/B, 

Hermann Göringstr. 7. 

29. " Rassel , Ullersdorf über Lauban. 


Dokument 48: Verzeichnis sämtlicher beim Lager beschäftigten Baufir- 
men. Baustelle Auschwitz. 9.4. 1943. RGVA, 502-1-96, S. 39. 
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SE genehnlzte Zahl š 
оа: Р.А. E.Arb. расалар 

1. Anhalt 60 40 V3⁄42/PD/17T 

2. Dabzbetr. Тегі, Aunschvitz - 25 Aun.IX/42.7.3.32 

3. Boos Friedrich 10 20 VIII/42/PB/19 

4. Deutsche Bau A.G. 59 250 Aum. IX/42.7.8B.36 
5. Bolney Speditionsfirma - 20 LX/42/PB/38 

6. Ader Gustaw - 20 VIII/42/PB.29 
т. Falk Earl - 150 VIIL/42/PB/18 

8. Hirt Негпапп “8 30 ү11/42/РВ/24 

9. Gottschling Wilhelm 4 4 4um.IX/42.7.8.34 
#0. "НОТА" - 450 ` УП I/42/P.5.23 
11. Industriebau А.б. 10 50 VIIL/42/PB/26 
42, Köhler Robert - 30 VIIL/42/PB.31 

з. Kluge, Baugeschäft 10 340 ҮІІІ/42/Р.В.30 
14. Kohlengrute Brzeszcze - 1000 VII/42/P.3./12 
15. Lepsky u. Co 5 10 УІІІ/42/Р.В.28 
16. Lenz u. Co A. - 80 VIIL/42/?3/15 
17. Petersen Friedrich 10 290 vIf42/P.3./13 
18. Riedel u. Sohn 1 105 УІІІ/42/Р.3.25 
19. Reckmann Richard - 100 VII/A2/P.3./14 
20. Strauch Richard - 400 ҮІІІ/42/Р.В./16 
21. Ing.Spirra Franz = о Rum. TZ/42 .P.3.35 
22. Stadtverwaltung Auschwitz - 200 Aum. IX/42.2.3.33 
29. Эъ ont - 50 ҮІІІ/42/Р.В.20 
24. W. Waguer 5 15 VIII/42/P.B.22 
7 Ing. Haus Yodak - T  VIr/42/P.3.11 
26. Zementfabrik, Gollesohan - 300 VII/42/8.2./10 
27. TWasserwirtschaftsamt,Bielitz - 


Dokument 49: Verzeichnis der in Auschwitz tätigen Privatfirmen, mit 


Angabe der Anzahl eingesetzter Häftlinge. 1943. RGVA, 502-1-19, S. 88. 
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) Industriebau AG.Bielitr, Dliszbethstr.21 

„Ji@ledei‘,&.Sohn, ‚Bielitz, Brückenstr.l. 

3.) Hermann ніхт liechf. Eisenbetonbeu, Beuthen OS., Zudendorffstr. 

4.) Josef Kluge, Alt- Gleiwitz, Labanderweg 59 

5.) Schles. Inähsträebau Lenz & Co., Kattowitz, Grunämennstr.23. 

м6.) Contin.Tesserwerks-G.m.b.E. Berlin-Chgrlottenburg Р, Eardenberestr.l. 
7.3. 

8.) 

9.) 


1. 
2 


Alfred Keil, Gleiwitz, Karstenstr.8. 
"Bata" Hoch- und Tiefbau AG., Kattowitz, Friedrichstr.19 
Topf & Shine, НазсЬіпепезргік, Erfurth , DPrezsestr.7/9 
d. yånhalt; Hoch- und Tiefbau AG., Berlin, 57 61, Yilhelmshöhe 19 
1.)Friedrich Boos, Zentralheirungen, Köln - Bickendorf, Helmholtzstr.61 
12.)Carl Brendt, Halle/S., Platz der SA lo 
13.)Karl Falk, Gleiwitz 0S., Gustav Freytagallee 13 
14.) Wilhelm Kermel, Elektroinstallation, · Kattowitz, Direktionbstr. 3. 
15.) AEG., Kattowitz, Holtzestr.23. 
16.) Maschinenfabrik, Augsburg-Hürnberg, kusshurg ` 
17. l lepski & Со., Bunzlau, löwenbergstr, 24/25 А 
16.) Wilhelm Gottschling, Liegnitz, Tirmelmäunstr.20. 
19.) .Fritz Fiepel; Beuthen/os., Dr.Stefanstr.B. 
20.) Hermann Hersel, -Gellersdäorf am məis, über Lauben 
21.) Friedrich Petersen, Berlin-Pankow, Gorsstr.47a 
.22,) Richard- Straueh, Krakau; лібе Teichselstr.62 
254) Hans Wodag, Beuthen, 05., Gymasialstr.20 
24,) Hermann Richterf, Tiefbau, Rohrsen bei Hannover 
25.) Franz:Spirra Oppel-Wilhelmsthar, Hafenstr.24. 
26; Triton; Tiefbauunternehming, Kattowitz, Königshütterstr.87 
2T, } Ekonomia, Bielitzj08:, Аш? der Bleiche‘ 25 
28.) Walter Wagner; Gleiwitz, 05.; Grünemalästr,?. 
29%) HelmthPrestel, Sosnowätz, Sohoppinitzerätr.3. 
30.) Carl Goäzik,. Gleiwitz, Methe Allee 6 
31.) Vedag, Breslau 1., Blferplatz. le 


Dokument 50: Verzeichnis der in Auschwitz tätigen Privatfirmen. 4.6. 


1943. RGVA, 502-1-60, S. 18a. 
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ЫҢ? 
— £ iiisge 


Элге 


УК Өтер KEE 


ER a nn en mm nn nn ma map 


Durch. die Übertragung .. vor Itrsientessthaiseg... 
onst die Fir.:a юса deren Gefolgschaftsuitzlieder :ıit-den 
zur Arbeitsbeihilfe zugeteilten Häftlingen in Berührung, 
Die Zäft\inge versuchen an die einzelnen Zivilpersonen 
heranzutreten und sic zu verbotenen Nandlungan zu уег1е1„ 
ten, 


Damit keine Unanneraliohkeiten mit ungeahnten Fol-- 
gen entstehen, übernimnt hierdurch die Firuwa für sich-und 
ihre Gefolgschaftsaitglieder folgende Vernflichtung: 


Die Firma sowie ihre Gefolgsebaftsnitglieder sind 
darüber belehrt, j 


I, daß sie nit ĉon "Aftlingen keinen Verkehr zu pflegen 
haben, š 

ІІ. daß irgenüwelche Nesorgungen für Yäftlinge strengstens 
untersagt sind, 


III. daß Briefe oder Schriftstücke irgendwelcher Art Für 
rue zu. besorgen verboten ist unü schwer bestraft, 
r $ 


‚Die Рітгя vernflichtet sich, besondere Überwachungs. 
organe aufzustellen, datt vorgenennte Besti ungen ein- 
gehalten und sie wie ihre Gefolsschaftsaltzlieder vor 
Schaden bewahrt werden, t 

‚Jede Zusiderhandlung ist sofort der Zentr. 1-Baulei- 


ung nit Angabe der Häftlingsmmrer zu melden. 


Auschwitz, den „I3.11:1932,,. ate. 


Dokument 51: Verpflichtung der Firma Josef Kluge. 13.11. 1942. 
RGVA, 502-1-369, $. 11. 
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meinschaftsla; un. 
weneinschaftsla;er, auschwitz, d, 17. Cktober 1944, 
Betr,ı Appell d.”ivdlarbaiter, 
Я Я arbeiter 


Leiter der Zentralbauleitung 
der Waffen-Ü und Polizei 
#-Ostuf./?/ Jothann 


зе 0/8 


В@$г»1 Appell sm 1. 9, 1944 1ш Gemeinschaftslager. 


med = TS _"iyilarbeiter 
geess Jet n.Birken ba а 
L: 
k r= we $ as ag 
№ " Kochlowits 47 < «œ 
; £ TU ENZ? 
. 
н Жы e Fated 
u 1 ы k 
Г t > a 
ы = Qletwita 4 = Str Ka 
` . ` 4 . Ye ,Kluge 


ege, Appell am 8, 9, 1944 im Gemeinschaftalager. 


Жа waren anwesend: D15_?ivilarbeiter 
Kranks 56 EA, 
Urlaubs r 52 
Umgesetzti m.wie oben, 

ZA Appell sa 15. 9. 1944 iw Gemeinschaftslager, 

Ба waren anwesend: TO Zivilarbeiter 
Kranks @ 1,4, weg 
Urlaub: 4 / 


Ungesetst s,wie oben, 


Betz,: Appell аш 22, 9, 1944 im Gemeinschaftslager. 


Es waren anwesend тю Zirilardeiter 
Kranks 75 Zei, 
Urlaub; . 17 ° 
Ungesetst s.wie oben, 


Verteiler . ее ege 
Dscha,Pantks : 
@bermann MUntergeharfährer, 
Itaeinsatz 


Dokument 52: Appell im Zivilarbeiterlager, 17.10. 1943. RGVA, 502-1- 


60, S. 87. 
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а = Werne а бири а а), беча ag Ste & Komp I. 


Dokument 53: Lohnschein der Firma W. Riedel & Sohn, Juli/August 
1944. RGVA, 502-1-124, S. 4. 
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5.2. Tabellen und Diagramme 


Tabelle I: Hierarchie der Zentralbauleitung von Auschwitz 
(bis 31.1. 1942) 


Hauptamt Haushalt und Bauten Der Generalbevollmächtigte für die 


Regelung der Bauwirtschaft (Speer) 


Amt II - Bauten 


Bauinspektion Reich Ost Gebietsbeauftragter für die Regelung 
der Bauwirtschaft im Wehrkreis VIII 
Kattowitz 


Ben, et 


SS-Neubauleitung 
Bauleitung der Waffen-SS und Polizei 


Auschwitz 


Tabelle II: Hierarchie der Zentralbauleitung von Auschwitz 
(ab 1.2. 1942) 


SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt* Der Generalbevollmächtigte** 
Amtsgruppe C 
| | | | 
Amt UH Ат Amt V Der Gaubeauftragte Der Baubevollmäch- 
Prüfung Prüfung für die Regelung tigte des Reichminis- 
Technische vi V/2a der Bauwirtschaft teriums Speer im 
Fachgebiete И à Haushalt und in Kattowitz Bezirk der 
Bauinspek- 8 : ; 
: Rechnungs- Rüstungsinspektion 
tionen 
legung УШ 
| | 
Bauinspektion Reich-Ost Bauinspektion Schlesien" 
re 


en 


Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei Auschwitz 
*: bis 31. Jan. 1942; **: bis 13. Sept. 1942; ***: seit der zweiten Hälfte 1943 
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Tabelle ПІ: Organisationsplan der Amtsgruppe С des WVHA 
(Quelle: “SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, Amtsgruppe C-Bauwesen”, 
RGVA, 502-1-4, S. 24-31) 


Chef: SS-Oberführer KAMMLER; Stellvertreter: SS-Sturmbannführer BUSCHING 


[ 
АМТ C/I - ALLGEMEINE BAU- 
AUFGABEN 
Chef: SS-Sturmbannführer 
SESEMANN 
Stellvertreter: Architekt PFEIL 


HAUPTABTEILUNG CO) - 
BAUTEN DER WAFFEN SS 
Leiter: Architekt PFEIL 


HAUPTABTEILUNG C/I/2 - BAU- 
TEN DER KL UND KGL 

Leiter: SS-Untersturmführer (S) 
HEIDER 


HAUPTABTEILUNG OI - BAU- 
TEN DER DEUTSCHEN POLIZEI 
Leiter: SS-Sturmbannführer SE- 

SEMANN 


HAUPTABTEILUNG С//4 - BAU- 
TEN DER ALLGEMEINEN-SS 
Leiter: SS-Sturmbannführer SE- 
SEMANN 


| 
AMT CN - SONDERBAUAUFGABEN 
Chef: SS-Sturmbannführer KIEFER 


Stellvertreter: SS-Hauptsturmführer (S) FLIR 


HAUPTABTEILUNG CH - VERPFLE- 
GUNGS- U. BEKLEIDUNGSANLAGEN 
Leiter: Reg. Bmstr. A.D. FROESE 


HAUPTABTEILUNG СЛ\/2 - WAFFEN-, 
MUNITIONS- UND NACHRICHTEN- 
ANLAGEN 

Leiter: Reg. Bmstr. A.D. FROESE 


HAUPTABTEILUNG СЛ 
UND REVIERE 
Leiter: Bmstr. GEORGI 


HAUPTABTEILUNG CH 
UND HEIMSCHULEN 
Leiter: SS-Hauptsturmführer (S) FLIR 


HAUPTABTEILUNG СЛ 
FURSORGE 
Leiter: SS-Hauptsturmführer (S) FUNKE 
HAUPTABTEILUNG C/ll/6 – WIRT- 
SCHAFTS- UND SONDERBAUTEN 
Leiter: SS-Hauptsturmführer (S) FLIR 


14 - NAPOLAS 


/3 -LAZARETTE 


15 - WOHNUNGS- 


AMT CH - TECHNISCHE 
FACHGEBIETE 

Chef: SS-Sturmbannführer 
WIRTZ 

Stellvertreter: SS- _ 
Hauptsturmführer GOTZE 


HAUPTABTEILUNG СЛШ/1 — IN- 
GENIEURBAU 

Leiter: SS-Hauptsturmführer 
GROSCH 


HAUPTABTEILUNG ClIII/2 - BE- 
UND ENTWÄSSERUNG 

Leiter: SS-Hauptsturmführer 
GÖTZE 


HAUPTABTEILUNG CO – 
MASCHINENBAU UND ELEKT- 
ROTECHNIK 

Leiter: Dipl. Ing. WEISS 
HAUPTABTEILUNG CM – 
VERMESSUNGSWESEN 
Leiter: SS-Untersturmführer 
MEDWED 


Sat 
AMT СЛУ - KUNSTLERI- 


SCHE FACHGEBIETE 
Chef: SS-Sturmbannführer 
(S) BLASCHEK 
Stellvertreter: SS- 
Obertsturmführer GEBER 


HAUPTABTEILUNG C/IV/1 – UND BAUVORHABEN 


STÄDTEBAU UND ENT- 
WURFSGESTALTUNG 
Leiter: SS-Obersturmführer 
GEBER 


Leiter: SS-Sturmbannführer LENZER 


HAUPTABTEILUNG CND - HAUSHALT 
UND RECHNUNGSLEGUNG 
Leiter: SS-Untersturmführer LANGE 


HAUPTABTEILUNG C/IV/2 - HAUPTABTEILUNG C/V/3 - ROHSTOFF- 


LANDSCHAFTS- UND 
RAUMGESTALTUNG 
Leiter: SS-Obersturmführer 


STELLE BAU (BAUSTOFFLAGER) 
Leiter: SS-Obersturmführer WEBER 


| ] 
AMT CIV - ZENTRALBAUINSPEKTIONEN AMT CIVI - BAUUNTERHALT; BE- 
Chef: SS-Sturmbannführer LENZER 
Stellvertreter: SS-Sturmbannführer SESE- 
MANN 


HAUPTABTEILUNG C/V/1 - ÜBERWA- 
CHUNG ALLER SS-BAUDIENSTSTELLEN 


TRIEBSWIRTSCHAFT, VORPRÜ- 
FUNG 

Chef: SS-Standartenführer EIREN- 
SCHMALZ 

Stellvertreter: SS-Hauptsturmführer 
MAYER 


HAUPTABTEILUNG C/VI/1 — BAUUN- 
TERHALT DER LIEGENSCHAFTEN 
WAFFEN-SS UND ALLGEMEINE-SS 
Leiter: SS-Hauptsturmführer MAYER 
HAUPTABTEILUNG C/VI/2 – BE- 
TRIEBSWIRTSCHAFT 

Leiter: SS-Hauptsturmführer KOTHER 


HAUPTABTEILUNG C/VI/3 - VOR- 
PRUFINGSSTELLE 

Leiter: SS-Obersturmführer (S) 
GLISCZYNSKI 


HAUPTABTEILUNG C/V/4 – KRAFT- 
FAHRWESEN DER AMTSGRUPPE BAU 
Leiter: SS-Sturmbannführer LENZER 


GEBER 
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Tabelle IV: Administrative Struktur des G.B.-BAU 
(Quelle: “Liste der Baubevollmächtigten des Reichsministeriums Speer”, RGVA, 
502-1-319, S. 30-32) 


DER BEAUFTRAGTE FÜR DEN VIERJAHRESPLAN 
DER GENERALBEVOLLMÄCHTIGTE FÜR DIE REGELUNG DER 
BAUWIRTSCHAFT / REICHSMINISTER SPEER 


| 
| BAUWIRTSCHAFT 
II  RÜSTUNGSAUSBAU 
Ill KONTINGENTSTELLE 
IV BAUSTOFFSTRANSPORTE 


DER GAUBEAUFTRAGTE DES GENE- DER BAUBEVOLLMÄCHTIGTE DES 


RALBEVOLLMÄCHTIGTEN FÜR DIE REICHSMINISTERIUM SPEER IM BE- 
REGELUNG DER BAUWIRTSCHAFT ZIRK DER RÜSTUNGSINSPEKTION 
DER GAUBEAUFTRAGTE FÜR DIE | ` KÖNIGSBERG 
REGELUNG DER BAUIRTSCHAFT Il STETTIN 
IN KATTOWITZ* Il BERLIN 

IV DRESDEN 


V a) STUTTGART 
b) STRASSBURG 
VI ESSEN 
VIL MÜNCHEN 
VII BRESLAU* 
IX KASSEL 
x HAMBURG 
XI HANNOVER 
XIIL FRANKFURT/MAIN 
XIII, NÜRNBERG 


XVII WIEN 
XX DANZIG 
XXI POSEN 


* Büros, denen die Zentralbauleitung Auschwitz unterstellt war. 
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Tabelle V: Organisationsplan einer Bauinspektion der Waffen-SS und Po- 
lizei 

(Quelle: “Hauptamt Haushalt und Bauten. Amt II-Bauten. Organisationsplan einer 
Bauinspektion der Waffen-SS und Polizei”, 12.11. 1941, WAPL, Zentralbaulei- 
tung, 3, S. 13) 


ABTEILUNG I - Organisation Personal 
e Organisation 
e Personal 
e Plankammer 
e Statistik 


ABTEILUNG II — Baumittel 
e Haushalt 
e Amtskasse 
e Rechnungswesen 


ABTEILUNG Ill — Bauwirtschaft 
e Rohstoffbewirtschaftung 
e Arbeitseinsatz 
e Transportwesen 
e Kraftfahrwesen 


ABTEILUNG IV - Technische Fachgebiete 
e Hochbau 
e Ingenieurbau 
e Be- und Entwässerung 
e Maschinenbau 
e Vermessung 
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Tabelle VI: Bauinspektionen der Waffen-SS und Polizei 

(Quelle: “Hauptamt Haushalt und Bauten. Amt П — Bauten. Nachweisung der Bau- 
inspektionen der Waffen-SS und Polizei bei den Höheren SS-und Polizeiführern”, 
12.11. 1941, WAPL, Zentralbauleitung, 2, S. 4, 5) 


I. BAUINSPEKTION DER WAFFEN-SS UND POLIZEI REICH NORD 
e Zentralbauleitung Ravensbrück 
e Zentralbauleitung Berlin 
e Zentralbauleitung Goslar 
e 11 Bauleitungen 


IL BAUINSPEKTION DER WAFFEN-SS UND POLIZEI REICH OST 
e Zentralbauleitung Danzig 
e Zentralbauleitung Posen 
e Zentralbauleitung Breslau 
e Zentralbauleitung Auschwitz 
e 10 Bauleitungen 


BAUINSPEKTION DER WAFFEN-SS UND POLIZEI REICH SÜD 
e Zentralbauleitung Dachau 

e Zentralbauleitung Salzburg 

e Zentralbauleitung Wien 

e 12 Bauleitungen 


IV. BAUINSPEKTION DER WAFFEN-SS UND POLIZEI REICH WEST 
e Zentralbauleitung Weimar 
e Zentralbauleitung Straßburg 
e 5 Bauleitungen 


V. BAUINSPEKTION DER WAFFEN-SS UND POLIZEI REICH GEN. 
GOUVERNEMENT 
e Zentralbauleitung Warschau 
e Zentralbauleitung Lublin 
e Zentralbauleitung Debica 
e Zentralbauleitung Krakau 
e Zentralbauleitung Lemberg 
e 9 Bauleitungen 
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Tabelle VII: Organisationsplan der Zentralbauleitung von Auschwitz, Ja- 
nuar 1943 

(Quelle: “Geschäftsverteilungsplan der Zentralbauleitung der Waffen-SS und Poli- 
zei Auschwitz und der unterstellten Bauleitungen”, RGVA, 502-1-57, S. 312-317). 


Chef: SS-Oberführer KAMMLER; Stellvertreter: SS-Sturmbannführer BUSCHING 


| | =) 
Sachgebiete 1. Bauleitung der Waffen-SS und Po- Il. Bauleitung des Kriegsgefan- 
g lizei Auschwitz, KL. Auschwitz und genenlagers 
| 1) SACHGEBIET HOCHBAU Landwirtschaft Auschwitz BAULEITER: SS-Untersturmführer 
SS-Untersturmführer (F) ERTL BAULEITER: SS-Untersturmführer (F) (F) JANISCH 
SS-Untersturmführer (F) WOLTER KIRSCHNEK SS-Untersturmführer PEETZ 
Z.A. TEICHMANN SS-Hauptscharführer BOTTJER 
FH 2) SACHGEBIET TIEFBAU SS-Scharführer JÄGER SS-Unterscharführer ULMER 
SS-Untersturmführer (F) SCHENK SS-Unterscharführer OSCHINSKI SS-Schütze SIHORSCH 
SS-Oberscharführer STRANG SS-Sturmmann LUBITZ SS-Sturmmann SCHEFFEL 
SS-Unterscharführer FRANZEN Z.A. LEHMANN Z.A. UHL 
SS-Unterscharführer GERHARD SS-Hauptscharführer WEICHMANN Z.A. LIPPERT 
SS-Sturmmann KRAUSE SS-Schütze GENUR 
/ 3) SACHGEBIET BEWÄSSERUNG 
SS-Untersturmführer (F) EGGELING 
SS-Schütze SCHWAB 
SS-Rottenführer SCHUHKNECHT f 7) VERWALTUNG [= 8) FAHRBEREITSCHAFT 
ZA. WOLF SS-Scharführer BETZINGER SS-Scharführer KOGEL 
SS-Unterscharführer GIESENBERG SS-Sturmmann SEITNER 
H 4) SACHGEBIET MELIORATIONEN |SS-Unterscharführer WEISLAV SS-Unterscharführer BERGMANN 
UND VERMESSUNG REGISTRATUR SS-Unterscharführer OLSCHAR 
SS-Untersturmführer WALLERGANG SS-Unterscharführer PUTZKER |[SS-Unterscharführer KLING 
SS-Untersturmführer (F) TOFFERL Z.A. UTTINGER SS-Sturmmann BARWOLF 
SS-Rottenführer SCHMID FERNSPRECHVERMITTLUNG  |SS-Schütze DEPTA 
SS-Rottenführer DRAGONI SS-Rottenführer CERNE SS-Sturmmann ROSENAUER 
SS-Schütze FISCHER SS-Unterscharführer NITSCHE 
ORDONANZ / 9) TECHNISCHE ABTEILUNG 
H 5) SACHGEBIET PLANUNG SS-Rottenführer STEINERT SS-Unterscharführer SWOBODA 
SS-Untersturmführer (F) DEJACO Z.A. BENDORFF 
SS-Schütze GIERISCH H6)ROHSTOFFSTELLE UND EIN-|Z.A. JAHRLING 
SS-Schütze SPLITT KAUF SS-Sturmmann BECK 
Z.A. WERKMANN SS-Unterscharführer WILK 
Z.A. SCHIMMEL SS-Oberscharführer ARLOTH F 10) ARBEITSEINSATZ 
ZA. WALTHER SS-Unterscharführer BRACHT SS-Unterscharführer HOCH- 
SS-Unterscharführer HOFFMANN  |SCHERF ` 
SS-Unterscharführer PRUCHNIK SS-Unterscharführer PANTKE 
SS-Sturmmann KUNERT SS-Rottenführer STEINSTRASSER 
BAUHOFI = L 11) WERKSTÄTTEN 
SS-Oberscharführer STILLER SS-Unterscharführer KYWITZ 
SS-Unterscharführer HOLZ SS-Schütze BLANKE 
BAUHOF II SS-Rottenführer DENGLER 
Z.A. NIENDORF ZA. WACHS 
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> niia T T | 
Ш. Bauleitung Industriegelände IV. Bauleitung Hauptwirtschaftsiager V. Bauleitung Werk und Gut 
Auschwitz der Waffen-SS und Polizei Auschwitz Freudenthal und 
BAULEITER: SS-Sturmmann und Truppenwirtschaftslager Oderberg Partschendorf 
JOTHANN BAULEITER: SS-Untersturmführer (F) BAULEITER: SS- 
SS-Unterscharführer PENN POLLOK Unterscharführer MAYER 
SS-Rottenführer WOLFF Z.A. PARTSCH 
Z.A. GOTSCH 


r 14) SACHGEBIET STATISTIK 
(unbesetzt) 


H 13) GARTENGESTALTUNG 
SS-Unterscharführer KAMANN 
SCHREIBKRAFT 

Z.A. QUITZAU 


r 12) ZIMMEREIBETRIEB UND 
DACHDECKERBETRIEB 
SS-Unterscharführer VIETH 
SS-Rottenführer LUGERT 
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Tabelle УШ: Verzeichnis der Angehörigen der Zentralbauleitung von 
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Auschwitz, 25.11. 1941 
(Quelle: Siehe Dokument 5) 


Bischoff, Karl 


Arloth, Willibald 
Bärwolf, Hans 
Beck, Walter 
Blanke, Heinrich 
Cerne, Albin 
Dejaco, Walter 
Dengler, Hans 
Eggeling, Karl 
Engler, Hans 

Ertl, Fritz 
Fenrich, Josef 
Fränzen, Reinhard 
Gert. 

Giesenberg, Heinz 
Hochscherf, 
Hoffmann, Heinrich 
Holz, Max 
Janisch, Josef 
Jarzombek, Stefan 
Jothann, Werner 
Kamann, Dietrich 
Kastner, Fritz 
Kayser, Otto 
Kling, Armin 
Kofler, Hans 
Krause, Max 


Kunert, Karl 
Kywitz, Walter 
Lubitz, Heinz 
Lugert, Hans 
Manhart, Ignaz 
Nestripke, Friedrich 
Nitsche, Johann 
Olschar, Josef 
Pantke, Kurt 
Pruchnik, Rudolf 
Putzker, 

Scheffel, Rolf 
Schmid, Helmut 
Steinert, Georg 
Steinstrasser, Hans 
Stiller, Alfred 
Swoboda, Heinrich 
Taddiken, Fritz 
Thoma, Walter 
Ulmer, Karl 

Vieth, Hermann 
Weislav, Franz 
Werner, Paul 
Wilk, Paul 

Wolff, Johann 
Wolter, Fritz 
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Tabelle IX: Verzeichnis der Angehörigen der Zentralbauleitung von 
Auschwitz, 15.12.1942 
(Quelle: Siehe Dokument 6) 


RANG 


NACHNAME — VORNAME GEBURTSTAG 


AI ën ee ETS 


SS-Oberscharführer 
SS-Sturmmann 
SS-Sturmmann 
SS-Unterscharführer 
SS-Scharführer 
SS-Hauptsturmführer 
SS-Schütze 
SS-Hauptscharführer 
SS-Unterscharführer 


. SS-Rottenführer 

. SS-Untersturmführer (F) 
. SS-Rottenführer 

. SS-Schütze 

. SS-Rottenführer 

. SS-Untersturmführer (F) 
. SS-Untersturmführer (F) 
. SS-Schütze 

. SS-Unterscharführer 

. SS-Schütze 

. SS-Unterscharführer 

. SS-Schütze 

. SS-Unterscharführer 

. SS-Unterscharführer 

. SS-Unterscharführer 

. SS-Untersturmführer (F) 
. SS-Scharführer 

. SS-Sturmscharführer 

. SS-Unterscharführer 

. SS-Unterscharführer 

. SS-Oberscharführer 

. SS-Untersturmführer (F) 
. SS-Unterscharführer 

. SS-Sturmmann 

. SS-Scharführer 

. SS-Sturmmann 

. SS-Sturmmann 

. SS-Unterscharführer 

. SS-Sturmmann 

. SS-Rottenführer 

. SS-Unterscharführer 

. SS-Unterscharführer 


Arloth Williams 
Bärwolf Hans 
Beck Walter 
Bergmann Georg 
Betzinger Ewald 
Bischoff Karl 
Blanke Heinrich 
Böttjer Heinrich 
Bracht Fritz 
Cerne Albin 
Dejaco Walter 
Dengler Hans 
Depta Romuald 
Dragoni Livio 
Eggeling Karl 
Ertl Fritz 

Fischer Anton 
Fränzen Reinhard 
Genur Arpad 
Gerhard Erwin 
Gierisch Martin 
Giesenberg Heinz 
Hoffmann Heinrich 
Holz Max 
Janisch Josef 
Jäger Arthur 
Jothann Werner 
Kamann Dietrich 
Kastner Fritz 
Kayser Otto 
Kirschneck Hans 
Kling Armin 
Kofler Hans 
Kögel Kurt 
Krause Max 
Kunert Karl 
Kywitz Walter 
Lubitz Heinz 
Lugert Hans 
Nitsche Johann 
Olschar Josef 


12.8.1911 
25.2.1909 
13.3.1910 
22.7.1916 
5.9.1903 
9.8.1897 
30.9.1912 
24.1.1912 
10.11.1904 
17.2.1903 
19.6.1909 
22.11.1915 
14.5.1922 
3.10.1905 
30.5.1912 
31.8.1908 
25.3.1909 
15.2.1904 
7.7.1909 
27.10.1908 
15.6.1903 
24.11.1905 
21.1.1910 
16.5.1910 
22.4.1909 
17.7.1889 
18.5.1907 
2.10.1904 
1.5.1910 
22.7.1902 
14.6.1909 
19.9.1914 
10.4.1911 
27.12.1888 
29.1.1902 
29.3.1902 
20.2.1912 
18.11.1908 
31.7.1905 
21.5.1907 
18.3.1896 
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# RANG NACHNAME — VORNAME GEBURTSTAG 
42. SS-Unterscharführer Pantke Kurt 16.7.1910 
43. SS-Untersturmführer (F) Peetz Rudolf 27.5.1912 
44. SS-Unterscharführer Penn Fritz 5.1.1908 
45. SS-Untersturmführer (F) Pollok Josef 13.11.1908 
46. SS-Unterscharführer Pruchnik Rudolf 30.11.1912 
47. SS-Sturmmann Rosenauer Leonhard 12.10.1909 
48. SS-Sturmmann Scheffel Rolf 7.12.1908 
49. SS-Untersturmführer (F) Schenk Ewald 19.8.1910 
50. SS-Rottenführer Schmid Helmut 6.4.1912 
51. SS-Rottenführer Schuhknecht Walter 25.6.1910 
52. SS-Schütze Schwab Roland 23.10.1911 
53. SS-Schütze Sihorsch Franz 27.5.1900 
54. SS-Sturmmann Seitner Rudolf 13.3.1911 
55. SS-Schütze Splitt Erich 20.4.1907 
56. SS-Rottenführer Steinert Georg 28.2.1911 
57. SS-Rottenführer Steinstrasser Hans 3.8.1905 
58. SS-Oberscharführer Stiller Alfred 15.9.1895 
59. SS-Oberscharführer Strang Hermann 24.10.1895 
60. SS-Unterscharführer Swoboda Heinrich 11.10.1904 
61. SS-Unterscharführer Thoma Walter 11.3.1907 
62. SS-Untersturmführer (F) Töfferl Hermann 24.10.1895 
63. SS-Unterscharführer Ulmer Karl 26.5.1913 
64. SS-Unterscharführer Vieth Hermann 21.10.1909 
65. SS-Unterscharführer Weislav Franz 30.1.1908 
66. SS-Untersturmführer Wallerang Bernhard 1.5.1908 
67. SS-Hauptscharführer Wiechmann Heinz 1.10.1912 
68. SS-Unterscharführer Wilk Paul 13.6.1909 
69. SS-Rottenführer Wolff Johann 9.10.1900 
70. SS-Untersturmführer Wolter Fritz 15.3.1909 
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Tabelle X: Verzeichnis der Angehörigen der Zentralbauleitung von 


Auschwitz, Januar 1943 
(Quelle: Siehe Tabelle VII) 


RANG NACHNAME VORNAME 
SS-Oberscharführer Arloth Techn. Kaufmann 
SS-Sturmmann Bärwolf Kraftfahrer 
SS-Sturmmann Beck Masch. Tech. 
SS-Unterscharführer Bergmann Kraftfahrer 
SS-Scharführer Betzinger Kaufmann 
SS-Hauptsturmführer Bischoff 

SS-Schütze Blanke Schreiner 
SS-Hauptscharführer Böttjer Zimmerer 
SS-Unterscharführer Bracht Kaufmann 
SS-Rottenführer Cerne Gauleitungsangest. 
SS-Untersturmführer (F) Dejaco Architekt 
SS-Rottenführer Dengler Maler 
SS-Schütze Depta Kraftfahrer 
SS-Rottenführer Dragoni Vorarbeiter f. Entwäss. 
SS-Untersturmführer (F) Eggeling Kulturbauing. 
SS-Untersturmführer (F) Ertl Bauing. 
SS-Schütze Fischer Vermessungsing. 
SS-Unterscharführer Fränzen Pflasterer 
SS-Schütze Genur Zeichner 
SS-Unterscharführer Gerhard Pflasterer 
SS-Schütze Gierisch Architekt 
SS-Unterscharführer Giesenberg Kaufmann 
SS-Unterscharführer Hochscherf Kontrollangest. 
SS-Unterscharführer Hoffmann Schreiner 
SS-Unterscharführer Holz Kaufmann 
SS-Scharführer Jäger Bautechn. 
SS-Untersturmführer (F) Janisch Dipl. Ing. Neubau 
SS-Sturmmann Jothann Hochbautechniker 
SS-Unterscharführer Kamann Gärtner 
SS-Untersturmführer Kastner Bauing. 
SS-Oberscharführer Kayser Bauaufseher 
SS-Untersturmführer (F) Kirschnek Hochbautechn. 
SS-Unterscharführer Kling Kraftfahrer 
SS-Sturmmann Kofler Gauleiterangest. 
SS-Scharführer Kögel Kraftfahrer 
SS-Sturmmann Krause Maurer 
SS-Sturmmann Kunert Lebensmittelhändler 
SS-Unterscharführer Kywitz Werkleiter 
SS-Sturmmann Lubitz Hilfsbauführer 
SS-Rottenführer Lugert Zimmerer 
SS-Unterscharführer Mayer Bauführer 
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RANG NACHNAME VORNAME 
SS-Unterscharführer Nitsche Steinschleifer 
SS-Unterscharführer Olschar Kraftfahrer 
SS-Unterscharführer Oschinski Maurer 
SS-Unterscharführer Pantke Betriebsleiter 
SS-Untersturmführer Peetz Architekt 
SS-Unterscharführer Penn Bauunternehmer 
SS-Untersturmführer (F) Pollok 

SS-Unterscharführer Pruchnik Beamter 
SS-Unterscharführer Putzker Hotelangestell. 
SS-Sturmmann Rosenauer Kraftfahrer 
SS-Sturmmann Scheffel Maurer 
SS-Untersturmführer (F) Schenk Tiefbautechn. 
SS-Rottenführer Schmid Vorarb. f. Drainage 
SS-Rottenführer Schuhknecht Steinhauer 
SS-Schütze Schwab Tiefbautechn. 
SS-Sturmmann Seitner 

SS-Schütze Sihorsch Maurer 
SS-Schütze Splitt Bauzeichner 
SS-Rottenführer Steinert Schlosser 
SS-Rottenführer Steinstrasser Gärter 
SS-Oberscharführer Stiller Kaufmann 
SS-Oberscharführer Strang Bauführer 
SS-Unterscharführer Swoboda Elektrotechn. 
SS-Unterscharführer Thoma Kaufmann 
SS-Untersturmführer (F) Töfferl Bauing. 
SS-Unterscharführer Ulmer Zeichner 
SS-Unterscharführer Vieth Zimmerer 
SS-Untersturmführer Wallergang Kulturbaumeister 
SS-Unterscharführer Weislav Lederarbeiter 
SS-Hauptscharführer Wiechmann Tischler 
SS-Unterscharführer Wilk Kaufmann 
SS-Rottenführer Wolff Maurer 
SS-Untersturmführer (F) Wolter Bauing. 

Z.A. Bendorff Elektrotechn. 
Z.A. Götsch Schreibkraft 
Z.A. Jährling Heiz Techn. 
Z.A. Lehmann Schreibkraft 
Z.A. Lippert Schreibkraft 
Z.A. Niendorf Landwirt 
Z.A. Partsch Schreibkraft 
Z.A. Quitzau Stenotypistin 
Z.A. Schimmel Bauzeichner 
Z.A. Teichmann Bauführer 
Z.A. Uhl Zeichner 
Z.A. Uttinger Kaufmann 
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RANG NACHNAME VORNAME 
Z.A. Wachs Innenarchitekt 
Z.A. Walther Architekt 
Z.A. Werkmann Architekt 
Z.A. Wolf Schlosser 


Tabelle XI: Verzeichnis der Angehörigen der Zentralbauleitung von 


Auschwitz, 2.7.1943 


(Quelle: Aufstellung Kirschneks vom 2.7. 1943, RGVA, 502-1-201, S. 596, 597) 


RANG NACHNAME VORNAME 
SS-Sturmbannführer Bischoff Karl 
SS-Unterscharführer Bracht Fritz 
SS-Untersturmführer (F) Dejaco Walter 
SS-Untersturmführer (F) Eggeling Kurt 
SS-Unterscharführer Engler Hans 
SS-Rottenführer Fabian Gerhard 
SS-Rottenführer Fehnrich Josef 
SS-Unterscharführer Fränzen Reinhard 
SS-Unterscharführer Gerhard Erwin 
SS-Unterscharführer Giessenberg Heinz 
SS-Schütze Grandl Walter 
SS-Rottenführer Hecht Willi 
SS-Unterscharführer Hegert Emil 
SS-Unterscharführer Holz Max 
SS-Unterscharführer Horn Gustav 
SS-Scharführer Jäger Arthur 
SS-Rottenführer Jähner Otto 
SS-Untersturmführer (F) Janisch Josef 
SS-Rottenführer Jarzombek Stefan 
SS-Obersturmführer (F) Jothann Werner 
SS-Unterscharführer Kaman Dietrich 
SS-Rottenführer Kessler Emil 
SS-Untersturmführer (F) Kirschnek Hans 
SS-Unterscharführer Kofler Hans 
SS-Oberscharführer Kögel Kurt 
SS-Sturmmann Krause Max 
SS-Unterscharführer Linnert Robert 
SS-Sturmmann Lubitz Heinz 
SS-Sturmmann Lubusch Eduard 
SS-Unterscharführer Manhardt Ignaz 
SS-Sturmmann Mazanek Friedrich 
SS-Sturmmann Nestripke Friedrich 
SS-Sturmmann Neuber Guido 
SS-Unterscharführer Nitsche Johann 
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RANG NACHNAME VORNAME 
SS-Unterscharführer Oschinski Hans 
SS-Unterscharführer Pantke Kurt 
SS-Unterscharführer Penn Fritz 
SS-Rottenführer Pohl Heinrich 
SS-Untersturmführer (Е) Pollok Josef 
SS-Rottenführer Schuhknecht Walter 
SS-Rottenführer Schünner Alfred 
SS-Schütze Sihorsch Franz 
SS-Rottenführer Siegmund Kurt 
SS-Hauptscharführer Stiller Alfred 
SS-Unterscharführer Swoboda Heinrich 
SS-Sturmmann Taddiken Fritz 
SS-Unterscharführer Weislav Franz 
SS-Sturmmann Werner Paul 
SS-Untersturmführer Weznitza Erich 
SS-Unterscharführer Wilk Paul 
SS-Unterscharführer Wolff Johann 
Z.A. Czembor Hildegard 
Z.A. Dauner Ernst 
Z.A. Jährling Rudolf 
Z.A. Käfer Hugo 
Z.A. Machus Walter 
Z.A. Mosch Alois 
Z.A. Müller Erich 
Z.A. Neumann Wanda 
Z.A. Niendorf Fritz 
Z.A. Plaskura Wladislaus 
Z.A. Reichelt Rudolf 
Z.A. Teichmann Heinrich 
Z.A. Wiera Paul 


Tabelle XII: Verzeichnis der Angehörigen der Zentralbauleitung von 


Auschwitz, 1.9.1944 


(Quelle: “Aufstellung über die an die SS-Angehörigen und Zivilangestellten aus- 
gegebenen Dienstfahrräder nach Z.B.Nr. geordnet”, RGVA, 502-1-201, S. 565f.) 


RANG NACHNAME VORNAME 
SS-Sturmmann Becker Hugo 
SS-Oberscharführer Betzinger Ewald 
SS-Hauptscharführer Böttjer Heinrich 
SS-Unterscharführer Bracht Fritz 
SS-Unterscharführer Brinkmann Rudolf 
SS-Obersturmführer (F) Eggeling Kurt 
SS-Sturmmann Eisele 
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RANG NACHNAME VORNAME 
SS-Unterscharführer Fabian Gerhard 
SS-Unterscharführer Fränzen Reinhard 
SS-Unterscharführer Gerhard Erwin 
SS-Unterscharführer Grandl Walter 
SS-Oberscharführer Häuser Jakob 
SS-Rottenführer Hecht Willi 
SS-Unterscharführer Hegert Emil 
SS-Sturmmann Henche Hugo 
SS-Untersturmführer Hoffmann Karl 
SS-Unterscharführer Holz Max 
SS-Rottenführer Jähne Otto 
SS-Unterscharführer Jarzombek Stefan 
SS-Obersturmführer (F) Jothann Werner 
SS-Unterscharführer Kamann Dietrich 
SS-Unterscharführer Kastner Fritz 
SS-Rottenführer Kessler Emil 
SS-Obersturmführer (F) Kirschnek Hans 
SS-Hauptscharführer Kögel Kurt 
SS-Obersturmführer Krauss 

SS-Rottenführer Krause Max 
SS-Oberscharführer Krogman Helmut 
SS-Unterscharführer Krug Heinrich 
SS-Unterscharführer Lenksfeld 

SS-Rottenführer Lichtl Heinrich 
SS-Unterscharführer Linnert Robert 
SS-Sturmmann Lippert 

SS-Unterscharführer Lubitz Heinz 
SS-Unterscharführer Manhart Ignatz 
SS-Unterscharführer Meissner Emil 
SS-Unterscharführer Müller Paul 
SS-Unterscharführer Nestripke Friedrich 
SS-Sturmmann Neuber Guido 
SS-Unterscharführer Nitsche Hans 
SS-Unterscharführer Nordmann Alfons 
SS-Unterscharführer Olscher Josef 
SS-Unterscharführer Pantke Kurt 
SS-Oberscharführer Penn Fritz 
SS-Rottenführer Pohl Heinrich 
SS-Sturmmann Prenk Josef 
SS-Unterscharführer Schäfer 
SS-Unterscharführer Schinner Alfred 
SS-Rottenführer Schuhknecht Walter 
SS-Rottenführer Schwarz Hans 
SS-Obersturmführer Semenov Nikolai 
SS-Unterscharführer Siegmund Kurt 
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RANG NACHNAME VORNAME 
SS-Unterscharführer Sihorsch Franz 
SS-Unterscharführer Swoboda Heinrich 
SS-Unterscharführer Taddiken Fritz 
SS-Sturmmann Wack v. Borowitz 
SS-Oberscharführer Wegner 
SS-Unterscharführer Weislav Franz 
SS-Oberscharführer Wilk Paul 
SS-Unterscharführer Wolff Johann 
SS-Oberscharführer Zwenty Fritz 
Z.A. Beller Walter 
Z.A. Jährling Rudolf 
Z.A. Käfer Hugo 
Z.A. Krall Josef 
Z.A. Kuhn Herbert 
Z.A. Mischke Lucie 
Z.A. Papesch Georg 
Z.A. Plaskura Wladislaw 
Z.A. Reichelt Rudolf 
Z.A. Vanmarke Philibert 
Z.A. Wesser Ernst 


Tabelle XIII: Verzeichnis der Bauwerke des K.L. Auschwitz 
(Hauptsächliche Quellen: “Aufteilung der Bauwerke (BW) für die Bauten, Außen- und Ne- 
benanlagen des Bauvorhabens Konzentrationslager Auschwitz”, 31. März 1942, RGVA, 
502-1-267, S. 3 — 13); “Erläuterungsbericht zum Bauvorhaben Konzentrationslager 
Auschwitz O/S” vom 15. Juli 1942, RGVA, 502-1-220, S. 1 — 52; “Tätigkeitsbericht der 
Bauleitung KL und Landwirtschaft” vom 14. September 1943, RGVA, 502-1-27, S. 1—8). 
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Bauleitungskosten 

Geländeankauf 

Frauenzweiglager 

Häftlingsreviergebäude / Straßenbau Industriegelände (Krupp- 
Werkhallen) 

Raisko, Werkbaracken 

Häftlingszellengebäude 

Hauptwache 

(HWL) Prov. Kartoffellagerhalle 

(HWL) 2 Magazinbaracken 

Häftlingsunterkunftsgebäude 41 

Blockführerbaracke 

Wachtürme 

(HWL) prov. Kartoffelbunker 

Instandsetzungsarbeiten an Wohnhäuser in Budy und Raisko 
Kanalisation 

Krematorium 

Neuerstellung Schornstein Krem. K.L. 
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12 Häftlingseffektenkammergebäude 

13 Kommandanturgebäude 

14 Revier- und Kantinengebäude 

17A Mannschaftsgebäude 1 

17B Mannschaftsgebäude 2 

17C 4 Mannschaftsunterkunftsbaracken 

17C 4 Mannschaftsbaracken für die Kommandantur 

17D 13 Mannschaftsunterkunftsbaracken 

17D/1 Stabs- und Mannschaftsbaracke 

170/2-13 12 Mannschaftsbaracken, 4 Wasch- und 4 Abortbaracken für die 
Wachtruppe 

18 Kraftfahrzeuggarage/ Garagenerweiterung für die Kommandantur 

19 (BH) Häftlingswerkstätten 

20A Häftlingsunterkunftsgebäude 1 

20B Häftlingsunterkunftsgebäude 2 

20C Häftlingsunterkunftsgebäude 3 

20D Häftlingsunterkunftsgebäude 4 

20E Häftlingsunterkunftsgebäude 5 

20F Häftlingsunterkunftsgebäude 6 

20G Häftlingsunterkunftsgebäude 7 

20H Häftlingsunterkunftsgebäude 8 

20J Häftlingsunterkunftsgebäude 9 

20K Häftlingsunterkunftsgebäude 10 

20L Häftlingsunterkunftsgebäude 11 

20M Häftlingsunterkunftsgebäude 12 

20N Häftlingsunterkunftsgebäude 13 

200 Häftlingsunterkunftsgebäude 14 

20P Häftlingsunterkunftsgebäude 15 

200 Häftlingsunterkunftsgebäude 16 

20R Häftlingsunterkunftsgebäude 17 

21 Straßenbau Praga-Halle / Führerheimstraße 

23A Garage der Werkstätte / Transformatorenstation 

23B Notstromaggregatgebäude 

24 Kommandantenwohnhaus 

26A Feldscheune 

26B (LW) 3 Feldscheunen 

27 Wohnhäuser für verheiratete Unterführer (Haus Rekord) 

27A Haus Nr.27 

28 Aufnahmebaracke mit Entlausung und 4 Effektenbaracken 

29 Wasserversorgungsanlage 

29A Neubau eines Wasserturmes 

29B Wasserleitungen und Aufbereitungsanlage 

30A Kraftfahrzeugwerkstatt 

30B Tankanlage für die Kommandantur 

31 Wirtschaftsgebäude für die Kommandantur 


32A Zivilarbeiterkantinenbaracke 
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Zivilarbeiterunterkunftsgebäude 

6 Stück Zivilarbeiterunterkunftsbaracken und 4 Abortbaracken 

1 Zivilarbeiterkantinenbaracke 

1 Zivilarbeiterwirtschaftsbaracke 

2 Zivilarbeiterwaschbaracken 

2 Zivilarbeiterabortbaracken 

Zivilarbeiterlager für Italiener / Zivilarbeiterlager für die Krupp 
A.G. 

(LW) Stallanlagen / Scheunenfundament 

Schlachthaus mit Molkerei / Schlachthauserweiterung 
Pferdestallbaracke für Schlachtvieh 

(LW) Prov. Gewächshausanlage Raisko 

Badeanstalt 

Schule mit Kindergarten 

Führerheim 

Wohnhäuser für verheiratete Führer und Führerunterkünfte 
Wohnausausbau für den Leiter der landwirtschaftlichen Betriebe 
Auschwitz / Ausbau eines bestehenden Rohbaues 

4 Führerunterkunftsbaracken 

Bauleitungsbaracke (alte) 

(BH) Bauleitungsbaracke (neue) 

(BH) Bauleitungsunterkunfts- und Wirtschaftsbaracke 

Garage (zerlegbar) für die Bauleitung 

Bauleitungsbaracke 3 

Garage (zerlegbar) für die Kommandantur / Fahrzeug- und Geräte- 
halle 

Zentralgaragenhof 

Prov. SS-Unterkünfte / SS-Unterkünfte außerhalb des Lagerberei- 
ches 

SS-Unterkunft “Deutsches Haus” 

Einrüstung eines Generalquartiers 

Schutzhaftlagereinfriedigung 

Häftlingsküchenbaracke/ Alte Häftlingsküchenerweiterung / Neue 
Häftlingsküchenerweiterung 

Häftlingskantinenbaracke 

Sportplatzanlage 

Schiessstandanlage 

Frachtenstundung 

Elektrische Außenanlagen Freileitungsnetz / Elektrische Zuführun- 
gen 

Bauhof 

(BH) Bauhof-Lagerungsschuppen 

(BH) Pferdestallbaracken für Baustofflagerung 

Pferdestallung 

Gärtnerische Anlagen 

2 Wohn- und Arbeitsbaracken 
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65B (LW) 


3 Unterkunftsbaracken für Arbeitskommandos 

2 RAD- Wohnhäuser 

5 Baracken für Sonderbehandlung der Häftlinge 

12 Baracken zur Unterbringung von Häftlingseffekten usw. 
2 Baracken zur Unterbringung von Häftlingselektrikern usw. 
Behelfswerkstätten 

Zimmerei-Werkstatt 

7 Baustofflagerschuppen 

4 Hofscheunen 

Gewächshausanlage Raisko 

Entenzuchtstall Harmense 

21 Kükenaufzuchtställe 


65B bis (LW) Geflügelzuchtställe 


65C 

65D 

65E (LW) 
66 

67 


68 (LW) 
68A 


88 (LW) 
89 


8 Hühneraufzuchtställe für je 100 Hühner 

16 Hühneraufzuchtställe für je 50 Hühner 

18 Herdbuchställe 

4 Kartoffellagerhäuser 

SS-Unterkunft, Reithalle und Viehställe in den ehemaligen Praga- 
Werken in Birkenau 

Laboratorium 

Hygien. Laboratorium 

Laboratorium in Raisko. Ausbau eines Rohbaues in Raisko 
Fohlenhof 

12 Weideviehunterstände 

ca. 35 Pferdstallbaracken 

Abfohlstall 

Wirtschaftshof Babitz 

2 Rindviehställe 

Gutshof 

Gutshof 

15 Pferdestallbaracken 

5 Wachbaracken 

Grastrockenanlage 

Unterkünfte für die Hundestaffeln 

Dämpfanlage für Schweinemästerei 

Meliorationen im Interessengebiet (Landw.) 
Schweineställe in Budy 

Нур. Untersuchungsstelle 

Durchschleusungsanlage für Zivilarbeiterlager I 

Haus 184 für sanitäre Zwecke für die Truppe 

Zisternen im Gelände des K.L. 

Haus Nr. 154 (Postamt II) 

Vernehmungsbaracke Politische Abteilung (bei Krematorium) 
Baracke II für Politische Abteilung (am Krema) 
Wohnhausausbau (2 Stücke) in Raisko / Raisko Haus 60 
Baracke für Häftlinge II 
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2 Baracken für Landwirtschaft (Sonderproduktion) 
Luftwaffenbaracke für Politische Abteilung 


Sonderbaracke B für das K.L. 


2 Baracken O.K.H. 290/6 (Schuhlagerung) 
5 Kartoffellagerhallen bei der Rampe 


1 Krautsilos 
Häftlingsunterkunftsgebäude 18 
Häftlingsunterkunftsgebäude 19 
Häftlingsunterkunftsgebäude 20 
Häftlingsunterkunftsgebäude 21 
Häftlingsunterkunftsgebäude 22 
Häftlingsunterkunftsgebäude 23 
Häftlingsunterkunftsgebäude 24 
Häftlingsunterkunftsgebäude 25 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 26 
Häftlingsunterkunftsgebäude 27 
Häftlingsunterkunftsgebäude 28 
Häftlingsunterkunftsgebäude 29 
Häftlingsunterkunftsgebäude 30 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 31 
Häftlingsunterkunftsgebäude 32 
Häftlingsunterkunftsgebäude 33 
Häftlingsunterkunftsgebäude 34 
Häftlingsunterkunftsgebäude 35 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingsunterkunftsgebäude 36 
Häftlingsunterkunftsgebäude 37 
Häftlingsunterkunftsgebäude 38 
Häftlingsunterkunftsgebäude 39 
Häftlingsunterkunftsgebäude 40 
Häftlingsunterkunftsgebäude 
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140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157A 
157B 
157C 
157D 
157E 
158 
160 


160a 
161 
162 
166 


167 


159 


Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 

Häftlingsunterkunftsgebäude 
Häftlingssicherungswerkstattgebäude 1 
Häftlingssicherungswerkstattgebäude 2 
Häftlingssicherungswerkstattgebäude 3 
Häftlingssicherungswerkstattgebäude 4 
Häftlingssicherungswerkstattgebäude 5 

Eingangsgebäude mit Türm / Schutzhaftlagereingangsgebäude 
Wäscherei- und Aufnahmegebäude mit Entlausungsanlage und 
Häftlingsbad 

Kurzwellen-Entlausungsanlage 

Fernheizwerk / Fernheizkanal 

Häftlings-Wirtschaftsgebäude 

Ausbau von Häusern für bombengeschädigte SS-Angehörige im 
Interessengebiet K.L. 

Instandsetzungsarbeiten an den durch Bomben beschädigten Ge- 
bäuden und Außenanlagen im Interessengebiet des Konzentrations- 
lager Auschwitz 

Wirtschaftsbaracke für die Wachtruppe 

Kommandantur und Kommandanturunterkunftsgebäude 
Kommandanturwachgebäude 

5 Wachtürme 

Hauptsammlerkanal mit Kläranlage 

Alarmanlage 

Blitzschutzanlage 

Telefonanlage 

Behelfsanlage 

Feuerlöschanlage 

2 Saunaanlagen / Sauna bei Revierbaracke 

1 Saunaanlage für Landwirtschaft in Raisko 

Gleisanschluss 
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209 
209a 
210 
211 
212 
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Behelfsbrücke über die Sola 
Verbindungsstraße zur Solabrücke 
Einfriedungen 
Transformatorenstation 
Hauptinsgemein 


Tabelle XIV: Verzeichnis der Bauwerke des K.G.L. Birkenau 

(Quelle: Aufstellung der Bauwerke (BW) für die Bauten-, Außen- und Nebenanla- 
gen des Bauvorhabens Kriegsgefangenenlager Auschwitz O/S”, 9.4. 1943, RGVA, 
502-1-267, S. 15 – 17) 


Zeit 
4а 


Bauleitungskosten 

Drainierung des Geländes / Geländeankauf, Erschließung des Grundstücks 
30 Gefangenenunterkunftsbaracken im Quarantänelager BA I 
24 Gefangenenunterkunftsbaracken BA I 

60 Gefangenenunterkunftsbaracken BA II 

75 Gefangenenunterkunftsbaracken BA П 

111 Krankenbaracken im K.G.L. BA Ш 

2 Wirtschaftsbaracken im Quarantänelager BA Гипа 

2 Wirtschaftsbaracken (Teeküchen) BA I 

3 Vorratsbaracken im Quarantänelager BA I 

9 Wirtschaftsbaracken BA II 

9 Vorratsbaracken BA П 

9 Wirtschaftsbaracken BA III 

9 Vorratsbaracken BA III 

Entlausungsbaracke I im Quarantänelager BA I 
Entlausungsbaracke П im Quarantänelager BA І 

5 Waschbaracken im Quarantänelager BA I /Wasch- und Abortbaracken 1-5 
14 Waschbaracken im Quarantänelager BAU 

14 Waschbaracken im Quarantänelager BA Ш 

5 Abortbaracken im Quarantänelager ВА I 

15 Abortbaracken BA U 

14 Abortbaracken BA Ш 

1 Leichenbaracke im Quarantänelager ВА I 

2 Leichenbaracken BA II 

2 Leichenbaracken BA III 
Quarantänelager-Eingangsgebäude einschl. Trafogebäude BA I 
Kommandanturgebäude BA П 

Wachgebäude BA II 

11 Revierbaracken BA II 

12 Baracken für Schwerkranke BA III 

3 Revierbaracken BA I 

12 Blockführerbaracken BAU u. BA Ш 

2 Quarantänebaracken, außerhalb FKL BA I 

2 Blockführerbaracken BA I 

47 Wachtürme aus Holz / Häftlingsunterkunftbaracken 
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14 Barackenlager für die Wachtruppe BA II / Wirtschaftbaracken 

14а 16 Unterkunftsbaracken BA Ш, 3 Waschbaracken BA Ш, 1 Prov. Sauna BA 
ш 

14b 3 Wirtschaftsbaracken 

14c Abortbaracken 

14d 10 Unterkunfts- und Kammerbaracken 

14e 2 Baracken für Brennmaterial 

14f 1 Revierbaracke 

14g 1 Truppensauna 

14h Umzäunung (Holzzaun) 

14k Splitterschutzgräben für die Truppe 

15 Lagerhaus 

16 Zufahrtstraßen und Parkplatz 

17  Straßenbefestigung innerhalb des Lagers 

18 Kanalisation und Kläranlage / Graben E, F, Н, I 

18a Ringgraben und Planierung 

19  Wasserversorgungsanlage 

20 Kraftstromanlage 

21 Zuführung der Starkstromleitung von Birkenau 

22 Telefonanlage 

23 Alarmanlage 

24 Einfriedigung / Zaunbau 

25 Drahtzaun innerhalb des Lagers 

26 Transformatorenstation im BW 9 

26a Transformatorenstation im BW 19 BA II 

26b Notstromanlage 

27 Gleisanschluss vom Bahnhof Auschwitz 

28 Kochkessel und Heizöfen 

29  Feuerlöschteiche und Zisternen 

30 Krematorium І 

30a Krematorium П 

30b Krematorium III 

30c Krematorium IV 

31 Bäckerei 

3la Großbäckereianlage 

32 Entwesungsanlage 

32a Entwesungsbaracke im Zigeunerlager ВАП 

33 30 Effektenbaracken 

33a 3 Baracken für Sondermaßnahmen Typ 260/9 ВАП 
3 Baracken für Sondermaßnahmen Typ 260/9 ВАШ 

34a 4 Kammerbaracken BA II 

34b 4 Kammerbaracken BA III 

35 Wasseraufbereitung 

36 Truppenlazarett!® 

45 Hauptinsgemein!!® 


10 Fehlende Nummern blieben unbenutzt. 
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47 Materialtransport 

48 Abfertigungshalle für Transporte 
49 Bekleidungsmagazin 

50 Gemüselagerhallen 

51 Lebensmittelmagazin 

52 Feuerwehrgebäude 

53  Gerätelager 

54 3 Baracken für Sondermaßnahmen (Ungarn) 
66 Kartoffelhalle 

77 Hundezwinger Birkenau 

98  Luftschutzdeckungsgraben 

159 Flugzeug-Zerlegebetrieb 


Tabelle XV: SS-Dienstgrade 


WEHRMACHT 55 

Soldat/Schütze SS Mann 

Gefreiter Sturmmann 
Obergefreiter Rottenführer 
Unteroffizier Unterscharführer 
Unterfeldwebel Scharführer 
Feldwebel Oberscharführer 
Oberfeldwebel Hauptscharführer 
Stabsfeldwebel Sturmscharführer 
Lieutenant Untersturmführer 
Oberleutnant Obersturmführer 
Hauptmann Hauptsturmführer 
Major Sturmbannführer 
Oberstleutnant Obersturmbannführer 
Oberst Standartenführer 

- Oberführer 
Generalmajor Brigadeführer 
Generalleutnant Gruppenführer 
General Obergruppenführer 
Generaloberst Oberst-Gruppenführer 
Generalfeldmarschall Reichsführer-SS 


110 Unbekannte Bedeutung. Womöglich ein Schreibfehler.. 
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5.3. Glossar 


Dieses Glossar wurde ursprünglich für die italienische und englische Aus- 
gabe des vorliegenden Buches erstellt. Viele der hier aufgeführten Begriffe 
dürften dem deutschen Leser bekannt sein, weshalb bei diesen von näheren 
Erläuterungen abgesehen wurde. 


Arbeitsbuchstatistik: Bericht der Nebenstelle Auschwitz des Arbeitsamtes 
Bielitz. 

Abschlagszahlung: Teilzahlungsanweisung durch die Buchhaltung 

Abteilung 

Abteilung Arbeitseinsatz, dann Abteilung Illa: verantwortlich für den Ar- 
beitseinsatz der Häftlinge im K.L. Auschwitz 

Amtskasse II des HHB: verantwortlich für die Begleichung von Rechnun- 
gen übersandt von der ZBL Auschwitz 

Anforderung an die Materialverwaltung 

Angebot 

Anl. = Anlagen: in Korrespondenz 

Arbeitsamt Bielitz. Nebenstelle Auschwitz 

Arbeitsbuchstatistik Abu 4a: Bericht der Nebenstelle Auschwitz des Ar- 
beitsamt Bielitz 

Arbeitseinsatz des F.L. Birkenau: Bericht der Abteilung Ша zum Arbeits- 
einsatz des Frauenlagers in Birkenau 

Arbeitseinsatz: Sachgebiet der ZBL Auschwitz; täglicher Bericht der Abtei- 
lung Ша zum Arbeitseinsatz des Männerlagers im K.L. Auschwitz 

Arbeitseinsatzführer: im Männer- bzw. Frauenlager des K.L. Auschwitz 

Arbeitskarte: erstellt vom Kommando verantwortlich für einen Auftrag 

Aufstellung der angeforderten bzw. abgestellten Häftlinge für die Bauvor- 
haben der Zentralbauleitung Auschwitz in der Zeit...: jährlicher Be- 
richt des Leiters der ZBL 

Aufstellung über den Gesamt-Häftlingseinsatz: monatlicher Bericht des 
Leiters der ZBL 

Aufstellung über den Gesamt-Häftlingseinsatz: täglicher Bericht des Lei- 
ters der ZBL 

Aufstellung des Häftlingseinsatzes: monatlicher Bericht des Leiters der 
ZBL 

Auftrag: erteilt vom Werkstattleiter an ein Kommando 

Auftragserteilung: schriftlich, an eine Firma 

Barackenbaukommando: Häftlingskommando der ZBL 
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Bauabschnitt (B.A.): mehrere Bauwerke umfassend 
Bauausgabebuch: für ein Bauwerk 
Baubericht 
" des Leiters der Zentralbauleitung: monatlicher Bericht des Leiters 
der ZBL. 
" der Abteilung Kulturbau 
Baubeschreibung: eines Bauwerks 
Baubüro: Planungsbüro einer ZBL 
Baudienststelle: einem Bauwerk zugeordnete Dienststelle 
Baufreigabe: erteilt von der Prüfungskommission 
Baufristenplan 
Bauführer: eines Bauwerks 
Bauhof: Baumateriallager der ZBL 
" I: Teil der ZBL Auschwitz 
" II Teil der ZBL Auschwitz 
Bauinspektion: mit folgenden örtlichen Dienststellen: 
" der Waffen-SS und Polizei “Schlesien” 
" der Waffen-SS und Polizei Ostraum Mitte 
" der Waffen-SS und Polizei Ostraum Nord 
" der Waffen-SS und Polizei Ostraum Süd 
" der Waffen-SS und Polizei Ostraum Tiflis 
" der Waffen-SS und Polizei Reich-Ost 
" der Waffen-SS und Polizei Oslo 
Bauleiter: einer Bauleitung 
Bauleiterstellvertreter / stellvertretender Bauleiter: einer Bauleitung 
Bauleitung: sechs in Auschwitz: 
" der Waffen-SS und Police Auschwitz 
des Kriegsgefangenlagers 
Hauptwirtschaftslager der Waffen-SS und Polizei und Truppenwirt- 
schaftslager Oderberg 
Industriegelände Auschwitz 
" Werk und Gut Freudenthal und Gut Partschendorf 
-en der ZBL von Auschwitz 
Baustelle 
Baustellenbetrieb 
Baustofftransporte: eine der vier Abteilungen des Amtes von Reichsminis- 
ter Speer in Berlin 
Bauten: Gebäude oder Baustellen 
Bauvolumen: in m? und diesbezüglichen Ausgaben 
Bauwerk: bestehend aus mehreren Objekten des gleichen Typs 
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"-е— reine Behelfsprovisorien 
" — Behelfsbauten 
" — endgültige Bauten 
Bauwirtschaft: eine der vier Abteilungen des Amtes von Reichsminister 
Speer in Berlin 
Bericht über den Stand der Bauarbeiten im Kriegsgefangenenlager 
Bescheinigung über Schornsteinabnahme: Anlage-Dokument der Überga- 
beverhandlung 
Betonkolonne: Häftlingskolonne der ZBL 
Betr. = betrifft: in Korrespondenz 
Bevollmächtigter für den Holzbau (B.f.H.): Holzbarackenbau 
Bewässerung: Sachgebiet der ZBL Auschwitz 
Bezirke der Rüstungsinspektion: später und auch noch heute: Wehrkreise 
Bftg. = Brieftagebuch: in Korrespondenz 
Buchführung für das Materiallager: Abteilung der SS Neubauleitung 
Auschwitz 
Buchhaltung: Abteilung der ZBL Auschwitz 
Buchhaltung und Rechnungslegung: Abteilung der SS Neubauleitung 
Auschwitz 
BW 21/7b (Bau) 13: Identifizierungsnummer der Bauplätze und Bauvorha- 
ben des K.L. Auschwitz 
Bzg. = Bezug: in Korrespondenz 
D.A.W. WL Schlosserei: neuer Name der Häftlings-Schlosserei seit 8. Feb. 
1943 
Delo (Akte): Archive des RGVA 
Der Baubevollmächtigte des Reichministeriums Speer im Bezirk der Rüs- 
Tungsinspektion: später Der Gebietsbeauftragter für die Regelung der 
Bauwirtschaft 
Der Beauftragte für den Vierjahresplan: Reichsminister Speer 
Der Gaubeauftragte des Generalbevollmächtigten für die Regelung der 
Bauwirtschaft: später Gebietsbeauftragter des Generalbevollmäch- 
tigten für die Regelung der Bauwirtschaft 
Der Generalbevollmächtigte für die Regelung der Bauwirtschaft: Reichs- 
minister Speer 
Deutsche Ausrüstungswerke (D.A.W.): Bauwerk der ZBL Auschwitz 
Dezernate: Abteilungen des Amtes von Reichsminister Speer in Berlin als 
Generalbevollmächtigter für die Regelung der Bauwirtschaft 
Dienststellenleiter: Feld im Posteingangsstempel der ZBL Auschwitz für 
das Kürzel des Leiters der ZBL 
Dreher-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 
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Druckerei: Teil der Werkstätten 
Eingang: Posteingangsstempel der SS Neubauleitung Auschwitz 
Einkauf 
Einstufung: in den Listen der Bauwirtschaft 
Eisenbahnbau: im Zuständigkeitsbereich der Abteilung Tiefbau der ZBL 
Auschwitz 
Elektriker-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 
Empfangsschein: nummerierter Schein, unterschrieben vom Auftraggeber 
nach Erhalt eines von einem Kommando der Werkstätten hergestell- 
ten Gegenstandes 
Entwässerung: im Zuständigkeitsbereich der Abteilung Tiefbau der ZBL 
oder einer Baustelle 
Facharbeiter 
Fachtechnisch richtig: Stempel der Buchhaltung, die technische Richtig- 
keit einer Rechnung bestätigend 
Fahrbereitschaft: der ZBL 
Fahrbereitschaftsleiter: der ZBL 
Fernsprechvermittlung 
Fond (Fundus): im Archiv des RGVA 
Forderungsnachweis: durch Verwaltung des K.L. Auschwitz für Zahlungs- 
forderung aufgrund von Verwendung von Häftlingsarbeitskräften 
Frachtbrief 
Freudenthal: Bauvorhaben der ZBL Auschwitz 
F.d.R.d.A.: für die Richtigkeit der Abschrift; das Kürzel erschien am Ende 
der Abschrift links unten, gefolgt von der Unterschrift der beglaubi- 
genden Person 
F.d.R.d.A.v.d.A.: für die Richtigkeit der Abschrift von der Abschrift 
G.B.Bau Kennummer: für Bauvorhaben in der Bauwirtschaftsliste von 
Reichsminister Speer. Hier die wichtigsten. 
— 2 U Kattowitz 1: G.B.Bau Kennnummer des Bauvorhabens SS Un- 
terkunft und Konzentrationslager Auschwitz (davor: 3 U Bres- 
lau 23) 
— 2 Kattowitz 3001: G.B.Bau Kennnummer des Bauvorhabens SS 
Unterkunft und Konzentrationslager Auschwitz 
— VIII Up a 1: G.B.Bau Kennnummer des Bauvorhabens SS Unter- 
kunft und Konzentrationslager Auschwitz 
— 0.Wo.E (Chem) Katt. 3009: G.B.Bau Kennnummer des Monowitz- 
Komplexes 
— VIII E wo 19: G.B.Bau Kennnummer des Monowitz-Komplexes 
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— VIII E Ch/m/wo 19: G.B.Bau Kennnummer des Monowitz- 
Komplexes 
— VIII Up a 2: G.B.Bau Kennnummer des Bauvorhabens Kriegsge- 
fangenlager Auschwitz 

Gartengestaltung: Sachgebiet der ZBL Auschwitz 

GB Bau-Zettel: für den Transport von Baumaterialien, ausgegeben von der 
Abteilung Baustofftransporte in Reichsminister Speers Amt 

Gebäudebeschreibung: Anlage-Dokument zur Übergabeverhandlung 

Gebietsbeauftragter des Generalbevollmächtigten für die Regelung der 
Bauwirtschaft: dem Reichsminister Speer unterstelltes Amt 

Gebietsbeauftragter für die Regelung der Bauwirtschaft: dem Reichsminis- 
ter Speer unterstelltes Amt 

Gemeinschaftslager: für Arbeiter der in Auschwitz eingesetzten Zivilfir- 
men 

Genehmigungsnummer: erteilt vom Kommandanten des K.L. Auschwitz 
für im Lager eingesetzte Zivilfirmen 

Generalbevollmächtigter für die Regelung der Bauwirtschaft (G.B. Bau): 
Albert Speer 

Gießer-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 

Glaser-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 

Grüne Armbinden: Pflicht für von der ZBL eingesetzte Zivilarbeiter 

Gut Partschendorf bei Freudenthal: Bauvorhaben der ZBL Auschwitz 

Häftlings-Einsatz: täglicher Bericht des Leiters der ZBL 

Häftlings-Schlosserei: Teil der Werkstätten 

Häftlingsdachdeckerkolonne: Häftlingskommando der ZBL 

Häftlingskantine 

Hauptabteilung 

Hauptamt Haushalt und Bauten (HHB) 

Hauptamt Verwaltung und Wirtschaft 

Hauptwirtschaftslager der Waffen-SS (H.W.L.): Bauvorhaben der ZBL 
Auschwitz 

Heizungsinstallateure-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 

HHB: siehe Hauptamt Haushalt und Bauten 

Hilfsarbeiter 

Hochbau: Abteilung der Bauleitung Auschwitz; Abteilung der ZBL 
Auschwitz; Sachgebiet der ZBL Auschwitz 

Höherer SS und Polizeiführer 

HWL Auschwitz mit Zweigstelle Oderberg: Bauvorhaben der ZBL 
Auschwitz 

Industriegelände Auschwitz: Industrie-Bauvorhaben der ZBL Auschwitz 
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Installateure-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 

Interessengebiet: des Lagers Auschwitz 

Isolierer-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 

KL Auschwitz: Bauvorhaben der ZBL Auschwitz 

Kanalisation-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 

Kasse der Bauinspektion der Waffen-SS und Polizei Reich “Ost”: nach 
Gründung des WVHA für Zahlungen an die ZBL Auschwitz zustän- 
diges Amt 

Kasse der Standortverwaltung Auschwitz O/S: ab 1.1.1944 für Zahlungen 
an die ZBL Auschwitz zuständiges Amt 

Kaufmännische Abteilung: Abteilung der SS Neubauleitung Auschwitz; 
Abteilung der ZBL Auschwitz 

Kennziffer: Metallzuweisung an Zivilfirmen durch das SS Rohstoffamt in 
Berlin-Halensee mittels der Eisenverteilungsstelle der zuständigen 
Bauinspektion 

Kennziffergewicht: Metallgewicht für eine im Kostenanschlag angegebene 
Kennziffer 

Klempner-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 

Kolonnenführer: Chef eines Häftlingskommandos 

Kommandantur: des K.L. 

Kommando: Häftlingsarbeitsgruppe der ZBL 

Kontingentstelle: eine der vier Abteilungen des Amtes von Reichsminister 
Speer in Berlin 

Kontingentträger: verantwortlich für die Materialzuweisungen in Speers 
Bauwirtschaftssektor 

Kostenanschlag oder Kosten-Anschlag: Kostenvoranschlag 

Kostenüberschlag: Kostenschätzung eines Bauwerks 

Kraftfahrwesen: Abteilung WK des HHB 

Kriegsgefangenlager (KGL): Bauvorhaben der ZBL Auschwitz 

Kriegswichtige Zwecke: Klassifizierung der Tätigkeiten der ZBL in den 
Häftlingseinsatzberichten 

Kriegswirtschaftsjahr 

Kulturbau: Unterabteilung der Abteilung Tiefbau der ZBL Auschwitz, ver- 
antwortlich für Bewässerung 

Lageskizze: eines Bauvorhabens oder eines Bauplatzes 

Landesarbeitsamt 

Landmesser: Abteilung der Bauleitung Auschwitz 

Landwirtschaftliche Betriebe Auschwitz: Bauvorhaben der ZBL Auschwitz 

Leistungsprämien: für verdiente Häftlinge 

Lieferschein 
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Maler und Anstreicher-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 

Malerei: Abteilung der Werkstätten 

Materiallager: der SS Neubauleitung Auschwitz 

Materialverwaltung: Abteilung der ZBL Auschwitz 

Materialverwaltung Richtigkeit bescheinigt: Stempel der Materialverwal- 
tung, die Übereinstimmung von versandten Gütern mit Versandan- 
zeige bestätigend 

Meldung über den Stand der Bauarbeiten und des Arbeitseinsatzes: monat- 
licher Bericht des Bauleiters und dann der ZBL Auschwitz 

Meliorationen und Vermessung: Sachgebiet der ZBL Auschwitz 

Nachgerechnet am...: Stempel der Buchhaltung, die Überprüfung eines 
Rechnungsbetrages anzeigend 

Neubauleitung: Name der ZBL in der Frühgeschichte des Lagers 

Ofenbaukommando: Häftlingskommando der ZBL 

Opis (Liste): im Archiv der RGVA 

Ordonanz 

Planierungskommando: Häftlingskommando der ZBL zur Einebnung des 
Terrains 

Planung: Abteilung der SS Neubauleitung Auschwitz; Abteilung der ZBL 
Auschwitz; Sachgebiet der ZBL Auschwitz 

Prüfungskommission: für die Bauwirtschaft 

Rechnungslegung: Abteilung der Bauleitung Auschwitz 

Registratur: Sachgebiet der ZBL Auschwitz; Abteilung der SS Neubaulei- 
tung Auschwitz 

Richtig und festgestellt auf...: Stempel des Leiters der Buchhaltung, die 
Richtigkeit von Betrag und Inhalt einer Rechnung bestätigend 

Rohstoff-Abteilung: der ZBL Auschwitz 

Rohstoffstelle: Sachgebiet der ZBL Auschwitz 

Rohstoffstelle und Einkauf: Sachgebiet der ZBL Auschwitz 

Rüstungsausbau: eine der vier Abteilungen des Amtes von Reichsminister 
Speer in Berlin 

Sachgebiete: der ZBL Auschwitz 

Schlosser-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 

Schlosser-Werkstatt: Abteilung der Werkstätten 

Schlußabrechnung: ausgestellt von der Buchhaltung 

Schlußrechnung: der Firma 

Schmiede-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 

Schmiede-Werkstatt: Abteilung der Werkstätten 

Schneiderei-Werkstatt: Abteilung der Werkstätten 

Schreibkraft: Sachgebiet der ZBL Auschwitz 


170 CARLO MATTOGNO : DIE ZENTRALBAULEITUNG VON AUSCHWITZ 


Schreiner-Werkstatt: Abteilung der Werkstätten 

Schriftwechsel: Korrespondenz 

Schuhmacher-Werkstatt: Abteilung der Werkstätten 

Schutzhaftlager Auschwitz: Abteilung des K.L. Auschwitz für politische 
Häftlinge 

Schweißer-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 

Sonderbauleitung für die Errichtung eines Kriegsgefangenlagers der Waf- 
fen-SS in Auschwitz 

Speer-Marke: Marke des Hauptamts von Reichsminister Speer, einem 
Frachtbrief beizufügen 

SS Neubauleitung Auschwitz: Name der ZBL in der Frühgeschichte des 
Lagers 

SS Unterkunft Auschwitz: Bauvorhaben der ZBL Auschwitz 

SS Unterkunft und Konzentrationslager Auschwitz: Bauvorhaben der ZBL 
Auschwitz 

SS Wirtschafter: Generalbevollmächtigter für Wirtschafts- und Verwal- 
tungsangelegenheiten der SS beim Höheren SS und Polizeiführer 

SS Wirtschafts-Verwaltungshauptamt (WVHA): verantwortlich für die Er- 
richtung und den Betrieb des Lagersystems 

Stand der Arbeiter und Angestellten vom... ` Bericht der Nebenstelle 
Auschwitz des Arbeitsamtes Bielitz 

Statistik: Sachgebiet der ZBL Auschwitz 

Stellmacher-Kommando: Wagenbau-Häftlingskommando der ZBL 
Auschwitz 

Stellvertreter: Feld im Posteingangsstempel der ZBL Auschwitz, in dem 
die laufende Registrierungsnummer handschriftlich eingetragen 
wurde 

Straßenbau: im Zuständigkeitsbereich der Abteilung Tiefbau der ZBL 
Auschwitz 

Tätigkeits- bzw. Baubericht — Abteilung Hochbau 

Tätigkeitsbericht: des Z.A. H. Teichmann; monatlicher Bericht über Bautä- 
tigkeiten der ZBL Auschwitz; wöchentlicher Bericht über Bautätig- 
keiten der SS Neubauleitung Auschwitz 

" der Fahrbereitschaft der Zentralbauleitung der Waffen-SS und Poli- 

zei Auschwitz 

der Technischen Abteilung 

der Tiefbau- und Vermessungsabteilung 

" des SS Unterscharführers Kirschnek, Bauführer Abteilung Hochbau 

" des SS Ustuf. (F) Kirschnek, Bauleiter für Schutzhaftlager und 

Landwirtschaftliche Bauvorhaben 
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" — Straßenbau 
" — Gartengestaltung 
Technische Abteilung: der ZBL Auschwitz 
Teilrechnung 
Tiefbau: Abteilung der Bauleitung Auschwitz; dann der ZBL Auschwitz; 
dann Sachgebiet der ZBL Auschwitz 
Tischler-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 
Übergabe: eines Bauwerks an die Kommandantur des K.L. 
Übergabeverhandlung: eines Bauwerks an die Kommandantur des K.L. 
Übersicht über Anzahl und Einsatz der Häftlinge des Konzentrationslager 
Auschwitz: Bericht des Arbeitseinsatzführers des Männerlagers 
über Anzahl und Einsatz der weiblichen Häftlinge des Konzentrati- 
onslager Auschwitz: Bericht des Arbeitseinsatzführers des Frauenla- 
gers 
Übersicht über den Häftlingseinsatz im KL Auschwitz: monatlicher 
Bericht der Abteilung Ша 
Vermessung: der Abteilung Tiefbau unterstellt; Unterabteilung der ZBL 
Auschwitz 
Vermessungsabteilung: Abteilung der SS Neubauleitung Auschwitz, später 
Abteilung der ZBL Auschwitz 
Vermessungskommando: Häftlingskommando der ZBL 
Versandanzeige 
Verteiler 
Verzeichnis der Einrichtungsgegenstände: Dokument in der Anlage des 
Übergabedokuments 
Verzeichnis über sämtliche am Bau eingesetzten Firmen mit Angaben der 
Haft und Garantiezeiten: Anlage-Dokument zur Übergabeverhand- 
lung 
Wagenschmiede-Kommando: Häftlingskommando der ZBL 
Wasserversorgung: in der Zuständigkeit der Tiefbauabteilung der ZBL 
Auschwitz 
Wehrkreis: Wehrdienst-Verwaltungsbezirk der deutschen Streitkräfte 
Wehrkreisrangfolgelisten: Präzedenzliste für Bauprojekte im Wehrkreis 
Werkstätten: Sachgebiet der ZBL Auschwitz 
Werkstattleiter 
Werkstattleitung (WL) 
WL-Schlosserei: Auftragsregister der D.A.W. WL Schlosserei 
Zentralbauleitung 
" der Waffen-SS und Polizei Auschwitz: für Auschwitz 
Zentrale Bauinspektion für den neuen Ostraum 


" 
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Zimmerbetrieb und Dachdeckerbetrieb: Sachgebiet der ZBL Auschwitz 


Zivilangestellter (Z.A.) 
Zusammenstellung des Häftlingseinsatzes: monatlicher Bericht der ZBL 
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5.4. Abkürzungen 


APMO Archiwum Państwowego Muzeum OSwiecim-Brzezinka (Ar- 
chiv des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau) 

BAK Bundesarchiv Koblenz 

GARF Gosudarstvenni Archiv Rossiskoi Federatsii (Staatsarchiv der 
Russischen Föderation), Moskau 

RGVA Rossiiskii Gosudarstvennii Vojennii Archiv (Staatliches Russi- 
sches Kriegsarchiv), Moskau 

WAPL Wojewödzkie Archiwum Panstwowe w Lublinie (Staatliches 
Bezirksarchive in Lublin) 


5.5. Verzeichnisse 


Das Erstellen von Verzeichnissen ist sehr zeitaufwändig und teuer. Die 
Bände der Holocaust Handbuch Serie werden unter großem Aufwand her- 
gestellt, jedoch nur in kleinen bis Kleinstauflagen veröffentlicht. Der Ver- 
lag hat daher nicht die Ressourcen, um für jeden Band Verzeichnisse her- 
zustellen. Alle Bände dieser Serie sind jedoch grundsätzlich auch als kos- 
tenlose PDF-Dateien erhältlich. Diese können nach Belieben auf alle mög- 
lichen Schlagwörter hin durchsucht werden. Bei Bedarf machen Sie bitte 
davon Gebrauch: 
www .HolocaustHandbuecher.com 


HOLOCAUST HANDBÜCHER 


aus der Zeit des 2. Weltkriegs. Die meisten basieren auf jahrzehntelangen For- 


D iese ehrgeizige, wachsende Serie behandelt verschiedene Aspekte des “Holocaust” 


schungen in den Archiven der Welt. Im Gegensatz zu den meisten Arbeiten zu die- 
sem Thema nähern sich die Bände dieser Serie ihrem Thema mit tiefgreifender wissen- 
schaftlicher Gründlichkeit und einer kritischen Einstellung. Jeder Holocaust-Forscher, 
der diese Serie ignoriert, übergeht einige der wichtigsten Forschungen auf diesem Ge- 
biet. Diese Bücher sprechen sowohl den allgemeinen Leser als auch den Fachmann an. 


Erster Teil: _ 
Allgemeiner Überblick zum Holocaust 


Der Erste Holocaust. Der verblüffende Ursprung 
der Sechs-Millionen-Zahl. Von Don Heddeshei- 
mer. Dieses fundierte Buch dokumentiert die 
Propaganda vor, während und 
vor allem nach dem ERSTEN 
Weltkrieg, die behauptete, 
das osteuropäische Judentum 
befände sich am Rande der 
Vernichtung, wobei die mysti- 
sche 6-Millionen-Zahl immer 
wieder auftauchte. Jüdische 
Spendenkampagnen in Ame- 
rika brachten riesige Summen 
unter der Prämisse ein, damit 
hungernde Juden in Osteuro- 
pa zu ernähren. Sie wurden jedoch stattdessen 
für zionistische und kommunistische “konst- 
ruktive Unternehmen” verwendet. 2. Aufl., 210 
S., s&w ill., Bibl., Index. (#6) 


Vorlesungen über den Holocaust. Strittige Fra- 
gen im Kreuzverhör. Von Germar Rudolf. Dieses 
Buch erklärt zunächst, warum “der Holocaust” 
wichtig ist und dass man gut daran tut, aufge- 
schlossen zu bleiben. Es legt sodann dar, wie so 
mancher etablierte Forscher 
Zweifel äußerte und daher 
in Ungnade fiel. Anschlie- 
ßend werden materielle 
Spuren und Dokumente zu 
den diversen Tatorten und 
Mordwaffen diskutiert. Da- 
nach wird die Glaubhaftig- 
keit von Zeugenaussagen 
erörtert. Schließlich plädiert 
der Autor für Redefreiheit 
zu diesem Thema. Dieses Buch gibt den umfas- 
sendsten und aktuellsten Überblick zur kriti- 
schen Erforschung des Holocaust. Mit seinem 
Dialogstil ist es angenehm zu lesen und kann 
sogar als Lexikon benutzt werden. 4. Aufl., 628 
S., s&w ill., Bibl., Index. (#15) 


Der_Fluchbrecher. Der Holocaust, Mythos & 
Wirklichkeit. Von Nicholas Kollerstrom. 1941 
knackte der britische Geheimdienst den deut- 
schen “Enigma”-Code. Daher wurde 1942 und 
1943 der verschlüsselte Funkverkehr zwischen 
deutschen KZs und dem Berliner Hauptquar- 
tier entschlüsselt. Die abgefangenen Daten 
widerlegen die orthodoxe “Holocaust”-Version. 


Oben abgebildet sind alle bisher veröffentlichten 
(oder bald erscheinenden) wissenschaftlichen Stu- 
dien, die die Series Holocaust Handbücher bilden. 
Mehr Bände werden folgen. 


Sie enthüllen, dass die deutschen verzweifelt 
versuchten, die Sterblichkeit in ihren Arbeitsla- 
gern zu senken, die durch katastrophale Fleck- 
fieberepidemien verursacht 
wurden. Dr. Kollerstrom, 
ein Wissenschaftshistoriker, 
hat diese Funksprüche sowie 
eine Vielfalt zumeist unwi- 
dersprochener Beweise ge- 
nommen, um zu zeigen, dass 
“Zeugenaussagen”, die Gas- 
kammergeschichten stützen, 
eindeutig mit wissenschaft- 
lichen Daten kollidieren. 
Kollerstrom schlussfolgert, 
dass die Geschichte des Nazi-“Holocaust” von 
den Siegern mit niederen Beweggründen ge- 
schrieben wurde. Sie ist verzerrt, übertrieben 
und größtenteils falsch. Mit einem Vorwort von 
Prof. Dr. James Fetzer. 323 S., s&w ill., Bibl., 
Index. #31) 


Debatte zum Holocaust. Beide Seiten neu_be- 
trachtet. Von Thomas Dalton. Laut dem Esta- 
blishment kann und darf es keine Debatte über 
den Holocaust geben. Aber durch Wegwünschen 
verschwindet diese Kontroverse nicht. Orthodo- 
xe Forscher geben zu, dass es weder ein Bud- 
get, noch einen Plan oder einen Befehl für den 
Holocaust gab; dass die wichtigsten Lager mit 
ihren menschlichen Überres- 
ten so gut wie verschwunden 
sind; dass es weder Sach- noch 
eindeutige Dokumentenbewei- 
se gibt; und dass es ernsthaf- 
te Probleme mit den Zeugen- 
aussagen gibt. Dalton stellt Ë 
die traditionelle Holocaust- 
Version den revisionistischen R 
Herausforderungen gegenüber 
und analysiert die Reaktionen 


DER HOLOCAUST. 
MYT80$ a WIRKLICHKEIT 


ISSN: 2059-6073 : Wenn nicht anders vermerkt sind alle Bücher 6"x9” Paperbacks. Ein Preisnachlass ist für den ganzen Satz erhältlich. 


des Mainstreams darauf. Er zeigt die 
Schwächen beider Seiten und erklärt 
den Revisionismus zum Sieger dieser 
Debatte. Ca. 340 S., s&w ill., Bibl., In- 
dex. (Mitte 2020; #32) 


Der _Jahrhundertbetrug. Argumente 


den. 2. Aufl., Vorwort von A.R. Butz, 
Nachwort von Germar Rudolf. Ca. 250 
S., s&w ill., Bibl. (#29) 


Luftbild-Beweise: Auswertung von 
Fotos angeblicher Massenmordstätten 
des 2. Weltkriegs. Von Germar Ru- 


gegen die angebliche Vernichtung des 
europäischen Judentums. Von Arthur 
I R. Butz. Der erste Autor, der je das 
gesamte Holocaust-Thema mit wis- 
senschaftlicher Präzision untersuchte. 
Dieses Buch führt die überwältigende 
Wucht der Argumente an, die es Mitte 
der 1970er Jahre gab. Butz’ Hauptar- 
gumente sind: 1. Alle großen, Deutsch- 
land feindlich gesinnten Mächte muss- 
ten wissen, was mit den Juden unter 
Deutschlands Gewalt geschah. Sie 
handelten während des Krieges, als 
ob kein Massenmord stattfand. 2. Alle 
Beweise, die zum Beweis des Massen- 
mords angeführt werden, sind doppel- 
deutig, wobei nur die harmlose Bedeu- 
tung als wahr belegt werden kann. 
Dieses Buch bleibt ein wichtiges, oft 
zitiertes Werk. Diese Ausgabe hat 
mehrere Zusätze mit neuen Informati- 
onen der letzten 35 Jahre. 2. Aufl., 554 
S., s&w ill., Bibl., Index. #7) 


Der Holocaust auf dem _Seziertisch. 
Die wachsende Kritik an “Wahrheit” 
und “Erinnerung”. Hgg. von Germar 
Rudolf. Dieses Buch wendet moderne 
und klassische Methoden an, um den 
behaupteten Mord an Millionen Juden 
durch Deutsche während des 2. Welt- 
kriegs zu untersuchen. In 22 Beiträgen 
— jeder mit etwa 30 Seiten — sezieren 
die 17 Autoren allgemein akzeptierte 
Paradigmen zum “Holocaust”. Es liest 
sich wie ein Kriminalroman: so viele 
Lügen, Fälschungen und Täuschun- 
| gen durch Politiker, Historiker und 

Wissenschaftler werden offengelegt. 
Dies ist das intellektuelle Abenteuer 
des 21. Jahrhunderts! 2. Aufl., ca. 650 
S., s&w ill., Bibl., Index. #1) 


Die Auflösung des osteuropäischen 
Judentums. Von Walter N. Sanning. 
Sechs Millionen Juden starben im Ho- 
locaust. Sanning akzeptiert diese Zahl 
nicht blindlings, sondern erforscht die 
demographischen Entwicklungen und 
Veränderungen europäischer Bevölke- 
rungen ausführlich, die hauptsächlich 
durch Auswanderung sowie Deporta- 
tionen und Evakuierungen u.a. durch 
Nazis und Sowjets verursacht wurden. 
Das Buch stützt sich hauptsächlich 
auf etablierte, jüdische bzw. zionisti- 
sche Quellen. Es schlussfolgert, dass 
ein erheblicher Teil der nach dem 2. 
Weltkrieg vermissten Juden, die bis- 
her als “Holocaust-Opfer” gezählt wur- 
den, entweder emigriert waren (u.a. 
nach Israel und in die USA) oder von 
Stalin nach Sibirien deportiert wur- 


dolf (Hg.). Während des 2. Weltkriegs 
machten sowohl deutsche als auch alli- 
ierte Aufklärer zahllose Luftbilder von 
taktisch oder strategisch wichtigen 
Gegenden in Europa. Diese Fotos sind 
erstklassige Beweise zur Erforschung 
des Holocaust. Luftfotos von Orten wie 
Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Babi 
Jar usw. geben einen Einblick in das, 
was sich dort zutrug oder auch nicht 
zutrug. Viele relevante Luftbilder 
werden eingehend analysiert. Das vor- 
liegende Buch ist voll mit Luftbildern 
und erläuternden Schemazeichnun- 
gen. Folgt man dem Autor, so widerle- 
gen diese Bilder viele der von Zeugen 
aufgestellten Gräuelbehauptungen im 
Zusammenhang mit Vorgängen im 
deutschen Einflussbereich. Mit einem 
Beitrag von Carlo Mattogno. 168 S., 
8.5”x11”, s&w ill., Bibl., Index. (#27) 


Leuchter-Gutachten. Kritische Ausga- 
be. Von Fred Leuchter, Robert Fau- 
risson und Germar Rudolf. Zwischen 
1988 und 1991 verfasste der US-Fach- 
mann für Hinrichtungseinrichtungen 
Fred Leuchter vier detaillierte Gut- 
achten zur Frage, ob das Dritte Reich 
Menschengaskammern einsetzte. Das 
erste Gutachten über Auschwitz und 
Majdanek wurde weltberühmt. Ge- 
stützt auf chemische Analysen und 
verschiedene technische Argumente 
schlussfolgerte Leuchter, dass die 
untersuchten Örtlichkeiten “weder 
damals noch heute als Hinrichtungs- 
gaskammern benutzt oder ernsthaft in 
Erwägung gezogen werden konnten”. 
Das zweite Gutachten behandelt Gas- 
kammerbehauptungen für die Lager 
Dachau, Mauthausen und Hartheim, 
während das dritte die Konstrukti- 
onskriterien und Arbeitsweise der 
US-Hinrichtungsgaskammern егӧг- 
tert. Das vierte Gutachten rezensiert 
Pressacs 1989er Buch Auschwitz. 2. 
Aufl., 290 S., s&w ill. #16) 


‘Die _ Vernichtung der europäischen 
Juden”: Hilbergs Riese auf tönernen 
Füßen. Von Jürgen Graf. Raul Hil- 
bergs Großwerk Die Vernichtung der 
europäischen Juden ist ein orthodoxes 
Standardwerk zum Holocaust. Doch 
womit stützt Hilberg seine These, es 
habe einen deutschen Plan zur Aus- 
rottung der Juden hauptsächlich in 
Gaskammern gegeben? Graf hinter- 
leuchtet Hilbergs Beweise kritisch 
und bewertet seine These im Lichte 
der modernen Geschichtsschreibung. 
Die Ergebnisse sind für Hilberg ver- 


heerend. 2. Auf. 188 S., s&w ill., 
Bibl., Index. (#3) 


Auswanderung der Juden aus dem 
Dritten _Reich. Von Ingrid Weckert. 
Orthodoxe Schriften zum Dritten 
Reich suggerieren, es sei für Juden 
schwierig gewesen, den NS-Verfol- 
gungsmaßnahmen zu entgehen. Die 
oft verschwiegene Wahrheit über die 
Auswanderung der Juden aus dem 
Dritten Reich ist, dass sie gewünscht 
wurde. Reichsdeutsche Behörden und 
jüdische Organisationen arbeiteten 
dafür eng zusammen. Die an einer 
Auswanderung interessierten Juden 
wurden von allen Seiten ausführlich 
beraten und ihnen wurde zahlreiche 
Hilfe zuteil. Eine griffige Zusammen- 
fassung der Judenpolitik des NS- 
Staates bis Ende 1941. 4. Aufl., 146 S., 
Bibl. #12) 


Schiffbruch: Vom Untergang der Ho- 
locaust-Orthodoxie. Von Carlo Mat- 
togno. Weder gesteigerte Medienpro- 
paganda bzw. politischer Druck noch 
Strafverfolgung halten den Revisionis- 
mus auf. Daher erschien Anfang 2011 
ein Band, der vorgibt, revisionistische 
Argumente endgültig zu widerlegen 
und zu beweisen, dass es in Dachau, 
Natzweiler, Sachsenhausen, Maut- 
hausen, Ravensbrück, Neuengamme, 
Stutthof usw. Menschengaskammern 
gab. Mattogno zeigt mit seiner tief- 
gehenden Analyse dieses Werks, dass 
die orthodoxe Holocaust-Heiligen- 
verehrung um den Brei herumredet 
anstatt revisionistische Forschungs- 
ergebnisse zu erörtern. Mattogno ent- 
blößt ihre Mythen, Verzerrungen und 
Lügen. 2. Aufl., 306 S., s&w ill., Bibl., 
Index. (#25) 


Zweiter Teil: 
Spezialstudien ohne Auschwitz 


Treblinka: Vernichtungslager oder 
Durchgangslager? Von Carlo Mattog- 
no und Jürgen Graf. In Treblinka in 
Ostpolen sollen 1942-1943 zwischen 
700.000 und 3 Mio. Menschen umge- 
bracht worden sein, entweder in mo- 
bilen oder stationären Gaskammern, 
mit verzögernd oder sofort wirkendem 
Giftgas, ungelöschtem Kalk, heißem 
Dampf, elektrischem Strom oder Die- 
selabgasen... Die Leichen sollen auf 
riesigen Scheiterhaufen fast ohne 
Brennstoff spurlos verbrannt worden 
sein. Die Autoren analysieren dieses 
Treblinka-Bild bezüglich seiner Ent- 
stehung, Logik und technischen Mach- 
barkeit und weisen mit zahlreichen 
Dokumenten nach, was Treblinka 
wirklich war: ein Durchgansgslager. 2. 
Aufl., 402 S., s&w ill., Bibl., Index. (#8) 


Belzec: Zeugenaussagen, Archäologie 
und Geschichte. Von Carlo Mattog- 
no. Im Lager Belzec sollen 1941-1942 
zwischen 600.000 und 3 Mio. Juden 
ermordet worden sein, entweder mit 
Dieselabgasen, ungelöschtem Kalk, 
Starkstrom, Vakuum... Die Leichen 
seien schließlich auf riesigen Scheiter- 
haufen spurlos verbrannt worden. Wie 
im Fall Treblinka. Der Autor hat sich 
daher auf neue Aspekte beschränkt, 
verweist sonst aber auf sein Treb- 
linka-Buch (siehe oben). Es wird die 
Entstehung des offiziellen Geschichts- 
bildes des Lagers erläutert und einer 
tiefgehenden Kritik unterzogen. Ende 
der 1990er Jahre wurden in Belzec ar- 
chäologische Untersuchungen durch- 
geführt, deren Ergebnisse analysiert 
werden. Diese Resultate widerlegen 


die These von einem Vernichtungsla- fi SES 


ger. 166 S., s&w ill., Bibl., Index. (#9) 


Sobibor: Holocaust-Propaganda und 
Wirklichkeit. Von Jürgen Graf, Tho- 
mas Kues und Carlo Mattogno. Zwi- 
schen 25.000 und 2 Mio. Juden sollen 
in Sobibor anno 1942/43 auf bizarre 
Weise getötet worden sein. Nach dem 
Mord sollen die Leichen in Massengrä- 
bern beerdigt und später verbrannt 
worden sein. Dieses Buch untersucht 
diese Behauptungen und zeigt, dass 
sie auf einer selektiven Auswahl wi- 
dersprüchlicher und bisweilen sach- 
lich unmöglicher Aussagen beruhen. 
Archäologische Forschungen seit dem 
Jahr 2000 werden analysiert. Das Er- 
gebnis ist tödlich für die These vom 
Vernichtungslager. Zudem wird die 
allgemeine NS-Judenpolitik dokumen- 
tiert, die niemals eine völkermordende 
“Endlösung” vorsah... 2. Aufl., 470 S., 
s&w ill., Bibl., Index. #19) 


The “Extermination Camps” of “Aktion 
Reinhardt”. Von Jürgen Graf, Tho- 
mas Kues und Carlo Mattogno. Gegen 
Ende 2011 veröffentlichten Mitglieder 
des orthodoxen Holocaust Controver- 
sies Blogs eine Studie im Internet, 
die vorgibt, die oben aufgeführten 
drei Bücher über Belzec, Sobibor und 
Treblinka zu widerlegen. Dieses Werk 
ist eine tiefgreifende Erwiderung der 
drei kritisierten Autoren, indem sie 
jeden einzelnen Kritikpunkt detail- 
liert widerlegen. Achtung: Dieses 
zweibändige Werk liegt NUR auf 
ENGLISCH vor und wird wohl 
kaum je ins Deutsche übersetzt 
werden. Es setzt die Kenntnis 
der oben angeführten drei Bücher 
über Belzec, Sobibor und Treblin- 
ka unbedingt voraus und stellt 
ihre umfassende Ergänzung und 
Aktualisierung dar. 2. Aufl., zwei 
Bände, insgesamt 1396 S., s&w 
ill., Bibl. #28) 


Chelmno: Ein deutsches Lager in Ge- 
schichte & Propaganda. Von Carlo 
Mattogno. Nahe Chelmno soll wäh- 
rend des Krieges ein “Todeslager” 
bestanden haben, in dem zwischen 
10,000 und 1 Mio. Opfer in sogenann- 
ten “Gaswagen” mit Auspuffgasen er- 
stickt worden sein sollen. Mattognos 
tiefschürfende Untersuchungen der 
bestehenden Beweise untergraben 
jedoch diese traditionelle Fassung. 
Mattogno deckt das Thema von allen 
Winkeln ab und unterminiert die or- 
thodoxen Behauptungen über dieses 
Lager mit einer überwältigend wirk- 
samen Menge an Beweisen. Zeugen- 
aussagen, technische Argumente, 
forensische Berichte, archäologische 
Grabungen, offizielle Untersuchungs- 
berichte, Dokumente - all dies wird 
von Mattogno kritisch untersucht. 
Hier finden sie die unzensierten Tat- 
sachen über Chelmno anstatt Propa- 
ganda. 2. Aufl., 198 S., s&w ill., Bibl., 
Index. (#23) 


Die_Gaswagen: Eine kritische Un- 
tersuchung. (Perfekter Begleitband 
zum Chelmno-Buch.) Von Santiago 
Alvarez und Pierre Marais. Die Nazis 
sollen in Serbien und hinter der Front 
in Russland mobile Gaskammern zur 
Vernichtung von 700.000 Menschen 
eingesetzt haben. Bis 2011 gab es zu 
diesem Thema keine Monographie. 
Santiago Alvarez hat diese Lage geän- 
dert. Sind die Zeugenaussagen glaub- 
haft? Sind die Dokumente echt? Wo 
sind die Tatwaffen? Konnten sie wie 
behauptet funktionieren? Wo sind die 
Leichen? Um der Sache auf den Grund 
zu gehen, hat Alvarez alle bekannten 
Dokumente und Fotos der Kriegszeit 
analysiert sowie die große Menge an 
Zeugenaussagen, wie sie in der Lite- 
ratur zu finden sind und bei über 30 
Prozessen in Deutschland, Polen und 
Israel eingeführt wurden. Zudem hat 
er die Behauptungen in der orthodo- 
xen Literatur untersucht. Das Ergeb- 
nis ist erschütternd. Achtung: Dieses 
Buch wurde parallel mit Mattognos 
Buch über Chelmno editiert, um Wie- 
derholungen zu vermeiden und Kon- 
sistenz zu sichern. Ca. 450 S., s&w ill., 
Bibl., Index. (Gegen Ende 2023; #26) 


Die Einsatzgruppen in den besetzten 
Ostgebieten: Entstehung, Zuständig- 
keiten und Tätigkeiten. Von Carlo 
Mattogno. Vor dem Einmarsch in die 
Sowjetunion bildeten die Deutschen 
Sondereinheiten zur Sicherung der 
rückwärtigen Gebiete. Orthodoxe 
Historiker behaupten, die sogenann- 
ten Einsatzgruppen seien zuvorderst 
mit dem Zusammentreiben und dem 
Massenmord an Juden befasst gewe- 
sen. Diese Studie versucht, Licht in 


die Angelegenheit zu bringen, indem 
alle relevante Quellen und materielle 
Spuren ausgewertet werden. Ca. 950 
S., s&w ill., Bibl., Index. (Gegen Ende 
2020; #39) 


Konzentrationslager Majdanek. Eine 
historische und technische Studie. 
Von Carlo Mattogno und Jürgen 
Graf. Bei Kriegsende behaupteten die 
Sowjets, dass bis zu zwei Millionen 
Menschen in sieben Gaskammern im 
Lager Majdanek umgebracht wur- 
den. Jahrzehnte später reduzierte das 
Majdanek-Museum die Opferzahl auf 
gegenwärtig 78.000 und gab zu, dass 
es “bloß” zwei Gaskammern gegeben 
habe. Mittels einer erschöpfenden 
Analyse der Primärquellen und ma- 
teriellen Spuren widerlegen die Auto- 
ren den Gaskammermythos für dieses 
Lager. Sie untersuchen zudem die 
Legende von der Massenhinrichtung 
von Juden in Panzergräben und ent- 
blößen sie als unfundiert. Dies ist ein 
Standardwerk der methodischen Un- 
tersuchung, das die authentische Ge- 
schichtsschreibung nicht ungestraft 
ignorieren kann. 3. Aufl., 408 S., s&w 
ill., Bibl., Index. (#5) 


Konzentrationslager Stutthof. Seine 
Geschichte und Funktion in der NS- 
Judenpolitik. Von Carlo Mattogno 
und Jürgen Graf. Orthodoxe Histo- 
riker behaupten, das Lager Stutthof 
habe 1944 als “Hilfsvernichtungsla- 
ger” gedient. Zumeist gestützt auf Ar- 
chivalien widerlegt diese Studie diese 
These und zeigt, dass Stutthof gegen 
Kriegsende ein Organisationszentrum 
deutscher Zwangsarbeit war. 2. Aufl., 
184 S., s&w ill., Bibl., Index. (#4) 


Dritter Teil: 
Auschwitzstudien 


Die Schaffung des Auschwitz-Mythos: 
Auschwitz їп abgehörten Funksprü- 
chen, polnischen Geheimberichten und 
Nachkriegsaussagen (1941-1947). Von 
Carlo Mattogno. Anhand von nach 
London gesandten Berichten des pol- 
nischen Untergrunds, SS-Funksprü- 
chen von und nach Auschwitz, die 
von den Briten abgefangen und ent- 
schlüsselt wurden, und einer Vielzahl 
von Zeugenaussagen aus Krieg und 
unmittelbarer Nachkriegszeit zeigt 
der Autor, wie genau der Mythos vom 
Massenmord in den Gaskammern von 
Auschwitz geschaffen wurde und wie 
es später von intellektuell korrupten 
Historikern in “Geschichte” verwan- 
delt wurde, indem sie Fragmente aus- 
wählten, die ihren Zwecken dienten, 
und buchstäblich Tausende von Lügen 
dieser “Zeugen” ignorierten oder aktiv 
verbargen, um ihre Version glaubhaft 


ААА 


zu machen. Са. 330 S., s&w ill., Bibl., 
Index. (Ende 2022; #41) 


Die Gaskammern von Auschwitz. Von 
Carlo Mattogno. Prof. Robert van Pelt 
gilt als einer der besten orthodoxen 
Experten für Auschwitz. Bekannt 
wurde er als Gutachter beim Londoner 
Verleumdungsprozess David Irving’s 
gegen Deborah Lipstadt. Daraus ent- 
stand ein Buch des Titels The Case for 
Auschwitz, in dem van Pelt seine Be- 
weise für die Existenz von Menschen- 
gaskammern in diesem Lager darleg- 
te. Die Gaskammern von Auschwitz 
ist eine wissenschaftliche Antwort an 
van Pelt und an Jean-Claude Pressac, 
auf dessen Büchern van Pelts Studie 
zumeist basiert. Mattogno zeigt ein 
ums andere Mal, dass van Pelt die von 
ihm angeführten Beweise allesamt 
falsch darstellt und auslegt. Dies ist 
ein Buch von höchster politischer und 
wissenschaftlicher Bedeutung für die- 
jenigen, die nach der Wahrheit über 
Auschwitz suchen. 734 S., s&w ill., 
Bibl., Index. (#22) 


Auschwitz: Nackte Fakten. Eine Ant- 
wort an Jean-Claude Pressac. Hgg. 
von Germar Rudolf, mit Beiträgen 
von Serge Thion, Robert Faurisson 
und Carlo Mattogno. Der französi- 
sche Apotheker Jean-Claude Pressac 
versuchte, revisionistische Ergebnis- 
se mit der “technischen” Methode zu 
widerlegen. Dafür wurde er von der 
Orthodoxie gelobt, und sie verkündete 
den Sieg über die “Revisionisten”. Die- 
ses Buch enthüllt, dass Pressacs Ar- 
beit unwissenschaftlich ist, da er nie 
belegt, was er behauptet, und zudem 
geschichtlich falsch, weil er deutsche 
Dokumente der Kriegszeit systema- 
tisch falsch darstellt, falsch auslegt 
und missversteht. 2. Aufl., 240 S., 
s&w ill., Bibl., Index. (#14) 


Die Chemie von Auschwitz. Die Tech- 
nologie und Toxikologie von Zyklon B 
und den Gaskammern — Eine Tatort- 
untersuchung. Von G. Rudolf. Diese 
Studie versucht, die Auschwitz-For- 
schung auf der Grundlage der foren- 
sischen Wissenschaft zu betreiben, 
deren zentrale Aufgabe die Suche 
nach materiellen Spuren des Verbre- 
chens ist. Obwohl unbestrittenerweise 
kein Opfer je einer Autopsie unterzo- 
gen wurde, sind die meisten der be- 
haupteten Tatorte — die chemischen 
Schlachthäuser, sprich Gaskammern 
— je nach Fall mehr oder weniger einer 
kriminalistischen Untersuchung im- 
mer noch zugänglich. Dieses Buch gibt 
Antworten auf Fragen wie: Wie sahen 
die Gaskammern von Auschwitz aus? 
Wie funktionierten sie? Wozu wurden 
sie eingesetzt? Zudem kann das be- 
rüchtigte Zyklon B analysiert werden. 


Was genau verbirgt sich hinter die- 
sem ominösen Namen? Wie tötet es? 
Welche Auswirkung hat es auf Mau- 
erwerk? Hinterlässt es dort Spuren, 
die man bis heute finden kann? Indem 
diese Themen untersucht werden, 
wird der Schrecken von Auschwitz 
akribisch seziert und damit erstmals 
wirklich nachvollziehbar. 3. Aufl., 448 
S., Farbill., Bibl., Index. (#2) 


Auschwitz-Lügen: Legenden, Lügen, 
Vorurteile über den Holocaust. Von 
G. Rudolf. Die trügerischen Behaup- 
tungen der Widerlegungsversuche 
revisionistischer Studien durch den 
französischen Apotheker Jean-Claude 
Pressac, den Sozialarbeiter Werner 
Wegner, den Biochemiker Georges 
Wellers, den Mediziner Till Bastian, 
den Historiker Ernst Nolte, die Che- 
miker Richard Green, Josef Bailer 
und Jan Markiewicz, den Kulturhis- 
toriker Robert van Pelt und den Toxi- 
kologen Achim Trunk werden als das 
entlarvt, was sie sind: wissenschaft- 
lich unhaltbare Lügen, die geschaffen 
wurden, um dissidente Historiker zu 
verteufeln. Ergänzungsband zu Ru- 
dolfs Vorlesungen über den Holocaust. 
3. Aufl., 402 S., s&w ill., Index. (#18) 


Die Zentralbauleitung von Auschwitz: 
Organisation, Zuständigkeit, Aktivi- 
täten. Von Carlo Mattogno. Gestützt 
auf zumeist unveröffentlichten deut- 
schen Dokumenten der Kriegszeit 
beschreibt diese Studie die Geschich- 
te, Organisation, Aufgaben und Vor- 
gehensweisen dieses Amts, das für 
die Planung und den Bau des Lager- 
komplexes Auschwitz verantwortlich 
war, einschließlich der Krematorien, 
welche die “Gaskammern” enthalten 
haben sollen. 2. Aufl., 182 S., s&w ill., 
Glossar, Index. (#13) 


Standort- und Kommandanturbefehle 
des Konzentrationslagers Auschwitz. 
Von Carlo Mattogno. Ein Großteil 
aller Befehle, die jemals von den ver- 
schiedenen Kommandanten des be- 
rüchtigten Lagers Auschwitz erlassen 
wurden, ist erhalten geblieben. Sie 
zeigen die wahre Natur des Lagers 
mit all seinen täglichen Ereignissen. 
Es gibt keine Spur in diesen Befehlen, 
die auf etwas Unheimliches in diesem 
Lager hinweisen. Im Gegenteil, viele 
Befehle stehen in klarem und unüber- 
windbarem Widerspruch zu Behaup- 
tungen, dass Gefangene massenweise 
ermordet wurden. Dies ist eine Aus- 
wahl der wichtigsten dieser Befehle 
zusammen mit Kommentaren, die sie 
in ihren richtigen historischen Zu- 
sammenhang bringen. (Geplant für 
Ende 2022; #34) 


Sonderbehandlung in Auschwitz: Ent- 


Auschwitz: Die erste Vergasung. Ge- 


stehung und Bedeutung eines Begriffs. 


rücht und Wirklichkeit. Von C. Matto- 


Von Carlo Mattogno. Begriffe wie 
“Sonderbehandlung” sollen Tarnwör- 
ter für Mord gewesen sein, wenn sie 
in deutschen Dokumenten der Kriegs- 
zeit auftauchen. Aber das ist nicht im- 
mer der Fall. Diese Studie behandelt 
Dokumente über Auschwitz und zeigt, 
dass Begriffe, die mit “Sonder-” anfan- 
gen, zwar vielerlei Bedeutung hatten, 
die jedoch in keinem einzigen Fall et- 
was mit Tötungen zu tun hatten. Die 
Praxis der Entzifferung einer angeb- 
lichen Tarnsprache durch die Zuwei- 
sung krimineller Inhalte für harmlose 
Worte — eine Schlüsselkomponente 
der etablierten Geschichtsschreibung 
— ist völlig unhaltbar. 2. Aufl., 192 S., 
s&w ill., Bibl., Index. (#10) 


Gesundheitsfürsorge in Auschwitz. 


gno. Die erste Vergasungin Auschwitz 
soll am 3. September 1941 in einem 
Kellerraum stattgefunden haben. Die 
diesbezüglichen Aussagen sind das 
Urbild aller späteren Vergasungsbe- 
hauptungen. Diese Studie analysiert 
alle verfügbaren Quellen zu diesem 
angeblichen Ereignis. Sie zeigt, dass 
diese Quellen einander in Bezug auf 
Ort, Datum, Opfer usw. widerspre- 
chen, was es unmöglich macht, dem 
eine stimmige Geschichte zu entneh- 
men. Originale Dokumente versetzen 
dieser Legende den Gnadenstoß und 
beweisen zweifelsfrei, dass es dieses 
Ereignis nie gab. 3. Aufl., 196 S., s&w 
ill., Bibl., Index. (#20) 


Auschwitz: Krematorium Iund die an- 
geblichen Menschenvergasungen. Von 


Von Carlo Mattogno. In Erweiterung 
des obigen Buchs zur Sonderbehand- 
lung in Auschwitz belegt diese Studie 
das Ausmaß, mit dem die Deutschen 
in Auschwitz versuchten, den Insas- 
sen eine Gesundheitsfürsorge zukom- 
men zu lassen. Im ersten Teil werden 
die Lebensbedingungen der Häftlinge 
analysiert sowie die verschiedenen 
sanitären und medizinischen Maß- 
nahmen zum Nutzen der Häftlinge. 
Der zweite Teil untersucht, was mit 
Häftlingen geschah, die wegen Ver- 
letzungen oder Krankheiten “sonder- 
behandelt” wurden. Die umfassenden 
Dokumente zeigen, dass alles ver- 
sucht wurde, um diese Insassen ge- 
sund zu pflegen, insbesondere unter 
der Leitung des Standortarztes Dr. 
Wirths. Der letzte Teil des Buches ist 
der bemerkenswerten Persönlichkeit 
von Dr. Wirths gewidmet, der seit 
1942 Standortarzt in Auschwitz war. 
Seine Persönlichkeit widerlegt das ge- 
genwärtige Stereotyp vom SS-Offizier. 
414 S., s&w ill., Bibl., Index. (#33) 


Die Bunker von Auschwitz: Schwarze 
Propaganda kontra Wirklichkeit. Von 
Carlo Mattogno. Die Bunker, zwei 
vormalige Bauernhäuser knapp au- 
ßerhalb der Lagergrenze, sollen die 
ersten speziell zu diesem Zweck aus- 
gerüsteten Gaskammern von Ausch- 
witz gewesen sein. Anhand deutscher 
Akten der Kriegszeit sowie enthüllen- 
den Luftbildern von 1944 weist diese 
Studie nach, dass diese “Bunker” nie 
existierten, wie Gerüchte von Wider- 
standsgruppen im Lager zu Gräuel- 
propaganda umgeformt wurden, und 
wie diese Propaganda anschließend 
von unkritischen, ideologisch verblen- 
deten Historikern zu einer falschen 
“Wirklichkeit” umgeformt wurde. 2. 
Aufl., 318 S., s&w ill., Bibl., Index. 
#11) 


Carlo Mattogno. Die Leichenhalle des 
Krematoriums I in Auschwitz soll die 
erste dort eingesetzte Menschengas- 
kammer gewesen sein. Diese Studie 
untersucht alle Zeugenaussagen und 
Hunderte von Dokumenten, um eine 
genaue Geschichte dieses Gebäudes 
zu schreiben. Wo Zeugen von Verga- 
sungen sprechen, sind sie entweder 
sehr vage oder, wenn sie spezifisch 
sind, widersprechen sie einander 
und werden durch dokumentierte 
und materielle Tatsachen widerlegt. 
Ebenso enthüllt werden betrügerische 
Versuche orthodoxer Historiker, die 
Gräuelpropaganda der Zeugen durch 
selektive Zitate, Auslassungen und 
Verzerrungen in “Wahrheit” umzu- 
wandeln. Mattogno beweist, dass die 
Leichenhalle dieses Gebäudes nie eine 
Gaskammer war bzw. als solche hätte 
funktionieren können. 2. Aufl., 158 S., 
s&w ill., Bibl., Index. (#21) 


Freiluftverbrennungen in Auschwitz. 
Von Carlo Mattogno. Im Frühling und 
Sommer 1944 wurden etwa 400.000 
ungarische Juden nach Auschwitz 
deportiert und dort angeblich in Gas- 
kammern ermordet. Die Krematorien 
vor Ort waren damit überfordert. Da- 
her sollen täglich Tausende von Lei- 
chen auf riesigen Scheiterhaufen ver- 
brannt worden sein. Der Himmel soll 
mit Rauch bedeckt gewesen sein. So 
die Zeugen. Diese Studie untersucht 
alle zugänglichen Beweise. Sie zeigt, 
dass die Zeugenaussagen einander wi- 
dersprechen sowie dem, was physisch 
möglich gewesen wäre. Luftaufnah- 
men des Jahres 1944 beweisen, dass 
es keine Scheiterhaufen oder Rauch- 
schwaden gab. Neuer Anhang mit 3 
Artikeln zum Grundwasserpegel in 
Auschwitz und zu Massenverbren- 
nungen von Tierkadavern. 2. Aufl., 
210 S., s&w ill., Bibl., Index. #17) 


саша martocse 


Kostenloses 


Die Kremierungsöfen von Auschwitz. 
Von C. Mattogno & Franco Deana. 
Eine erschöpfende Untersuchung der 
Geschichte und Technik von Kremie- 
rungen allgemein und besonders der 
Kremierungsöfen von Auschwitz. Ba- 
sierend auf Fachliteratur, Dokumen- 
ten der Kriegszeit und Sachbeweisen 
wird die wahre Natur und Leistungs- 
fähigkeit der Krematorien von Ausch- 
witz beschrieben. Diese Anlagen wa- 
ren abgespeckte Fassungen dessen, 
was normalerweise errichtet wurde, 
und ihre Einäscherungskapazität war 
ebenfalls niedriger als normal. 3 Bde., 
ca. 1300 S., s&w und Farbill. (Bde. 2 
& 3), Bibl., Index. (Ende 2024; #24) 


Museumslügen: Die __Fehldarstel- 
lungen, Verzerrungen und _ Betrüge- 
reien des Auschwitz-Museums. Von 
Carlo Mattogno. Revisionistische 
Forschungsergebnisse zwangen das 
Auschwitz-Museum, sich dieser He- 
rausforderung zu stellen. Sie haben 
geantwortet. Dieses Buch analysiert 
ihre Antwort und enthüllt die entsetz- 
lich verlogene Haltung der Verant- 
wortlichen des Auschwitz-Museums 
bei der Präsentation von Dokumenten 
aus ihren Archiven. Ca. 270 S., s&w 
ill., Bibl., Index. (2021; #38) 


Koks-, Holz- und Zyklon-B-Lieferun- 
gen nach Auschwitz: Weder Beweis 
noch Indiz für den Holocaust. Von 
Carlo Mattogno. Forscher des Ausch- 
witz-Museums versuchten, Massen- 
vernichtungen zu beweisen, indem sie 
auf Dokumente über Lieferungen von 
Holz und Koks sowie Zyklon B nach 
Auschwitz verwiesen. In ihrem tat- 
sächlichen historischen und techni- 
schen Kontext bewei- 
sen diese Dokumente 
jedoch das genaue 
Gegenteil dessen, was 
diese orthodoxen For- 
scher behaupten. Ca. 
250 S., s&w ill., Bibl., 
Index. (2023; #40) 


Vierter Teil: 
Zeugenkritik 


Hohepriester des Holocaust: Elie Wie- 
sel, Die Nacht, der Erinnerungskult 
und der Aufstieg des Revisionismus. 
Von Warren B. Routledge. Die erste 
unabhängige Biographie von Wiesel 
enthüllt sowohl seine eigenen Lü- 
gen als auch den ganzen Mythos der 
“sechs Millionen”. Sie zeigt, wie zio- 
nistische Kontrolle viele Staatsmän- 


ner, die Vereinten Nationen und so- 
gar Päpste vor Wiesel auf die Knie DE 
zwang als symbolischen Akt der Un- 
terwerfung unter das Weltjudentum, 
während man gleichzeitig Schulkin- 
der der Holocaust-Gehirnwäsche 
unterzieht. Ca. 480 S., s&w ill., Bibl., 
Index. (Ende 2023; #30) 


Auschwitz: Augenzeugenberichte und 
Tätergeständnisse des Holocaust. Von Zä: 
Jürgen Graf. Das orthodoxe Narra- 
tiv dessen, was sich im 2. Weltkriegs 
in Auschwitz zutrug, ruht fast aus- 
schließlich auf Zeugenaussagen. Hier 
werden die 30 wichtigsten von ihnen 
kritisch hinterfragt, indem sie auf in- 
nere Stimmigkeit überprüft und mit- 
einander sowie mit anderen Beweisen 
verglichen werden wie Dokumenten, 
Luftbildern, forensischen Forschungs- 
ergebnissen und Sachbeweisen. Das 
Ergebnis ist verheerend für das tra- 
ditionelle Narrativ. 387 S., s&w ill., 
Bibl., Index (#36) 


Kommandant von Auschwitz: Ru- 
dolf Hop, seine Folter und seine er- 
zwungenen Geständnisse. Von Carlo 
Mattogno & Rudolf Höß. Von 1940 
bis 1943 war Höß Kommandant von 
Auschwitz. Nach dem Krieg wurde er 
von den Briten gefangen genommen. 
In den folgenden 13 Monaten bis zu 
seiner Hinrichtung machte er 85 ver- 
schiedene Aussagen, in denen er seine 
Beteiligung am “Holocaust” gestand. 
Diese Studie enthüllt, wie die Briten 
ihn folterten, um “Geständnisse” aus 
ihm herauszupressen; sodann werden 
Höß’ Texte auf innere Stimmigkeit 
überprüft und mit historischen Fak- 
ten verglichen. Die Ergebnisse sind 
augenöffnend... Ca. 420 S., s&w ill., 
Bibl., Index (2020; #35) 


Augenzeugenbericht eines Arztes in 
Auschwitz: Die ` Bestseller-Lügenge- 
schichten von Dr. Mengeles Assistent 
kritisch betrachtet. Von Miklos Nyiszli 
& Carlo Mattogno. Nyiszli, ein unga- 
rischer Arzt, kam 1944 als Assistent 
von Dr. Mengele nach Auschwitz. 
Nach dem Krieg schrieb er ein Buch 
und mehrere andere Schriften, die 
beschreiben, was er angeblich erlebte. 
Bis heute nehmen manche Historiker 
seine Berichte ernst, während ande- 
re sie als groteske Lügen und Über- 
treibungen ablehnen. Diese Studie 
präsentiert und analysiert Nyiszlis 
Schriften und trennt Wahrheit von 
Erfindung. Ca. 500 S., s&w ill., Bibl., 
Index. (Ende 2021; #37) 
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Der Holocaust: Die Argumente. Von 
Jürgen Graf. Eine Einführung in die 
wichtigsten Aspekte des “Holocaust” 


| und ihre kritische Betrachtung. Es 


zeichnet die Revisionen nach, die von 
der Orthodoxie am Geschichtsbild vor- 
genommen wurden, wie die wiederhol- 
ten Verringerungen der behaupteten 
Opferzahlen vieler Lager des Dritten 
Reiches sowie das stillschweigende 
Übergehen absurder Tötungsmetho- 
den. Das Gegenüberstellen von Ar- 
gumenten und Gegenargumenten 
ermöglicht es dem Leser, sich kri- 
tisch selber eine Meinung zu bilden. 
Quellenverweise und weiterführende 
Literatur ermöglichen eine tiefere 
Einarbeitung. Eine griffige und doch 
umfassende Einführung in diese Ma- 
terie. 4. Aufl., 126 S., 6°x9” Pb. 


Auschwitz: Ein dreiviertel Jahrhun- 
dert Propaganda. Von Carlo Mattog- 
no. Während des Krieges kursierten 
wilde Gerüchte über Auschwitz: Die 
Deutschen testeten Kampfgase; Häft- 
linge wurden in Elektrokammern, 
Gasduschen oder mit pneumatischen 
Hämmern ermordet... Nichts davon 
war wahr. Anfang 1945 berichteten 
die Sowjets, 4 Mio. Menschen seien 
auf Starkstromfließbändern getötet 
worden. Auch das war nicht wahr. 
Nach dem Krieg fügten “Zeugen” und 
“Experten” noch mehr Phantasien 
hinzu: Massenmord mit Gasbomben; 
Loren, die lebende Menschen in Ofen 
fuhren; Krematorien, die 400 Mio. 
Opfer verbrennen konnten... Wieder 
alles unwahr. Dieses Buch gibt einen 
Überblick über die vielen Lügen über 
Auschwitz, die heute als unwahr ver- 
worfen werden. Es erklärt, welche Be- 
hauptungen heute akzeptiert werden, 
obwohl sie genauso falsch sind. 128 S., 
5”x8” Pb, ill., Bibl., Index. 


Till Bastian, Auschwitz und die 
“Auschwitz-Lüge”. Von Carlo Mattog- 
no. Dr. med. Till Bastian schrieb ein 
Buch: Auschwitz und die «Auschwitz- 
Lüge», das über Auschwitz und “grund- 
legend über die ‘revisionistische’ Lite- 
ratur” informieren soll. Doch basieren 
Bastians Angaben über Auschwitz auf 
längst widerlegter Propaganda. Seine 
Behauptungen über die revisionisti- 
sche Literatur sind zudem Desinfor- 
mationen. Er erwähnt nur ganz we- 
nige, veraltete revisionistische Werke 
und verschweigt die bahnbrechenden 
Erkenntnisse revisionistischer For- 
scher der letzten 20 Jahre. 144 S., 
5“x8“ Pb, ill., Bibl., Index. 


Feuerzeichen: Die “Reichskristall- 
nacht”, Von Ingrid Weckert. Was 
geschah damals wirklich? Ingrid We- 
ckert hat alle ihre bei Abfassung der 
Erstauflage (1981) zugänglichen Do- 
kumente eingesehen, die vorhandene 
Literatur durchgearbeitet und zahlrei- 
che Zeitzeugen befragt. Das Buch ge- 
langt zu Erkenntnissen, die erstaun- 
lich sind. Erst 2008 wurden Teile von 
Weckerts Thesen von der Orthodoxie 
erörtert. Hier die erweiterte und aktu- 
alisierte Neuauflage. 3. Aufl., 254 S., 
6“х9“ Pb, ill., Bibl., Index. 


Der Holocaust vor Gericht: Der Pro- 
zess gegen Ernst Zündel. Von Robert 
Lenski. 1988 fand in Toronto die Beru- 
fungsverhandlung gegen den Deutsch- 
Kanadier Ernst Zündel wegen “Holo- 
caust-Leugnung” statt. Dieses Buch 
fasst die während des Prozesses von 
den Experten beider Seiten vorge- 
brachten Beweise zusammen. Beson- 
ders sensationell war das für diesen 
Prozess angefertigte Gaskammer- 
Gutachten Fred Leuchters sowie der 
Auftritt des britischen Historikers Da- 
vid Irving. Mit einem Vorwort von G. 
Rudolf. 2. Aufl., 539 S., A5 Pb. 


Der Auschwitz-Mythos: Legende oder 
Wirklichkeit? Von Wilhelm Stäglich. 
Analyse der Nürnberger Tribunale 
und des Frankfurter Auschwitz-Pro- 
zesses, welche die skandalöse Art ent- 
hüllt, mit der die Siegerjustiz und die 
Bundesbehörden das Recht beugten 
und brachen. Mit einem Vorwort des 
Herausgebers sowie im Anhang das 
Sachverständigen-Gutachten des His- 
torikers Prof. Dr. Wolfgang Scheffler, 
das als Grundlage für die Einziehung 
des Mythos diente, sowie Dr. Stäglichs 
detaillierte Erwiderung darauf. 4. 
Aufl., 570 S., A5 Pb, s&w ill., Bibl. 


Geschichte der Verfemung Deutsch- 
lands. Von Franz J. Scheidl. Revisio- 
nistischer Klassikers aus den 1960ern: 
Gegen das deutsche Volk wird seit über 
100 Jahren ein einzigartiger Gräuellü- 
gen- und Hass-Propagandafeldzug ge- 
führt. Scheidl prüfte die Behauptun- 
gen dieser Propaganda. Die meisten 
erwiesen sich als 
Verfälschungen, 
Ubertreibungen, |! 
Erfindungen, 
Gräuellügen oder |! 
unzulässige Ver- |; 
allgemeinerun-|' 
gen. 2. Aufl, 7 
Bde., zus. 1786 S., 
АБ Pb. 


Holocaust Skeptizismus: 20 Fra- 
gen und Antworten zum Holocaust- 
Revisionismus. Von Germar Rudolf. 
Diese 15-seitige Broschüre stellt dem 
Neuling das Konzept des Holocaust- 
Revisionismus vor und beantwortet 20 
schwierige Fragen, darunter: Was be- 
hauptet der Holocaust-Revisionismus? 
Warum sollte ich den Holocaust-Revi- 
sionismus ernster nehmen als die The- 
se, die Erde sei flach? Was ist mit den 
Bildern von Leichenbergen in den La- 
gern? Was ist mit den Aussagen Über- 
lebender und Geständnissen der Tä- 
ter? Ist es nicht egal, wie viele Juden 
die Nazis umbrachten, da selbst 1.000 
schon zu viele wären? Hochglanzbro- 
schüre im Vollfarbdruck. Kostenfreie 
PDF-Datei erhältlich unter www. 
HolocaustHandbuecher.com, Option 
“Werbung”. 15 S. 8.5“x11“ (216 mm x 
279 mm), durchgehend farbig ill. 


Auschwitz — forensisch untersucht. 
Von Cyrus Cox. Ein Überblick über 
bisher zu Auschwitz erstellte foren- 
sischen Studien. Die Ergebnisse fol- 
gender Studien werden für den Laien 
verständlich zusammengefasst und 
kritisch betrachtet: Sowjetische Kom- 
mission (UdSSR 1945); Jan Sehn, 
Roman Dawidowski und Jan Robel 
(Polen 1945), Gerhard Dubin (Öster- 
reich 1972), Fred Leuchter (USA/Ka- 
nada 1988), Germar Rudolf (Deutsch- 
land 1991, 2017), Carlo Mattogno und 
Franco Deana (Italien 1994, 2002, 
2015), Willy Wallwey (Deutschland 
1998) und Heinrich Köchel (Deutsch- 
land 2004/2016). Zu den Themen 
„chemischen und toxikologischen For- 
schungnen“ sowie „ Massenkremie- 
rungen von Leichen“ werden die neu- 
esten Forschungsergebnisse bündig 
dargelegt. 2. Aufl., 120 S., 5”x8” Pb, ill. 
Bibl., Index. 


Holocaust Revisionismus: Eine kriti- 
sche geschichtswissenschaftliche Me- 
thode. Von Germar Rudolf. Dürfen wir 
Menschen zweifeln? Dürfen wir kriti- 
sche Fragen stellen? Ist es uns erlaubt, 
unvoreingenommen nach Antworten 
zu suchen? Und dürfen wir die Ant- 
worten, die wir nach besten Wissen 
und Gewissen gefunden haben, unse- 
ren Mitmenschen mitteilen? Der kriti- 
sche Wahrheitssucher ist ein Ideal des 
aufgeklärten Zeitalters. Doch wenn es 
um den Holocaust geht, ändert sich 
das schlagartig: man riskiert bis zu 
fünf Jahre Gefängnis. Dieses Buch 
zeigt, dass eine kritische Auseinander- 
setzung mit der Geschichtsschreibung 
des sogenannten Holocaust nicht nur 
legitim, sondern zudem notwendig ist, 
um Zweifel auszuräumen und Fakten 
von Fiktion und Dogma zu trennen. 
Der Holocaust-Revisionismus ist die 


einzige geschichtswissenschaftliche 
Schule, die sich von niemandem vor- 
schreiben lässt, was wahr ist. Nur der 
Holocaust- Revisionismus ist daher 
wissenschaftlich. 2. Aufl., 162 S., A5 
Pb., s/w ill. 


Was ist Wahrheit? Die unverbesser- 
lichen Sieger. Von Paul Rassinier. 
Kritisch annotierter Neuauflge des 
Klassikers. Diese Studie spannt ei- 
nen weiten Bogen, beginnend mit dem 
deutschen Rückzug aus Russland und 
der damit einsetzenden Gräuelpro- 
paganda der Sowjets. Sodann demas- 
kiert Rassinier das Nürnberger Mili- 
tärtribunal als Schauprozess, und den 
Eichmannprozess ordnet er als eine 
Fortsetzung dieses Tribunals ein. Der 
zweite Teil des Buches befasst sich 
mit dem Unrecht von Versailles, das 
den Zweiten Weltkrieg überhaupt erst 
hervorrief. Der Anhang enthält einige 
kritische Essays zu Einzelthemen des 
Holocaust. 312 S., 6”х9” Pb, ill., Bibl., 
Index. 


Das Drama der Juden Europas. Von 
Paul Rassinier. Eine Kritik des 1961 
erstmals erschienenen Buchs von Raul 
Hilberg Die Vernichtung der europä- 
ischen Juden. Rassinier analysiert 
Hilbergs Verfahrensweise sowie eini- 
ge seiner Beweisen wie die Aussagen 
von Martin Niemöller, Anne Frank, 
Rudolf Höß, Miklös Nyiszli, Kurt Ger- 
stein. Im dritten Teil stellt Rassinier 
statistische Untersuchungen über die 
angeblichen sechs Millionen Opfer an, 


die ersten sachlichen Untersuchungen LG 


zu diesem Thema überhaupt. Kritisch 
eingeleitete Neuauflage, 231 S., 6“x9“ 
Pb, Bibl., Index. 


Die 2. babylonische Gefangenschaft: 
Das Schicksal der Juden im europä- 
ischen Osten. Von Steffen Werner. 
“Wenn sie nicht ermordet wurden, wo 
sind die sechs Millionen Juden geblie- 
ben?’ Dies ist ein Standardeinwand 
gegen die revisionistischen Thesen. 
Sie bedarf einer wohlfundierten Ant- 
wort. Steffen Werner untersuchte be- 
völkerungsstatistische Daten in Weiß- 
russland, die es ihm erlauben, eine 
atemberaubende wie sensationelle 
These zu beweisen: Das Dritte Reich 
deportierte die Juden Europas tat- 


sächlich nach Osteuropa, um sie dort $ 
“in den Sümpfen” anzusiedeln. Dies ist | =. 


die erste und bisher einzige fundierte 
These über das Schicksal der vielen 
von den deutschen Nationalsozialisten 
nach Osteuropa deportierten Juden 
Europas, die jene historischen Vor- 


gänge ohne metaphysische Akrobatik | 
aufzuhellen vermag. Kritisch eingelei- | 


tete Neuauflage, ca. 196 S., 6“x9“ Pb, 
ill., Bibl. Index. 
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